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ΣΥ ΜΒΑΣΕ ΙΣ 

(1) 

Έγκριση Πρακτικού της 16ης Συνόδου της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Ελληνο-Γερμανικής συνεργασίας σε μία πρότυπη εφαρμογή για 
ορθολογική χρήση ενέργειας και χρησιμοποίηση ηλιακής ενέργειας 
σ’ έναν οικισμό του Ελληνικού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
(Πρόγραμμα Ηλιακού Χωριού) που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 
21.2.1990. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη; 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας 
και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη συνεργασία 
σε μία πρότυπη εφαρμογή για ορθολογική χρήση ενέργειας και χρησι¬ 
μοποίηση ηλιακής ενέργειας σ’ έναν οικισμό του Ελληνικού Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας (Πρόγραμμα Ηλιακού Χωριού) η οποί* υπογρά¬ 
φηκε στην Αθήνα στις 31.7.1981 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 
1310/1982 Νόμο που Δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 152 Φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Α' της 23.12.1982, δια της 
οποίας συνιστάται Εκτελεστικής Επιτροπή, 

2. το τέταρτο άρθρο του υπ’ αριθ. 1310/1982 Νόμου, βάσει του 
οποίου τα σε εκτέλεση της Συμφωνίας Πρωτόκολλα - Πρακτικά που 
καταρτίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνονται με κοινή 
πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών, 

3. το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού, αποφασίζουμε: 
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρακτικό της 16ης Συνό¬ 
δου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνο-Γερμανικής Συμφωνίας 
Συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουάριου 1990 
του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετά¬ 
φραση στην ελληνική έχει ως έξης: 


ΤΗε Ε.0. Ηβ1<1 ίΐδ 16Λ ηιεείίηβ ϊη ΑΛεηδ οη 20Λ αη<12 1Λ οίΓεΒ- 
ηΐ 3 τγ 1990 \νίΛ ΓοΙΙοινίη^ β^βηάα: 

1. Ορεηίηβ οί Λε η»εε1ίη§ 

2. ΑρρΓοναΙ οί Λε Α^εηάβ 

3. Κεροη Ηγ δνεο ΜβηββΟΓ Γογ Ιο<ΐ3γ’δ δίβΐυβ οί Λε ρπηεεί 
(α) ΟοηδΙπιείίοη ρΗββε 

(6) Μ+Ε ρΗ&δβ 

4. Κεροιΐ Ηγ Λε δοείοΐο^ίδΐβ 
(ίηεΙιιΛηβ ίηΗβΒίΙβίίοη) 

5. (ΖοβΙ Αεεοοηήη§ δγβίεπι 

6. Ρίηβΐ ΑεεερΙβηεε ΡΓοεειΙιίΓε 

7. Οΐβίπΐδ οη·! απΊβΙίοΓ&Ιίοη ρΓοροββΙδ 

8. ΟρεΓδίίοη ηΐ3ηβ@ίη§ 

' 9. Ββίβηεε δΗεεί 1989 

10. ΡΓοΙοη^βΙίοη οί Λε ΒίΙβΙεΓβΙ ββτββπιεηΐ αηά Λε Μ+Ε ρΗβδε 

11. Αηχ οΛετ Βιΐδίηεδδ 


1. Ορεηίη§ οί Λε πιεεΐίη§ & ΟεηεΓβΙ ΚεηιβΓίίδ 

ϋτ. ΟβΓβΒβΙεββ ινεΐεοιηειΐ οη ΒβΗβΙί οί Λε ΟτεβΙί Όβίβββΐίοη Λε 
πιβπΛεΓδ οί Λε Οεπηβη άε1ε§3ίίοη βηά άβείβτβά Λε 16Λ ΕχεευΙϊνβ 
ΟοΓΠΓηίηβε Γηεείίηβ οίίίείβΐΐν ορεηεά. 

Ηβ Λεη ΐηΐτοιίιιεείΐ ΡγοΓ. Ν. Κοιιπιοιιΐδοδ ινΗο Γερίβεεβ Μγ. Ο. 
ΜβδΙΟΓδΙίΟδ βδ 3η ΕχεεηΙίνε ΟοηίΓηίΙΙεε ΓΤίβιηΒβΓ βηιΐ ϊηΓοπηειΙ Λε 
Ε.0. Λβΐ Λε ΟϊεεΕ βϊεΐ© αρροίηίειΐ βΐ Λε ββπιε ήπιε Μγ. Κ. 
Μβδουηιϋδ — ΑτεΗίΙεεΙ, βδ 8ερυΙγ πιεπΛεΓ οί Λε Ε.Ο. Ιο τερίβεε 3ηγ 
Γε§ιι1βτ ηιεπιΒεΓ ΐη εββε οί βΒδεηεε. 

ΤΗε Οεπηβη δίάε ηοΓηίηβίεά οΓίΐεΐβΙΙχ 35 ηε\ν Ε.0. ηιεπιΒεΓ ϋτ. Α. 
Ηβηδεη, νΗο Γβρίβεβδ Ογ. Β1αεδίη§ βηεΐ ϋτ. ΚοηιοΓον,'δΙά ννΗο Γβ- 
ρΐαεεδ Πγ. ΗΙβνήεζΕα. ϋτ. ΚοπιοΓοινδΙίί ΓεβτεΙΙεά Λε βΒδεηεε οί Ώγ. 
Ηβηβεη Βεεβιιβε οί 3 βίΓοηβ ϊΐΐηεδδ. Γογ Λϊδ ηιεε1ϊη§ δΗε ν/ίΐΐ Βε τε- 
ρΐαεεά Ηγ ϋΓ. Οεί^εΓ, \νΗο 38 Λε Οεπηαη βΐεΐβ βίβίεϋ ΐδ ηοπιΐηβίείΐ 38 
ΒεριιΙγ ηιεπιΒεΓ οί Λε Ε.0. 

ΤΗε ΠδΙ οί ρβΠίοίραηΙδ ίδ βΙΙβεΗεεΙ ββ Αηηεχ 1. 

ϋτ. ΚοηιοΓθ\νδ1ίϊ ροίηίειΐ ουί, Λβΐ ΒεδίΒεβ Λε ΐβοΗηοΙοίροβΙ ιιΐίΐίζβ- 
ΐίοη οί δοΙαΓ εηβΓ£γ, ϊΐ ίδ ίηιροΓίβηΙ Λαΐ Λε εηετ§γ εοδί βίΐυβίίοη οί Λε 
ίηΗβΒίΙβηΙδ οί Λε δοΐβτ νϋΐββε Ηε ρίβηηβεί βο 38 Ιο ΕεΗίενε β γπογο 31- 
ΙτβεΙίνε εοβΐ δΐηιείιπε Γογ Λέπι Λαη ν,-ουΐά Ηε Λε εαβε οί εοηνεηΐϊοηαΐ 
Ηεβΐίη§ 8γδ1επΐ8. 

Οη1γ ΐη Λϊδ \νβγ Η ννουΛ Ηε ροδδίΗΙε Ιο βεΗίενε Ιο αεΗίενε πιιΛί- 
ρΙΐεΓ είίεείδ. Α§βίηδΙ Λϊδ Ηβείί^τουηά 3 εοδί δΙηιεΙιίΓε εοηβΐίΐυΐίης α 
1οη(ξ—Ιεπη <ϋδρΓοροΓΐίοηαΙεΙγ Ηεβνχ Ηυπίεη οη Λε (ΙειηοηδΙταΐίοη 
ρπηεεί δΗουΙι! Ηε βνοίάεΛ 

ΒοΛ δίάεδ εχρΓ6856(1 Λε Ηορε, Λβΐ Λϊδ ρηήεεί ννίΐΐ Ηε δΐιοεεδδίιι11γ 
3εεοΓηρ1ίδΗε<1 βη8 ΛβΙ εοορεταΐίοη \νί11 εοηΐίηιιε Ιο Ηε εβιτίειΐ οιιΐ 
νήΛίη Λε δρίηΐ οί Λε εοορεΓβΙίοη 3£τεβΓηεηΐ. 

2. Αρρτονβΐ οί Λε Α^εηιΐβ 

ΤΗε Ε.0. βρρΓονει! Λε ββεηάβ πιεηΐίοηβιί βΗονε. 

3. ΚεροΓΐ Πγ 5\Όο Μβηα^εΓ 

Μγ. ΚβηβΓίδ ρΓοεεεεάειΙ \νίΛ Ηίδ τεροη Ιο Λε Ε.0. οη Λε ονεταΐΐ 
ρΓθ)εεΙ δίΐιιαίίοη. 

, ΤΗε Ε.0. Ιοοίς ηοίε οί Λε Μαηβ^εΓ’δ Κεροη, α εοργ οί \νΗΐοΗ ίδ 31- 
ΙβεΗειΙ βδ Αηηεχ II. 

4. Κεροη Ηγ Λε 8οείο1ο§ίδΐδ 

ΤΗε δοείοΐο^ίδΐδ, 38 βδΐιείΐ Ηγ Λε Ε.0., ίοειίδεά Λείτ τεροη οη ΛεΪΓ 
«ρΓοροδβΙ Γογ Λε βδΙβΗΙίδΗηιεηΙ οί Λε ΟοβΙ Αεεοιιηΐίη§ δγβίεηι» (8ΐά 
3.11.89) (δεε Αηηεχ III). 

ΤΗε Ε.0. εοηβτβΐυΐβίεά Λε δοείοΐοβίδΐδ Γογ ΛεΪΓ δΐιεεεδδίυΐΐ είίοηδ 
ΓβίβΓπη§ Ιο Λε ίηΗβΗίΐαΐίοη οί Λε νί11α§ε βηά Λε βεεερίβηεε οί Λε 
ΡΓο]εεΙ Ηγ Λε ίηΗαΒίίβηΐβ. 

5. ΟοβΙ Αεεουη(ίη§ δγβίεηι 

ΤΗε ΟβΓηιαη άείβ^βΐίοη ροίηίεά ουί ΛβΙ Λε ΟΑδ 4ε5ίη§ βη8 Λε 
Γεδρεείίνε εοδί δΙηιεΙϋΓε βδ ρΓεδεηΙεά, ίη Λε ιίοευπιεηΐδ ΙτβηδπήΙΙειΙ 
λυϊΛ δνθο εονεΓ ΙεΐΐεΓβ 2394 οί Ιυΐγ 26, 1989 βηά 2510 οί Ιαη. 
8.1990, σοιιΐά ηοΐ Ηε βεεερίεά Ηεεβιίδε Λε εοδί δίΓυεΙυΓε βηά βηγ 
ροδδίΗΙε Ιε^βΐ ίΓβπιεινοΓίί ινβδ ηο! εΙεβΓ. 






154 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ: 


ΤΗβ 8νθο υηάεείίηεά ΐΗβΐ άβίβίίβά ίηίοεηιβίίοη Γε£βεάίη£; ιΗε εοδί 
βίευοίυεβ 2 Γ 6 βνβϋβΒΙβ βηά ννβεε ίηεΐυάβά ίη ιΗε βΒονε πιεηΐίοηεά Ιβί- 
16Γ8 Ιο ΐΗβ ΟβΓΠΙβη ΕΟ ΠΙβίηΒεΓδ βηά ΐΗβ! ΐΗβ ρΓ0ρ08β<1 0Α8 νν38 ιΗε 
ουίεοηιβ οίεΐοβε εοορεεβίίοη ΒεΙννβεη 3νθο βηά 8οείοΙο§ίεβ1 Τββπι. 

— ΤΗε Ε.Ο. βρρεονβά ιΗε ρείηείρίβδ οί ιΗε 0Α3 38 Ιβίά άοννη ίη ιΗβ 
10 ροίηΐδ Γογ (Ηε βδΙβΒΙίβΗηιβηΙ οί ιΗβ ΟΑδ οί ιΗβ δεηίοε δοείο1ο§ί8ΐ8 
Γβροη (βΙΙβεΗβά 38 Αηηβχ III). 

ΤΚε 8οείο1ο§ίβΐ8 βηά δνθο βίβίεά ΐΗβ( ιΗεγ Ηβνβ β§εββά οη 3 Ιγρε οί 
Βίΐΐϊης οη ιΗε Ββδίδ οί ιΗβ ρεενίουβ 10 ροίηΐδ. 

— Οη (Ηε 1)3518 οί ΐΗβδβ 10 ροίηΐδ (Ηε Ε.Ο. εεςυβδίδ ιΗβ! δνθο ίη 
εοΙΙβΒοεβΙίοη ννίιΗ ΟΕΚ βηά (ίιε δοείοΐο^ίεβΐ Τε3ηι ρεβρβεεβ 3 άεβίΐ 
ββεεειηεηΐ ίοε ιΗβ Οοδί Αεεουηΐίηβ δγείεπι Ηβνίη;» β άείβίΐεά εοδί 
8ΐηΐ8(ϋΓε (Μεη^εη^επιεδΐ), ννΗίεΗ ννίΐΐ Βε δβηΐ Βγ δνθο Ιο ΐΒε Ε.Ο. 
ΓηειηΒβΓδ 4 ννβεΗδ Ββίοεβ (Βε ηεχί Ε.Ο. πιεβΐίη£. 

ΤΚίδ άεβίΐ ββεεεπιβηΐ «ΗουΙά ρεονίάε ιΗε ο3ΐευΐ3ΐίοη ιηεΐΗοά οί ιΗβ' 
0Α8. 

ΤΗε Ε.Ο. βίβο ββεββά ΟιαΙ ιΗβ Βίΐΐδ Γοε Ιβη./ΓεΒ. 90 βηά ΜβεεΗ/ 
Αρείΐ 1990 Β3νε Ιο Ββ (ΙίδΙείΒυΙεά οη 3 ρεονίβίοηβΐ εβίευίβΐίοη Ββδίδ, 
Ββνϊηβ ίη εηίηά ΐΒε 10 ροίηΐδ 31 ΐΒε δοείοΐο^ίδΐβ εεροεί. 

— ΤΒβ Ε.Ο. ροίηίεά ουί ΐΗβΙ ιΗβ 0Α8 οβη Βε ΓυείΒεε άβνείορεά. 

ΤΗε Ε.Ο. β£εεεά ιΗβΐ ιΗε ηβΐυεβ οί ΟΑδ ίδ ηοΐ ρΓοίιΐ οείβηΐβά. 

ΓυείΗβεοη, 3 άεβίΐ οί ιΗε Γιηβΐ εοηίεβείδ Βε(\νεεη ΟΕΚ βηά ιΗβ ίη- 
ΗβΒίΙβηΐβ ννίΐΐ Βε ρεβδεηίβά Ιο (Βε Ε.Ο. ηνεπιΒεΓδ ρείοε (ο ίΗείε ηεχί 
Ε.Ο. πιβεΙίη§. 

ΤΗε Ε.Ο. ροίηίεά ουί ιΗβ εοηπιοη ίηίβεββΐ ίη Ηβνίη§ βη 3((Γ3εΙίνε, 
Γβ38οη3Β1ε 3η<1 είεβε εοδί δίευείυεε οί ιΗβ βηβε§γ Βίϋδ ίη Γβνουε οί ιΗβ 
8ν ίηΗβΒίίβηΙδ. 

6. Ρίηβΐ ΑεεερΙβηεε Ρεοεβάυεε 

ΤΗε Ε.Ο. (οοΐί ηοΐβ οί (Ηε δί§ηίη§ οί (Ηε Γίηβΐ Αοοβρίβηεβ ΡεοΙοεοΙ 
Βγ ΕΑ0 βηά ΜίεΗβηίΙά οη ΝονεπιΒεε 24, 1989. 

Κε8βεάίη§ ρβηάίη§ άβάυείίοηδ βηά εΐβίπΐδ δεε ηεχί Ιορίε Νο 7. 

Αδ Γβε 38 ΙΑ ίβ εοηοβεηεά ιΗε Γίηβ! Αοοβρίβηεβ ννββ ίδβυβά εχεερί 
Γογ ιΗβ ΜΑΝ—βη§ίηε οί ιΗβ ΗεβΙ ρυπιρ. 

Γογ ΐΗίδ βηρηβ ιΗε Γίηβΐ Αεεερίβηεβ Οοππηίΐΐεβ εβςυβδίεά βάάϊ- 
Ιίοηβΐ ορεεβίίοη εΗεεΙίδ, βίΐεε ννΗίεΗ (αρρε. εηά οί ΜβεεΗ 1990) ιΗβ 
Γίηαΐ ΑεεερΙβηεε ΟοεηπιίΗεε ννίΐΐ δυΒηιίΙ Ιο δνθο 3 εοπιρίεπιεπίβεγ 
ΓβροεΙ. 

ΙΑ δί§ηβ8 ΐΗίδ Ρίη3ΐ ΑεεερΙβηεε Ρεοΐοεοί ννίΐΗ Γεδεενβΐίοηδ εοη- 
εεεηίη§ ιΗε ΜΑΝ Ηεβ( Ρυπιρ εΐίεβεί έη§)ηε 3η8 ιΗε §υ3Γ3ηΐεε ρεπο8 
οί (Ηε ϋΑδ. ΤΗε Γίηβΐ ΑεεερΙβηεε ΡεοΙοεοΙ ίδ βΙίβεΗεά 38 Αηηεχ IV. 
ΤΗε ΙΑ Γεδεενβΐίοηδ \νί11 Βε δυΒπιίηεά Ιο δνθο (ϋεεείΐγ. 

7. Οΐαίεηδ, εοηΙΤ30ΐ8 εχίεηδίοη 3η<1 3πΐ8ΐίθΓ3ΐίοη8 

7.1. ΜίεΗβηίΗί εΐβίηι 

Με. ΕηιίΙεΙζο§1ου, Ρεεδίάεηΐ οί ΜίεΗβηίΗί, ρεεδεηίεεΙ Ηίδ εΐβίηι 
βββίηβΐ δνθο ίοε Γεπιυη8Γ3(ίοη οί βεοευεά ίηίεεεδΐ (Ιεείνίηβ ίεοηι 8ε- 
1βγε8 ρβγπιεηΐδ 3η8 εεπιίη8ε8 οί Ηίδ ρεοροββΐ Ιο ΒβΙβηεε ίΐ 3 § 3 Ϊη 8 ΐ άε- 
άυείίοηβ εοηΐβίηεά ίη ιΗε Ρίηβΐ Αεεεείβηεε ΡεοΙοεοΙ. 

ΤΗε δνθο Μβηββεε εχρΙβίηεΗ ίο (Ηε Ε.Ο. (ΗβΙ ιΗε εΐβίηι Βγ Με. 
ΕηιΠεΙζο§1ου ίδ ίη ίβεί 8υε Ιο 8ε1βγε8 ρβγηιεηίδ Βεεβυβε οί ιΗε ΙβεΡ οί 
ίυη8ίη§ Ιο δνθο ίη 3εεοε8βηεε ννίΐΗ ιΗε εχρεείεά δθΗε8υ1ε. 

Ηε ίυείΗεε δ(β(ε8 ΐΗβΐ βΗΗουβΗ ιΗεεε ίδ ηο οΒ)εε(ίοη ίο ιΗε ρεοροδβΐ 
οί Με. ΕηιίίεΙζο^Ιου Ιο Ββίβηεε ιΗε εΐβίπΐδ οί ΒοΐΗ δί8εδ, ΜίεΗβηίΙίί 
δΗουΙΟ ΙβΡε 03εε Ιο βείΐΐε ιΗε εεπιβεΡβ ηιεηύοηε8 ίη ρβΓβ.2.2.5 οί ιΗβ 
Γίηαΐ ΑεεερΙβηεε ΡεοΙοεοΙ (Αηηεχ IV). 

Αίΐεε Οίβευβδίοη βη8 ιΗε 8εεΐ3Γ3ΐίοη Βγ δνθο Μβπβ^εε ΐΗβΐ ιΗε 
ΓΑ0 Ηβδ εοηβίάεεεά 38 εδδεηΐίβΐ οηΐγ ιΗε β.ηι. εεπιβεΡδ, ίι ννβδ α£τβεά 
0ΐ3ΐ βΐΐ βίεΙεδ ννίΐΐ πιυΐυβίΐγ ννίΐΗάεβνν ίΗείε εΙαίηηδ ννίΐΗ ιΗε εχεερίίοη οί 
βη 3ηιουη( οί ϋεδ. 3,000,000 Ιο Βε ρακί Ιο ΜίεΗβηίΗί Βγ ιΗε ΟεεεΡ 
βϊ8ε ουΙδί8β οί ιΗε εοπιπιοη Βυ8§εΙ (Βγ νϊεΐυε οί Αεί. 7 οί ιΗε Βίΐβίεεβΐ 
Α^εεεηιεηΐ) βίΐεε εοεηρίεΐίοη οί ιΗε 3.ηι. ννοεΙ(8 3ΐκΙ νεείΓιε8 Βγ ιΗε 
Γίηβΐ ΑεεερΙβηεε Οοιηπιίΐΐεε. 

7.2. ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ εΐβίηΐδ 

Κείβεείηβ Ιο ιΗε εΐβίηΐδ οί ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ (ΤβΒΙε ίη Αηηεχ V) ιΗε 
Ε.Ο. βεεερίεά 75% οί ίΐεπι 1 βηιουηΐίη§ (ο 360.000 ϋΜ 33 Βε1οη§- 
ίη§ Ιο ιΗε Μ+Ε ρΗβδε οί ιΗε Ρεο)βεΙ βη8 εε]εε(β8 βΐΐ οίΗεε εΐβίπΐδ οί 
Αηηεχ V 38 8εείνίη§ ίεοηι ίΗείε οΒ1ί§3ΐϊοηδ ίεοηι (Ηε άεΐίνεεγ εοηίεβεί. 

7.3. Οοηίεβείδ εχίεηβίοη 

Κείεεείηβ Ιο ιΗε εχίεηδίοη οί (Ηε εοηίεβείδ ννίΐΗ ΜίεΗβηίΙίί ίοε ιΗε 
Ορεεβίίοη οΓΒυίΙϋίηβδ ίεοηι 1.11.89 - 30.4.90 βη8 \νίιΗ Οεοε^ίου - 
ΒβΗβΙΒβδίδ ίοε (Ηε 0->-Μ οί δγβίεηΐδ, ίεοηι 1.11.89 - 31.3.90, (Ηε 
Ε.Ο. βρρεονε8 ΐΗεπι 38 Βε1οη@ίη§ (ο ιΗε Μ-*-Ε ρΗβδε οί (Ηε Ρεο]εε(. 
ΤΗε εοεεεδροηάίη^ Ιοίβΐ βπιουηΐ ίδ 360.000 ϋΜ (ΤβΒΙε ίη Αηηεχ V). 
ΤΗε ΟεεεΗ δί8ε ννίΐΐ εονεε βην εοδίδ (ΗβΙ ηιί§Η( Βε ηεεεδδβεγ ίοε (Ηίδ 


βείίνίΐγ βίΐεε βΒονε ηιεηΐίοηεά ρεείοάδ. 

7.4. ΑπιεΙίοΓβΙίοηδ 

ΤΗε ΟεεεΡ δίάε Ηβδ ροίηίεά ογΐ ΐΗβΐ ιΗε Γ)Α8 Ηβνν ηοΐ ορεεβίεά 
ρεορεείγ ίοε β Ιοηβ Ιίηηε Ιεβάίηβ Ιο βεείουβ άίίΓιευΙΐίεδ ίη ιΗε Μ+Ε 
ρΗββε βηά εεηρΗβδίζεά ΐΗβΐ (Ηίδ βείυβίΐγ ηοη - δβΐίδίβείοεγ δί(υβ(ίοη 
εηί§Ηΐ )εορ3εάίζε ιΗε ννΗοΙε Μ+Ε ρΗβδε ίί ίι εοηΐίηυεδ. 

ίΑ ροίηίεά ουί ίΒβΙ ϋΑ8 εηυβί Βε πιβάε ίηάερεηάεηΐ ίεοεη ΐΗνν ρυΒ- 
Ιίε §πά. 

ΤΗε ΟεεεΗ δίάε βίβίεά (ΗβΙ ιΗεεε βεε βίδο οίΗεε ρεοΒΙεπίδ ίηνοίνεά. 

Κε§βεάίη§ ρβεί Β οί Αηηεχ V ιΗε Ε.Ο. β^εεεά Ιο ρεοεεεά ννίΐΗ εχε- 
ευΐίοη οί ΙΗε ρεοροβεά βπιείίοεβίίοηδ ννίΐΗ ιΗε Γο11οννίη§ εοηάίΐίοηβ: 

-ϋΑδ ροννεε δυρρίγ βπιεείοεΗΐίοη ννίΐΐ Βε Γιηβηεεά Βγ ΙΗε Οεεηιβη 
8Ϊάε υρίο 60.000 ϋΜ 38 ρβεί οί βη βάίοΐίοηβΐ Κ & ϋ Ρεο)εοΐ ουίδίάε 
οί ιΗε εοπιπιοη Βυ3§εΐ (δρεείβΐ εββε, εεί. ρβ^ε 8 οί ιΗε εηίηυΐεδ οί ιΗε 
15ΐΗ Ε0 (πιεείίηβ) 

δυΒδίίΐυήοη οί Οοεηίη^ εοΐΐεείοεδ ίοε ίουε Βυίΐάίη^δ βηά Βοοδίεε 
εοΐΐεοΐοεβ οε οίΗεε ϋΗΨ ΟίδίείΒυΙίοη βηιεΙίοΓβΐίοη ννίΐΐ Βε πιβάε χνίΐΗίη 
β Βυά§ε( οί 300.000 Ι)Μ, εχβηιίηίη§ ροδδίΒίΙίΐίεδ βίβο ίη ιΗε ΟεεεΗ 
ηπβτίίεΐ. 

ΤΗβ ΙοΙβΙ βπιουηΐ βΠοοβΙβά ίοε ιΗβ βηιβίίοεβίίοηδ ίδ ϋΜ 493000 ββ 
δΗοννη ίη Αηηβχ V, Ιο Ββ βΗοεβά οη α 1:1 Ββδίδ. 

7.5. Οη ιΗβ Ββδίδ οί βΒονε ρβεαςεβρίΐδ (7.1 Ιο 7.4) (Ηε 
Ε.Ο.βρρεονεά ιΗβ ίο11ο)νίη§ Ωηβηείβΐ (ΙίδΙείΒυΐίοη. 

Οεεηιβη δίάβ 

Ρβεβ 7.2 ϋΜ 360.000 

Ρβεβ 7.4 · ΡΜ 246.000 

Τοίβΐ ΡΜ 606.500 

ΟεεβΗ δίάβ 

Ρβεβ 7.3. ΡΜ 360.000 

Ρβεβ 7.4 ΡΜ 246.500 

Τοίβΐ ΡΜ 606.500 

8. Ορεεβίίοη ηιβηβξίηξ (0-<-Μ Οεε\ν) 

Γοε ιΗβ ρεορεε ορεεβίίοη οί ιΗβ δγδίβεηδ, (Ηε Ο & Μ Οεβνν ηβεάδ β 
ΟεεεΗ Εη^ίηεεε ίη εΗβεββ οί ορβε3ΐίη§ ιΗβ κΗοΙβ δγδίεηΐδ. 

ΤΗίβ Εη^ίηββε δΗουΙά εοορεεβίβ ννΗίΐΗ ιΗε Οεεηιβη Ορεεβίίοη Μβη- 
β§βε δοοη βηά εΐοδβΐγ βΐ (Ηε δίΐβ. 

ΤΗε Ε.Ο. ίηδίευείεά 8νθο Ιο πιβΡε β εείβνβηΐ ρεοροδβΐ ίοε ιΗβ ηεχί 
ΕΟ ηιεείίηβ Ιο εηβυεε ιΗε Ηηονν Ηονν Ιεβηδίβε ννίιΗ ιΗβ νίβιν οί βεΗίεν- 
ίηβ ιΗε ρεορεε βηά δβευεβ ορεεβίίοη οί (Ηε ΙοΙβΙ εηβε§ν δγδίεεηβ ίη ιΗε 
ΓυΙυεβ. 

ΤΗβ Οεεηιβη δίάβ ροίηίεά ουί ΐΗβΐ ιΗβ εο8(8 οί (Ηε ^εεπιβη Ορβεβ- 
Ιίοη ηιβηβββε πιυδί Ββ Βοεηε Βγ ιΗε ΟεεεΗ δίάε ίη ιΗβ ίυΐυεε υηίβδδ ιΗε 
βΒονε εηβηΐίοηεά εοηάίΐίοηβ ννίΐΐ Ββ ίυΐίΐΐΐεά. 

ΤΗε ΟεεεΗ δίάε άοβδ ηοΐ βεεβρί ΐΗίδ νίβνν. 

ΤΗε Οεεηιβη δίάε επιρΗβδίζβά ΐΗβΙ ΐΗίβ βείυβί ηοη δβΐίδίβείοεγ δίΐυ- 
βάοη εηίβΗΐ ίβορβεάίζε (Ηε ννΗοΙε ρεο)βε1. 

9. Ββίβηεβ δΗεεί 1989 

ΤΗε ΕΟ βδΗβά ίοε (Ηε Ββίβηεε βΗββί 1989 εείβετεά Ιο ίη ιΗβ Γίηβη- 
είβΐ Αηηβχ Ιο ιΗε Βϋβίεεβΐ Α§εεεεηβηί. Αεί. 7. 

10. Ρεοΐοη^βΐίοη οί ιΗβ Βίΐβίεεβΐ Ρεο]εεΙ β^εεεεηβηΐ βηά (Ηε Μ + Ε 
ρΗββε 

0οηδίάεείη§ ιΗε εχρίεβίίοη οί ΙΗε Βίΐβίεεβΐ Ρεο)εεΙ 3§τβεπιβηΙ εηά 
οί 1990, ιΗε Ε.Ο. άβείάεά Ιο 381< ιΗε ΟονβεηιηεηΙδ Ιο βχίεηά ιΗβ 
ββεεεηιβηΐ υηΐίΐ βηά οί 1991, Βγ ννείΐΐβη ρεοεβάυεβ, ΙβίβδΙ άυείη§ ιΗε 
ηιβείίηβ οί ΙΗβ Βίίβίεεβΐ εοεηπήδδίοη ννΗίεΗ ννίΐΐ οΡβ ρίβεε ίη Αρείΐ 
1990. 

Γεοεη ιΗβ βείβηΙίΓιε ροίηΐ οί νίενν β ρεοΐοηββΐίοη οί ιΗβ Μ + Ε ρΗβδε 
ίδ ηεοβδδβεγ. 

ΤΗε Οεεηιβη δίάε ροίηίεά ουί ΙΒβΙ (Ηίδ ρεο1οη§βΐίοη ννίΐΐ οηΐγ Ββ βε- 
εερίεά υηάεε ηοεπιβί βηά εερεεδεηΐβΐίνε εοηάίΐίοηδ οί ΗβΒίΙβάοη βηά 
ιΗβ εοπιρίεΐίοη οί ιΗβ Γίηβΐ ΑεεερΙβηεε Ρεοεβάυεβ. 

Ιί ΐΗβδβ εοηάίΐίοηβ βεε Γυΐίίΐίβά ιΗε Ε.Ο. εεεοπηηβηάδ 3 Ιοίβΐ ρεο- 
Ιοηββΐίοη Βυάβεί ίεβηιε οί 4 Μίο ΡΜ ννΗίεΗ ννίΐΐ εονεε ιΗε ρβείοά 
01.07.90 - 31.12.91 βηά ίηεΐυάβδ βηγ ηβνν βπιείίοεβίίοηδ. 

ΤΗβ Ε.Ο. 3δ1(εά δνθο Ιο ρεβρβεε ννίιΗ ιΗε ρβείίείρβηΐδ οί ιΗε Μ + Ε 
ρΗβδε βηά δυΒηιίΙ ΐΒβίε ρεοροββίδ 2 ννββΗδ Βείοεβ ιΗβ ηεχί Ε.Ο. ηιβεί- 
ίπβ. 

ΤΗβ ννοείς ρεο§Γ3πι βηά οοεεβδροηάίη^ ΒυάββΙ δΗουΙά Ββ §ίνβη ίοε 
ββεΗ δεπιβδίβε ρεείοά Βε§ίηηίη§ Ιδί βεεηεδίβε 1990. 

11. Αηγ οίΗεε Βυδίηεβδ 

0οηεεεηίη§ ιΗβ ίηβυ^υεβίίοη οί ΐΗβ δοΐβε ΥΠΙβ^ε ιΗβ Ε.Ο. βδίςβά 
δνθο Ιο ρεερβεε οη εοορεεβίίοη ννίιΗ ιΗε Ιοεβΐ βυΐΗοείΐίεδ (ΟΕΚ, 
ΡβίΤίί), ιΗβ 8οοίο1ο§ίδΐ8, ιΗβ Οεεηιβη ΕηιΒββδγ βηά ιΗε Οβηβεβΐ δεεεε- 
ΙβείβΙ οί ΚβδββεεΗ βηά ΤβεΗηοΙοβγ, β ΐίηιε δοΗεάυΙε ίοε β εβεεπιοην ίη 
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δερΙβπιΒβΓ. Α ίίΓδΙ ρτοροδοί δΗουΙά Ββ ρΓεβεηίβά βΐ ιΒβ ηβχΐ Ε.Ο. 
ιηεεΐίη§. ΤΗβ βχαβί (Ι&Ιβ 3ΐκ1 ρΓ0£ΐ'3ΐηηιε ννϊΐΐ Ββ Γιχβά Βν δνθο βηά 
Γ>. 0εί§6Γ. 

ΤΗβ (ΙαΙβ οί ΐΒβ ηβχΐ πιβεΐίη§ \νί11 Ββ ΐΒε 5ββοη4 ννβείι οΓΜ&γ 1990. 
ΤΒε εχ3οΐ άαΐβ ννίΐΐ Βε Πχε<1 Βν ινπΐιβη ρΓοββάιΐΓβ. 
ϋοηβ ϊη ΑΐΒβηδ ΡβΒηιβτγ 21βΙ, 1990 

ΤΗβ ΟεΓπιβη ΕΟ πιβπιΒβΓδ ΤΗβ ΟΓββΡΕΟ ΓηβηιΒβΓδ 

ΑΝΝΕΧ 1 

ΤΚΑΝ5ΕΑΤΙΟΝ 
ΜΙΰΗΑΝΙΚΙ 5Α 

ΑίΒεηδ, 30.6.89 
Το 

δΟΕΑΚ νΐίΕΑΟΕ δ.Α. 

ΡΚΟΙΕΟΤ: δοΙβΓ νίΙΙα^ο 3 - Εγίςονηδϊ 
δΙΙΒΙΕΟΤ: ΊηίβΓβδΙ (Ιυβ Ιο ί1«1ίΐ>οο1 ρίΐνιηβηΐδ 

ΑίιβΓ ιΒβ ρβΓίϊβΙ ρογπιβηΐ οί 3ρρΓοχ. ιΒβ ΐοΐαΐ οί ιΒβ 50 3π(1 51 Αβ- 
βοιιηΐ οί ιΒβ Ρτο)ββΙ, ινβ δοΒιοίΐ ιΒβ ίΐΙΙίΐβΠβΗ ΐ3Β1ε ινΗίβΗ ίηόίββίβδ ιΒβ 
νι&γ οί οβίουΐβΐίοη οί ίηΙβΓεδΙ (Ιυβ Ιο ιΐβίογβι:! ρογιηβηΐδ. 

ΤΗβ ίηΙβΓβδΙ ίδ οδίουΐβίβά ίοΓ ιΒβ ρεποά 1.9.88 (ΐ\νο ηιοηΐΗδ βίΐβτ 
ιΒβ ρπηββΐ οοιηρίβΐίοη - 30.6.88) ιιρ Ιο 20.4.89 ννΗίβΗ ίδ ιΒβ άβίε οί 
ιΒβ ΙβδΙ ρογιηβηΐ. 

Γογ 

ΜΚίΗΑΝΙΚΙ δ.Α. 

Ο. Καπρίείβδ 


ΑΝΝΕΧ 1 


ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΤΟ ΜΑΝΑΟΕΚ ΚΕΡΟΚΤ 

Στοιχεία μας: γλ/ΚΓ/Ε16.1001/15740 

Αθήνα 30.6.1989 

Προς το 

ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. 

Μιχαλαχοπούλου 2 
ΑΘΗΝΑ 

ΕΡΓΟ: ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3 ΣΤΗ ΛΪΚΟΒΡΪΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΜΑ: Τόκοι υπερημερίας 


Μετά την τμηματική εξώφληση του συνόλου σχεδόν του 50ου και 
51ου Λογ/σμού του έργου σας υποβάλλουμε πίνακα υπολογισμού των 
δικαιούμενων τόκων υπερημερίας. 

Οι τόκοι υπολογίζονται για την χρονική περίοδο από 1.9.88 (2 μήνες 
μετά την περαίωση του έργου την 30.6.88) μέχρι 20.4.89, ημερομη¬ 
νία της τελευταίας καταβολής. 


Με τιμή 

Για την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Γ. Καρυπίδης 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 


ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ ΕΡΓΟ “ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3" ΣΤΗ 

ΛΤΚΟΒΡΤΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΘΤΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Υπολογίζονται ατα μη πληρωθίντα ποσά από 31/8/88 
Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 


Α/Α 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΚΩΝ 

1 . 

05.09.88 

21.000.000 

(5/30)·(1/12)·25%·21.000.000 - 72.916 

2. 

28.09.88 

9.000.000 

(28/30)·(1/12)·25%·9.000.000 « 175.000 

3. 

14.10.88 

1.650.000 

(44/30)·<1/12) 25%· 1.650.000 - 50.416 

4. 

10.11.88 

15.000.000 

(130/30)·(1/12)·25%·15.000.000 = 1.354.166 

5. 

08.03.89 

15.000.000 

(188/30)·(1/12)·25%·15.000.000 - 3.244.027 

6. 

25.05.89 

15.000.000 

(265/30)·{1/12)·25%Ί 5,000.000 - 2.760.417 

7. 

14.06.89 

20.000.000 

(284/30)·(1/12)·25%·20.000.000 - 3.944.444 

ΣΥΝΟΛΟ Π.601.383 


Β. ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 


1. 

05.09.88 

6.000.000 . 

(5/30)·(1/12)·25%·6.000.000 - 

20.833 

2. 

10.11.88 

5.000.000 

(70/30)·(1/12)·25%·5.000.000 - 

243.055 

3. 

30.12.88 

6.800.000 

(4/12)·25% 6.800.000 - 

566.666 

4. 

17.01.89 

10.000.000 

(137/30)·(1/12)·25%· 10.000.000 - 

951.388 

5. 

20.04.89 

22.200.000 

(230/30)·(1/12)·25%·22.200.000 = 3.545.834 

ΣΥΝΟΛΟ 5.327.776 


ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 11.601.383+5.327.776 - 16.929.169 


ΑΝΝΕΧ 2 

ΝΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Στοιχεία μας: σπ/ΠΕ/Ε 16-1015/16423 

Αθήνα 15 Φεβρουάριου 1990 

Προς το Δ.Σ. της Εταιρείας 
«ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.» 

Μιχαλαχοπούλου 2 
Αθήνα 

ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ- 
ΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3» ΣΤΗΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙ- 
ΚΗΣ 

ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά του Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής έρ¬ 
γου «Ηλιακό χωριό 3 στην Λυκόβρυση». 

Ενιστάμεθα κατά του εν θέματι πρωτοκόλλου που υπογράψαμε με 
επιφύλαξη την 13.2.90 γιατί η επιτροπή δεν επιλαμβάνεται της απαί¬ 
τησής μας από τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 
50ου και 51ου λογαριασμού εργασιών του έργου. 

Όπως φαίνεται η καθ’ όλα νόμιμη απαίτησής μας από την καθυστέ¬ 
ρηση ανερχόταν την 30.6.89 σε 16.929.159 δρχ. (συν. σχετ. επιστολή 
μας γλ/Γκ/Ε16 - 1001/15740/30.6.89) ποσό που αυξάνει μέχρι 
πληρωμής του με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας 25%. 

Παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνούμε με τις περικοπές που προτείνει 
η επιτροπή οριστικής παραλαβής σε μία ακόμη ένδειξη καλής θελήσεως 
σας γνωρίζουμε ότι δεχόμεθα να συμψηφισθούν οι εκατέρωθεν απαιτή¬ 
σεις. 

Περαιτέρω επιβεβαιώνουμε προφορική μας διαβεβαίωση ότι δεν 
έχουμε οιασδήποτε άλλη απαίτηση σχετική με την εκτέλεση του έργου. 

Με Τιμή 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ 
Πρόεδρος Δ. 5. 


Συν: Επιστολή μας 15740/30.6.89 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Στοιχεία μας: γλ/ΓΚ/Ε16.1001/15740 

Αθήνα 30.6.1988 

Προς το · 

ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. 

Μιχαλαχοπούλου 2 
ΑΘΗΝΑ 

ΕΡΓΟ: ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3 ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΜΑ: Τόκοι υπερημερίας 

Μετά την τμηματική εξώφληση του συνόλου σχεδόν του 50ου και 
51ου Λογ/σμού του έργου σας υποβάλλουμε πίνακα υπολογισμού των 
δικαιουμένων τόκων υπερημερίας. 

Οι τόκοι υπολογίζονται για την χρονική περίοδο από 1.9.88 (2 μήνες 
μετά την περαίωση του έργου την 30.6.88) μέχρι 20.4.89, ημερομη¬ 
νία της τελευταίος καταβολής. 

Με τιμή 

Για την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Γ. Κυρυπίδης 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ ΕΡΓΟ “ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3” ΣΤΗ 

ΛΪΚΟΒΡΤΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΟΚΟΙ ΚΑΘΤΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Υπολογίζονται ατα μη πληρωθέντα ποοά από 31/8/88 
Α. ΚΤΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ 
Α/Α ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ* 


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΚΩΝ 


1. 

05.09.88 

21.000.000 

2. 

28.09.88 

9.000.000 

3. 

14.10.88 

1.650.000 

4. 

10.11.88 

15.000.000 

5. 

08.03.89 

15.000.000 

6. 

25.05.89 

15.000.000 

7. 

14.06.89 

20.000.000 


<5/30)·(1/12)·25%·21.000.000 - 72.916 

(28/30)-(1/12)·25%·9.000.000 - 175.000 

(44/30)-(1/12)·25%· 1.650.000 - 50.416 

(130/30)·(1/12)·25%·15.000.000 - 1.354.166 
(188/30)·(1/12)·25%· 15.000.000 - 3.244.024 
(265/30)·(1/12)·25%Ί 5.000.000 = 2.760,417 
(284/30)·(1/12)·25%·20.000.000 - 3.944,444 

ΣΥΝΟΛΟ 11.601.383 


Β. ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 


1. 

05.09.88 

6.000.000 

(5/30)·(1/12)·25%·6.000.000 - 

20.833 

2. 

10.11.88 

5.000.000 

(70/30)·(1/12)·25%·5.000,000 - 

243.055 

3. 

30.12.88 

6.800.000 

(4/12)'25%·6.800.000 - 

566.666 

4. 

17.01.89 

10.000.000 

(137/30)·(1/12)*25%· 10.000.000 - 

951.388 

5. 

20.04.89 

22.200.000 

(230/30)·(1/12)·25%·22.200.000 - 

3.545.834 


ΣΥΝΟΛΟ 5,327.776 


ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 11.601.383+5.327.776 - 16.929.159 

Ε1εϊπι 5 οί ΤηΐβΓβίοηι 

Ρυπη§ ιΗβ Ιίηιβ Ββίννββη 01.07.88 Εηά 30.09.89 ΙηΙβΓΕίοπι Ηββ 
ρβτίοΓηηεά οα! ιΗβ ίτΕηιε οί ιΗβ άεΙίνβΓχ βοηΐΓΒβΙ ΐΕδΙίδ Ιο Εδδυτβ ιΗβ 
8110068 οί ίΗβ ρΓθ]βΟΙ. 

1. ΟρβΓΕίϊοη ΜβηβββΓ 

Ιηΐ6Γ3ΐοηι Η38 ιΗβ βοηΐΓ&βΙυ&Ι οΒ1ϊ§3ΐϊοη Ιο ρτονίάβ βη ΟρβΓΕίϊοη 
Μαηβ^βΓ βίΐβτ ίϊηαΐ ΑβββρίΕηβε. ΤΗβ ρεηοά ΒεΙν/εεη 01.07.88 Εηά 
Γιηαΐ ΑβοβρίΕποβ Ϊ5 ηο! βονβτβά Ηχ ιΗβ βχϊδΙίη§ άεΙίνβΓχ οοηΙτΒβΙ. ΤΗβ 
ϊηΙβΓβΙόπι ορβΓΕίϊοη ηΐΕΠΕ^βΓ Ηε 5 ΐΗβ Ιβδίί Ιο βΐνε ΐΗβ Βηονν Ηονν ίοτ 
ορβΓΕίϊοη Ιο ΐΗβ ΟτβεΗ Ο + Μ Οεβιν επι! Ιο ορβΓΕίβ ΐΗβ βχδίβπι ίη (Ηβ 
Ηββίηηϊηβ υρ ίο ΐΗβ ροίηΐ ννΗεη ιΗβ ΟτεβΗ Ο + Μ Ογοκ ννϊΐΐ ΐΕΐοβ ονβτ 
ίΗβ ΓββροηδϊΒϊΙϊΙχ Ιογ ορβΓΕίϊοη οί ιΗβ βχδίβπι, ιΗβ ρεποά ΐΗβΓβίοΓε 
\ν3δ δβΐιεάυΐεά ίοτ οηε χεοτ, (10.5ΜΜ ΕΓβ ίοΓβδδβη ΐη ιΗβ Βυά§βΙ 
Τΐηιβ δβΗβάυΙβ οί ε ννοτίί δίΕίβιηβηΐ ίοΓρΗΕδβ IV ΐίιηβ 01.07.88 - 
15.05.89) 

ΙηΙβΓΕίοπι Ηε 8 ηοΐ ννίΐΗείΓΕννη ιΗβ ΟρβΓΕίϊοη Μεπε§6γ υρ Ιο ΓϊπβΙ 
ΑοοερίΕηοε Ιο Εδδυτβ ιΗβ ορβΓΕίϊοη οί ιΗβ 8>'8(βηι Εηά Ιο ίυΙΓιϋ ιΗβ 
ΐΕδΙίβ οί ΡΗΒββ IV. 

ΤΗβ .οοδίδ ίοΓ ιΗβ ρεποά 

01.07.88 ίο 30.09.89 ΡΜ 417.600 

2 ΒοΟδΙβΓ ΕοΙΙββΙΟΓ 

Ιΐ ννΕδ ίουηά οαΐ, ιΗεΙ I ιβ ΒοοδΙβΓ Εοΐΐββίοτ άϊά ηοΐ τβδϊδΐ ιΗβ 
υηηοΓπίΕΐ ορβΓΕίϊοη βοηάϊΐϊοηδ (ΡΡΕ δΐήΐιβ βίο) ϊη ιΗβ ρεποά ννΗβη ιΗβ 
ΗοοδΙβΓδ ινετε ίηδίίΐΐίειΐ ίοΓ ιΗβ Ιοαά πιη ϊη ίυΐίΐΐ οιιγ ΙεβΗ Ιο βοπιρΒΓβ 
ΐΗϊδ οοϋβοΙΟΓ ννϊιΗ οίΗβΓ οοϋβοΙΟΓ ίχρβδ ε ΙοΙεΙ τοηβινίη^ ννΕδ ηβοεβ- 
δΕίγ. 

οοδί 104 ΙηΐβΓΕίοιη ΓιΚετ ννϊιΗ ΗβΙρβΓ 

30Η ίηδίηιοΐϊοη Εηά ρΓβρΕΓΕίϊοη ΡΜ 20.000,- 

3 Βε^ϊοη 0 

3.1 Αϊτ άυβί οη ιΗβ τοοί 

ΤΗβ ΙυΗβ δγ8ΐβηΐδ οη ιΗβ τοοί οί εΙΙ οοϋβοΙΟΓ βχδίβπι ννβΓβ άΕπΐΕ§εά 
6γ υηΗηοννη ρβορίβ, δοηιβ ΙιιΒβδ ννβΓβ ρτβδδβά, δοιπβ ννΗοΙβδ βαυδβά 
Ηχ Ηηϊνβδ ογ δΟΓβνν άτϊνβΓδ. 

ΤΗβ βχίβηδϊνβ ΓβρΕΪΓ ννοτΗ βουΐά ηοΐ Ηβ πίΕάβ Ηχ ιΗβ Ο + Μ Ετενν. 
Το Βνοϊά ίιΐΓΐΗβΓ (ΐΕπτίΕ^εδ Εηά Ιο Εΐΐονν πιβΕδυΓβηιβηΐδ ΙηΙβΓΕίοπι τβ- 
ρΕΪΓβΟ ΐΗβδβ (ΐΕΓηα^βδ. 

οοδί 112Η ΙηΙβΓΕίοπι Πΐΐβτ ννϊιΗ ΗβΙρβΓ 

90Η ϊηδίπιοΐϊοη επ< 1 ρΓβρΕΓΕίϊοη ΡΜ 24.300,- 

3.2 ηοϊδβ Ιενβΐ 

Οηβ οί ιΗβ ΓεηίΕτΙίδ ϊογ ΠπεΙ ΕοοβρίΕηοβ ννΕδ ιΗβ Ηϊ§Η ηοϊδβ Ιενεί ϊη 
Κβ£Ϊοη 0. Ιη ιΗβ βνΒΐυΒίϊοη Ιο τβάυββ ΐΗϊδ Ιβνεί ννβ ίουηά ου(, ιΗεΙ οη 
οηβ ΗαηιΙ ιΗβ ίΕη υηϊΐ ννΕδ ηοΐ ϊηβΐ&Πβο! ρΓορεΗχ ίοΓ Γβάυβϊηβ ιΗβ Ηοάχ 


βουηά Ιο ίΗβ Βυϊΐάϊηξ. Οη ιΗβ οίΗβΓ ΗεπΟ ννϊιΗ ιΗβ βχϊδΙϊη§ οϊνϊΐ ννοτΗ 
(Ιβδϊρι ηο τεάυείη§ οί ιΗβ ηοϊδβ οουΐοΐ Ηβ ΓβΒβΗβά. ΤΗβΓβ ννβΓβ ορβη 
ννΗδΙβδ Ιο ιΗβ δίΕΪΓΟΕδβ, ιΗβ ννΕΐΙδ Ιο (Ηβ δίΕΪΓΟΕδβδ ΕΓβ ίΓΟΠΙ πιουΐάβά 
ννοοά, Εηά (Ηβ βοηβίτυοίίοη οί ε 11 ΐοββΐΗβτ ννΕδ ϊη ε ννΕχ ηιοΓβ Ιο επι- 
ρΐίίχ ιΗεπ Ιο Γβάυοβ ίΗβ ηοϊδβ Ιβνβΐ. 

ΤΗβ Γβάυβϊη§ οί ιΗβ Ηοάχ δουηά Ιβνβΐ ϊδ εΙεΕτΙχ ϊη ΙηΐβΓΕίοηι’δ Γβ- 
βροηδΐΗϊΙίΙχ ΗιιΙ οιιγ οΗΕη§βδ ϊη ίΗβ οϊνϊΐ ννοτΗ, ΙηΙβΓΕίοπι Ηε8 πίΕάβ, 
ΕΓβ οηΐ οί ιΗβ ΙτΕπιβ άεΓιηβά ίη ιΗβ ννοτΗ ρηοΙναβοΒ οί ιΗβ άβΐίνειγ βοη- 
ΙγεοΙ. 

\νίΐΗ ιΗβ Ηεΐρ οί ιΗβ βχρβΓΐ Ρτοί. ΚοδΙοβΗ Εηά ννϊιΗ ε βοπιρΒηχ, ννΗο 
ννΕδ οη δϊΐβ ίοΓ ϊηδυΐΕΐϊοη ννοτΗ Εηά βχρβπβηοεά ϊη Εοουβίϊο ννοτΗ, ε 
δοΐιιΐϊοη οοιιΐά Ηβ ίουηά, ννΗϊοΗ, βΙ ίΗβ εηά, ννΕδ δυβββδδίυΐ. Α11 ορβη- 
ϊη§8 ννβΓβ οΐοδβά ννϊιΗ ιηβίΒΐ δΗββΙ, εΙΙ «Ιί§Ηΐ» ηπΕίβηδΙ ννβΓβ βΐυβά ννϊιΗ 
δρβοΪΕΐ Ηητά ραρβΓ, ϊηιροΠβά ίΓοηη ΟεπηΗηγ, Ιο πιβΗθ ιΗβ δρβοϊίιβ 
ννβϊβΗΐ 1ϊ$ηβΓ, ε δουηά οεΗϊπ ννϊιΗ ΓηϊηβΓΕί ννοοί οί ΗϊβΗ άβηδϊΐγ ννΕδ 
ίηβίΕΐΙβη ϊη ίΗβ δΗΒίΐ Εηά ννϊιΗ ε ηβνν δουηά λΗβογΗογ ιΗβ ηοϊδβ Ιβνβΐ ϊδ 
ηονν ϊη ίτΕπιβ οί δυιτουηάϊηβ Ιβνβΐ 

ΙηδΙαΙίΕΐϊοη ΟΜ 26.680,- 

ΜΕΐεπβΙ - ΤΓΕηδροπ ΟΜ 15.660,- 

ΙηΐβΓβΙοπι Γβ8ροηδϊΗϊ1ϊΙγ 
ΙηδίΕΐΙδίίοη 

+ΜΒΐβΓΪΕΐ 25% ΡΜ 10.585,- 

εΐδίπι ΡΜ 31.755,- 

ίηΙβΓΕίοπι δυρβΓνίδίοη ϊδ ηοΐ ϊηβΐυάεά 

ΤΗβδβ βχββυίβά ννοΓίν Ϊ8 άοηβ Η/ ΙηΙβΓΕίοπι ννϊιΗου! ρποΓ ΕδΗϊη§ ίοΓ 
ρβΓΓΠΪδδίοη οί ίΗβ Ε.Ο. 10 ΕδδϋΓβ ΙΗβΙ ίΗβ ννΟΓίί ννϊΠ Ηβ ΙΐπϊδΗβά ΗβίοΓβ 
ϊηΗΕΗϊΐΕΐϊοη οί Ηουββδ. 

4. Εχρββίβά βοδίδ, ηοΐ βονβΓβά Ηχ ιΗβ βοηίΓΕβΙ 
4.1. Μ ΑΝ Οο^βηβΓΒΐϊοη ΡΙβπΙ - ΕπιβΓ§εηβγ ΡοννβΓ δυρρίχ 
Αδ Εηηουηββά ίη ιΗβ ΙεβΙ ΕΕ - ιηεβίϊηβ ΙηΙβΓΕίοπι ρίδηβ Ιο υδβ ιΗβ 
ΟοββηβΓβΙίοη ρΐΕηΐ Εδ βπ ΕηιβΓββηβχ ΡοννβΓ δυρρίγ ίοΓ ιΗβ νΕβυυηι 
8/8ΐβπι. ΤΗβ ΕΐΐβΓΕίίοη ννίΐΐ Ηβ πίΕάβ ίη ιΗβ Ηββϊηηϊη^δ οί ιΗβ Ηεβ(ϊη§ 
δβΕδοη. ΤΗβ ορβΓΕίϊοη οί ιΗβ δχβίβπΐδ ϊη ΐΗϊβ δυπιπιβΓ ννΕ8 ηιυβΗ πιοΓβ 
δίΕΗΙε ιΗεπ ϊη 8ρηη§ ιίηιβ, ΗεβΕυββ άιβΓβ ννβΓβ ηο δΙτϊΗβ Ηχ ΡΡΟ Εηά 
ιΗβ βχίδΐϊη§ ΙΙΡδ βουΐά βΕνβΓ ιΗβ άίδυτΗδηοεδ 

Εχρββίβά οοδί ΜΑΝ ΟΜ 15.000,- 

ΙηΐβΓΕίοηι ΟΜ 25.0θ!- 

4.2 δΕίβΙχ νΕίνβ, ΕχρΕηδϊοη ΙεπΗ ρυπιρ 

Ιη ιΗβ νΕβυυηι βχδίεπίδ ιΗβ ρΗβηοηιβη οί ε ρβΒΗ ρΓβδδυΓβ Ηχ 8 (εγΙ- 
ϊηβ ιΗβ βοϋεβίοΓ ρυπιρ βχϊδίδ. Α ΠπεΙ δοΐυΐϊοη Ιο Ενοϊά ΐΗϊδ ρβαΐί ϊδ υρ 
Ιο ηονν ηοΐ ίουηά. δβε ΗβΓβΙο ρΗΕββ IV ΓβροΠ Ιο ιΗβ 16.ΕΕ ηιββΐϊηβ 
Εχρββίβά οοδί Ηχ «ΗχάΓΕυΙϊβ δοΐυάοη» 

ΗΕτάννΕΓβ ΟΜ 27.000,- 

δοίίννΒτβ ΟΜ 15.000,- . 

Εχρββίβά βοδΙ Ηχ «βίεβίηβ δοΐυάοη» 

ΗΕτάννΕΓβ ΟΜ 5.000,- 

δοήννΒΓβ ϋΜ 2.000,- 

4.3. Γϊηϊη§ οί ιΗβ ΕηβΓ§χ οβηΐτο βοηΐτοί Ιο ιΗβ βχίδ1ϊη§ ΗβΕίϊηβ 
βτϊά. 

Αδ βνΕΐυΕίβά άυπη§ ιΗβ ορβΓΕίϊοη οί ιΗβ βηβτ§χ ββηΐτβ ιΗβ ΗβΕίϊη^ 
§τίά άοβδ ηοΐ ίυΐίίΐΐ ιΗβ άβηΐΗηά οί β Ιονν ΙβπιρβΓΕίυΓβ ΗβΕίϊη^ βχδίβπι. 

ΤΗβ Εά}υ8ΐηιβηΐ οί ιΗβ ΜΑΝ ΗβΒΐ ρυρηι βοηΐτοί Εηά ιΗβ ιΗεπ ηβββδ- 
δΕτχ βΗβη^ϊη^ ίη ιΗβ Ηοϊΐβτ ροηΐτοί ϊδ βχρββίβά Ιο 

ΜΑΝ ΟΜ 40.000,- 

οιΗβτδ ϋΜ 5.000,- 

ΙηΐβΓΕίοιη ΟΜ 20.000, 


ΑΝΝΕΧ 4 


ΕΧΤΕΝδΙΟΝ ΟΓ ΕΟΝΤΚΑΕΤδ ΓΟΚ Ο+Μ ΟΓ 
ΒυίΕΡΙΝΕδ ΑΝΡ 5Υ5ΤΕΜ5 

ΕΟΝΤΚΑΕΤ ΕΧΤΕΝδΙΟΝ 

Ιη ΑΐΗβηδ ΙοάΕχ ΗβΙννββη: 

β) δΟΕΑΚ νΐΕΕΑΟΕ δ.Α. ννϊιΗ Ιε^αΐ άοπιίβϊίβ ΜϊβΗΕίΕβορουΙου 2 
ΑΐΗβηβ, ΗβΓβϊηΕίΐβΓ Γβίβττβά Ιο 38 «ΕηιρΙοχβΓ». 

Η) ΕΕΟΗΟΙΟυ — ΒΑΚΑΕΒΑδΙδ δ.Α. ννϊιΗ Ιβ^Εΐ άοηιϊοίΐε 
δίΓΕίϊοΐΐΙνου δχηάβδπιου 15 ΑΐΗβηδ. ΗβτβίηΕήβΓ τβίβιτβά Ιο αδ «Εοη- 

ΙΤΕβΙΟΓ». 

ο) ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ ΕπιΗΗ ννϊιΗ 1β§Εΐ άοπιϊοϊΐβ Βετ^ϊδοΗ Ε1αάΗ;ιβΗ \ν. 
ΟετπίΕηχ, ΓββροηδϊΗΙβ οηΐχ ίοτ ιΗβ δεπ ίεβδ οί ιΗβ ΟρβΓΕίϊοη ΜαηΕ^βΓ, 
ΗβΓβϊηΒίΐβΓ ΓβίβΓΓβά Ιο Εδ «ΙΑ».. 
ιΗβ ίοΐΐοννϊηβ ννΕδ 3§τββά Εηά Εβββρίβά. 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) __ 157 


1. Βγ νίηιιε οί 3 εοηίΓβεΙ δί§ηει1 οη ΐΗβ 26.3.87 ΗεΙννεεη βΗονε 
ρίΙΓίίβδ, ΐΗβ ΟθΠΐΓ3θΙθΓ ΙΙΠίΙβΓίΟοΙν ΐΗβ ΓβδρΟΙΙδίΒίΙίΐν Γογ ίΗε ορετβίίοη 
βηά ηιβίηίεηβηοε οί ίΗε εηετ^γ δγδίεπίδ οί [Ιιε 5ν3 8Π<1 ιΗε δίερννίδε 
ΙτβηδίεΓ οί ιΗε τεΐεναηΐ ΙεεΗηο1ο§γ. οί ΐΗβ εχρεπεηεε αηεΐ οί ίΗε τε- 
βροηδίΗίΙίΐγ ίΓοιη ΙΑ Ιο (Ηε Ειηρίογετ ογ Ιο ίΗε βίΙηιίηίδίΓβΐίνε εηΐίΐίεβ 
Ιο Ηε ενεπΙαβΗγ ΟΓεβΙεά, υηάετ ίΗε εΐείβίΐεά οοηάίίίοηδ βγκ! δϋρυΐβ- 
ίίοηδ εοηίβίηειΐ ΐη ΐΗβί οοηΐτβοί. 

2. ΤΗε άυΓβΐίοη οί (Ιιε εοηίΓβεΙ ννβδ 8εΙεπηίηε<3 αρ Ιο 31.12.88. 
βηά Η38 Ηεεη εχΙεη<1ε<1 αρίο δερΙετηΒετ 1989. χνΐίΗ ίΗε βαπιε Ιεπηδ 
8Π(1 εοηάίίίοηδ, Βγ ΐΗε εοηίτβεί εχίεηδίοηβ 8&1ε8 26.1.89 3η8 
11.4.89. 

3. ΤΗε Ε.Ο. βρρΓονεά (ΙίΓοα^Π ννήΐΐεη ρτοεείΙϋΓε ίΗε (Ιεείδίοη οί 
ίΗε δνΟΟ Βοβτά οί ΟίτεοίοΓδ ίβΗεη ΐη ΐΐβ Γηεειίηβ 157/20.9.89 Ιογ 
εχίεηβϊοη οί ίΗε οοηΐτβοί νβΐίάίίγ όριό 31.12.89. 

4. ΤΗε Ε.Ο. ίυηΗετ &ρρΓονε<Ι ύιε Βεβίδίοη οί ίΗε δνΟο ΒοβπΙ οί ϋί- 
ν ΓβεΙθΓ8 ΐβΗεη ΐη ΐΐβ ηιεείίηβ 161/22.12.89 ίοτ εχίεηδίοη οί ΐΗε εοη- 

Ιτβοί αρίο 31.3.90. 

5. Βγ ίΗε ρτεδεηί εχίεηδίοη ΐΗε οοηίΓ3εΐίη§ ρβηίεδ, ίη βρρίίεβίίοη 
οί βΗονε είβδίδίοη οί ίΗε Βοβτά οί ΠίτεείΟΓδ οί δΫ0ο, 3§τεε αη(1 ΕεεερΙ 
ίΗβί ίΗε Ιεπηίηβίίοη άβίε ΐΗε εοηίΓβεΙ άβίειΐ 26.3.87 ΐβ εχίεηάεά υρίο 
ίο 31.3.90. 

Α11 οίΗβΓ εοηάίίίοηδ οί ΐΗε ίηίίίβΐ εοηΐΓΒΟί εΐ&ίβεί 26.3.87 βηά &11 
άοεηπιεηΐδ ίοπηίη§ ρβιΐ οί ϊΐ 3Γβ δίίΐΐ νβΐίά ννίιΗ ΐΗε βάάίίίοη οί ίοΐΐονν- 
ίηβ ΙβΓίη: 

— <1υΓΪη£ ίΗε οοπΙγεοΙ εχίεηδίοη ί.ε. Γγοπί 1.1.90 αρίο 31.3.90 ίΗε 
ΟοπΙγεοΙογ ίδ οΒΙί^βά Ιο Κεερ 3ί ΐΗε άίδροδβΐ οί ίΗε Ργο§γ3πι 3 0Γε\ν 
εοπιρπδίη§ οί οηε εΐεείτίείβη, οηε ρΙυπιΗεΓ βηά οηε δΙοτεΗεερεΓ. Α 
<1ΐρ1, Εη^ίηεετ δΗβΙΙ βίδο Ηε 3ν3Ϊΐ3Η1ε ίοτ αρίο 60Η ηιοηΐΗΙγ οεευρβ- 
Ιΐοη οη δίίε. (Ιβρεηάίηβ οη ΐΗβ Ρτο]εοί ηεεάβ. 

ΤΗΕ ΟΟΝΤΚΑΟΤΙΝΟ ΡΑΚΤΙΕδ 
ΓΟΚ δΟΕΑΚ νΐΕΕΑΟΕ 5.Α. 

ΕΟΚ ΟΕΟΚΟΙΟυ ΕΟΚ ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 

ΒΑΚΑΕΒΑ5Ι5 «ίοτ ίηίοΓηΐΒΐίοη οηΐγ» 

ΟΟΝΤΚΑΟΤ ΕΧΤΕΝδΙΟΝ 

Ιη ΑΐΗεηδ ίοάβγ ΗεΙννεεη: 

β) 50ΕΑΒ νΐΕΕΑΟΕ 5.Α. \νΐΐΗ 1ε§β1 άοηήοίΐε ΜίεΗβΙβοορουΙου 2 
ΑΐΗεηβ, ΗεΓείη&ίΐβΐ' τείεττεά Ιο 38 «ΕηιρΙογεΓ». 

Η) ΟΕΟΚΟΙΟϋ - ΒΑΚΑΕΒΑ5Ι5 δ.Α. ννίιΗ 1ε 6 β1 άοιηίείΐε 
5ΐΓ3ΐίοΐίΐίθϋ δγηάεβηιου 15 ΑΐΗεηδ. ΗεΓειηβίίετ Γείειτεά Ιο 38 «Οοη- 
ΙγεοΙογ». . ■ 

ε) ΙΝΤΕΒΑΤΟΜ ΟηιΒΗ ννίιΗ 1β§β1άοηηείΐε Βετ^ίδεΗ ΟΙβάΒβεΗ V. 

^" ΟεΓπιβηγ, τεδροηδίΗΙε οηΐγ ίοΓ ΐΗε δετνίεββ οί (Ηε ΟρβΓ&ΐΐοη Μβηββεη 
ΗεΓεΐηΕίΐεΓ τείειτεά Ιο 38 «ΙΑ».. 
ΐΗε ΓοΙΙοννΐη^ νν3δ 3§τεεά 3η<1 3εεερ1ε<1. 

1. Βγ νΐτΐυε οί 3 εοηίΓΕεΙ δϊ§ηε<1 οη ΐΗε 26.3.87 ΗεΙννεεη βΗονε 
ραηίεδ, ΐΗε ΟοπΙγεοΙογ υηοίειίοοίί ΐΗε ΓβδροηδίΗίΙίΙγ ίοΓ (Ηε ορεΓΕίίοη 
3η<1 ηΐΕίηΙεηηηεε οί ΐΗε εηεΓ§γ δγβίεπίδ οί (Ηε 5ν3 3ηι1 ιΗε δ(ερν.·ΐδε 
ΙτβηδίβΓ οί (Ηε Γοΐβνδηΐ ΙεεΗηοΙο^γ, οί ιΗε εχρεΓίεηεε αη4 οί ιΗε τε- 
δροηδΐΗίΙϊΙγ ίΓοηι ΙΑ Ιο ίΗε ΕηιρΙογεΓ ογ Ιο ιΗε 3άπήηΪ8ΐΓ3ΐΐνε εηΐίιίεδ 
Ιο Ηε ενεηΐηηΐΐγ 0Γε3ΐε8, ηηάεΓ ιΗε 8εΐ3ί1εά εοηΒίΐίοηδ 3η8 δΐίρηΐδ- 
Ιίοηβ εοηίΕΐηεά ίη ιΗεΙ εοηΐΓβεΙ. 

2. ΤΗε (ΙηΓΕίίοη οί ιΗε εοηίΓβεΙ «βδ (ΙεΙΟΓηιίηεΒ ιιρ Ιο 31.12.88. 
βηά Η3δ Ηεεη εχίεηοΐβοΐ υρίο δερΙεηιΗεΓ 1989. ννίιΗ ιΗε 83ηιε ΙεΓηιβ 
3ΐκί εοηεΐίΐίοηδ, Ηγ ιΗε εοηΐτβεί εχίεηδίοηβ γΙεΙοΗ 26.1.89 3η<1 
11.4.89. 

3. ΤΗε Ε.Ο. βρρεονεά ιΗγοο^Η ννπΙΙβη ρΓοεεάιίΓε ίΗε (Ιβείδίοη οί 
ιΗε δνΟΟ Βο3γ<1 οί ΟΪΓεείΟΓδ ΐηΗεη ίη ίΐδ Γπεβίίηβ 157/20.9.89 ίοΓ 
εχίεηδίοη οί ιΗε εοηίΓοεί νβΐίιίίΐγ υρίο 31.12.89. 

4. ΤΗε Ε.(1. ίαΓίΗεΓ 3ρρΓθνε8 (Ηε (Ιεβίβίοη οί ιΗε 8νΕο Βο3γ 8 οί ϋί- 
τεεΙΟΓδ ΙβΗεη ίη ίΐδ ιηββΐίη^ 161/22.12.89 ίοΓ εχίεηδίοη οί ιΗε εοη- 
ΐΓβεί ηρίο 31.3.90. 

5. Βγ ιΗε ρΓεδεηΙ εχίεηδίοη ιΗε εοηΐΓ3εΐίη§ ρβΓίίεδ, ίη δρρίίεβίίοη 
οί ηΗονε (Ιεείδίοη οί ιΗε Βοεγ«1 οί ϋίΓεεΙοΓδ οί δνΟο, 3§τεε 3η8 3εεβρ( 
ΙΗεΙ ιΗε ΐεΓΓηίηΕΐίοη άηΐε ιΗε οοπΙγεοΙ 4βΐ8(1 26.3.87 ίδ εχίεηάεά αρίο 
Ιο 31.3.90. 

Α11 οίΗεΓ εοη(ίίΐίοη8 οί ιΗε χηίΐίβ.1 εοηίΓβεΙ είαίβεί 26.3.87 3η<1 βΐΐ 
(ΙοεηηιεηΙδ ίθΓπιίη§ ρ3Γΐ οί ίΐ 3τε δΐίΐΐ νβΐίεΐ χνΐίΗ ιΗε 3(1(1ίϋοη οί ίοΐΐονν- 

ίη@ (βΓΓτι: 

— 4απη§ ιΗε εοηΐΓ3εΐ εχΐεηδίοη ί.ε. ίΓοηι 1.1.90 υρίο 31.3.90 (Ηε 
ΟοηΐΓβεΙοΓ ίδ οΗ1ί§ε4 Ιο Ηεερ 31 ιΗε εϋβροδβΐ οί ιΗε Ργο^τεπι 3 εΓε\ν 
εοπιρπδίηξ οί οηε εΐεείπείβη, οηε ρΙυπιΗεΓ βικΙ οηε δΙΟΓεΗεερεΓ. Α 
<ϋρ1, ΕηβίηεεΓ δΗβΙΙ βίβο Ηε βνβίΙαΗΙε ίοΓ ηρίο 60Η ηιοηΐΗΙγ οεευρΒ- 
Ιίοη οη δίΐε. (1βρεη<1ίη§ οη ιΗε ΡΓθ]εε( ηεείΐβ. 


ΤΗΕ ΟΟΝΤΚΑΟΤΙΝΟ ΡΑΚΤΙΕδ 
ΕΟΚ δΟΕΑΚ νΐίΕΑΟΕ δ.Α. 

ΕΟΚ ΟΕΟΚΟΙΟυ ΕΟΚ ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 

ΒΑΚΑΕΒΑδΙδ «ίοε ίηίοΓπιβΙίοη οηΐγ» 

ΟΟΝΤΚΑΟΤ ΕΧΤΕΝδΙΟΝ 

Ιη ΑΐΗεηβ Ιοάβγ ιΗε .1990, ΗεΙννεεη 

3. δνθο Ηδνίη^ ίΐδ 1ε§β1 οίοιηίείΐβ ίη ΑΐΗεηδ. ΜίοΗβΙβΗοροαΙοα 2 
δίτεεί, ΗεΓείηβίΐεΓ ΓείεΓΓεεΙ Ιο 38 «ιΗε ΕηιρΙογεΓ» βηι) 

Η. ΜίεΗβηίΙτί δ.Α. Ηβνίηβ ίΐδ 1 ε§ 3 ΐ (Ιοηιίοίΐε ίη ΤΗεδδβΙίηίΗί. βάάΓεβδ οί 
ΑΐΗεηβ οίίίεε, ΕΐΗηίΗίδ ΑηΐίδΙδδεοδ 101, Ν. ΡδγΗίΗο.,ΗεΓείηηίΐεΓ τε- 
ίεπ-εά Ιο 38 «ιΗε ΟοπΙγεοΙογ». ιΗε ίο11οννίη§ 8 Γε 3 £τεε 8 3 η 8 βεεερίεά: 

1. Βγ νΪΓΐηε οί 3 εοηΐτβεί (ΙβίεΟ 13.10.88 ΗεΙννεεη ίΗε εοηΐτβείίη^ 
ρ 3 Γΐίεδ, (Ηε ΕηιρΙογεΓ Ηβδ βρροίηΙε 8 ιΗε ΟοπΙγεοΙογ Ιο ρΓοεοεά ννίιΗ 
ιΗε ννοΛδ οί ιΗε -Μ+Ε ρΗηδε ίοΓΟδεεη ίη Αηίείε 1 οί ιΗε ΒίΙβΙβΓβΙ 
Αβτεεηιεηΐ. 

2. ΤΗε άυΓβΙίοη οί ΐΗβΐ εοηίΓβεΙ ννββ οπρηαΐΐγ ίοΓεβεεη 38 οί ηίηε 
ηιοηΐΗδ. &η(ί Ηβδ Ηεεη εχΙεηάεΟ. ιΗγοιι^Η ΟοηΐΓ3θΙδ οί Εχίεηδίοη 
(ΐ 3 (ε(Ι 17.4.89 υρίο 30.9.89 3η<1 04.10.89 υρίο 31.12.89. 

3. ΤΗε ΒϋβίεΓβΙ Α§τεεπιεηΐ Ε.Ο. Ηβδ ΕρρΓονειί ιΗε ΓεοοΓηηιεηάβΐίοη 
Ηγ ιΗε δΥ€ο Βθ3Γ<1 οί ϋήβεΙΟΓδ Ιο εχίεηά ιΗε νβΐίίίίΐγ οί ΐΗίδ οοπΙγεοΙ 
αρίο 31.3.90 ηηάεΓ ιΗε ίο1Ιοννίη§ δρεείίιε ΐεΓΓηβ: 

3 . Ατίίείε 2 ρ 3 Γ 3 4. 3 η 8 5 3 Γε Ηβίη§ Γερίηεείΐ Ηγ ιΗε ίοΙΙοννίη^: 
Ρ 3 Γ 3 4 Ιΐ ίδ ΗεΓεΗγ β§τεεά ΐΗ&Ι ιΗε εΓενν Ιο τεπιβίη οη δίΐε ννίΐΐ εοηι- 

ρπδε οί: 

1. ΗυίΜίη^ ^υβΓά 
3. δίΐε §η 3 πΐ 8 

ΡδΓ3 5 ΤΗε αΗονβ ηιεηΐίοηειΐ Βιη1<3ίη§ βΐιεαχΐ ννίΐΐ Ηε 3 ςυηΐίίιειΐ 
ρΙυπιΗεΓ ρεΓδοη 

Η. Ατίίείε 5 ρβΓβ 1 βηά 2 Ετε Ηείη§ Γερίβοεά Ηγ ιΗε ίο11οννίη§: 
Ρεγ 3 1 ΤΗε Ιοΐ3ΐ βιηουηΐ εοΓΓεδροηάίη§ Ιο ΐΗίδ εχίεηδίοη Ιγοιτι 

1.10.89 ιιρίο 31.12.89 ννίιΗ βΗονε εΓενν ίδ 10.000.000 άΓδ. 

Ρ 3 Γ 3 2 ΡαγηιεηΙ οί ιΗε βΗονε βπιουηΐ ννϋΐ Ηε είίεεΙεΗ Ηγ δνΕο Ιο 

ίΗε ΟοπΙγεοΙογ ίη ΐΗΓεε εςυβί πιοηΐΗΙγ ίηδίβΐΐιηεηΐδ. 

4. Βγ ιΗε ρεεβεηΐ, ιΗε οοηΐΓ3θΙίη§ ρ&ηίεβ, ίη 3ρρ1ίθ3ΐίοη οί βΗονε Ε.0. 
ιεείδίοη 3η<1 τεΐηΐίνε δνΟΟ ΒοητΗ ϋίτεεΙΟΓδ άεείβίοη, 3§τεε βηά ήε- 
εερί ιΗε ίο11οννίη§: 

3 . Ιο εχίεηΟ ιΗε νηΐίάίΐγ οί ιΗε ηιεηΐίοηε<1 οοηΐτβοΐ, ννΗίεΗ ΐΗυβ εηιΐδ οη 

31.12.89 &ηά 

Η. Ατίίείε 2 ρβτα 4 βηά 5, &η<1 Ατίίείε 5 ρ3Γ3 1 2 η <1 2 οί ΐΗέ ίηίΐίεΐ εοη- 
Ιτ 3 εΙ 3 τε ΓερΙ&εεΗ 88 βει ίοτίΗ ίη Αιΐίείε 3 οί ιΗε ρτεδεηί εχίεηδίοη. 

Α11 Γεηΐδίηϊη^ Ιετηΐδ οί ιΗε ίηίΐίβΐ οοηΐτβεί 38 ννεϋ 38 αΐΐ άοευτηεηΐδ 
ίοπηίη§ ρβτΐ ΐΗετεοί Γεπιβίη νβΐίεΐ. 

ΤΗε ΟοηΐΓ3θΙίη§ ΡβΓίίεβ 

Εογ δνθο Γογ ΜίεΗβηίΚί δΑ 

ΟΟΝΤΚΑΟΤ ΕΧΤΕΝδΙΟΝ 

Ιη ΑΐΗεηδ Ιοάβγ ιΗε ...1990, ΗεΙννεεη 

3 . δνθο Ηβνίη^ ίΐδ Ιεββΐ (Ιοπιίοίΐε ίη ΑΐΗεηδ. ΜίοΗβΙβΗορουΙοη 2 
δίτεεί, ΗετείηβίΐεΓ τείεττειΐ Ιο 38 «ιΗε ΕηιρΙογεΓ» βηά 
Η. ΜίεΗδηίΙιί δ.Α. Η 3 νίη§ ίΐδ 1 ε§ 3 ΐ εΐοηηίείΐβ ίη ΤΗεδδβΙίηίΙίί. βάίίΓεδδ οΐ 
ΑΐΗεηβ οίίίεε, ΕΐΗηίΙνίδ ΑηΐίδΙβδεοδ 101, Ν. ΡδγΗίΗο. ΗεΓείηβίΐετ τε- 
ίεζτεά Ιο 38 «ιΗε ΟοηΐΓβεΙοΓ». ίΗε ίοΙ1οννίη§ βτε 3βτεο(13ηά 3 εεερΙε< 1 : 

1. Βγ νίιΐιιε οί 3 εοηίΓβεΙ (ΙηΙεε) 13.10.88 ΗεΙννεεη ίΗε οοηΐΓβείίη^ 
ρβτΐίεδ, ίΗε Επιρίογετ Ηβδ ορροίηίετί ίΗε ΟοπΙγεοΙογ Ιο ρτοεεεά ννίιΗ 
ιΗε ’ννοτίίδ οί ιΗε Μ+Ε ρΗηβε ίοτεδεεη ίη Αηίείε 1 οί ίΗε ΒίΙβίεΓβ] 
Αβτεεηιεηΐ. 

2. ΤΗε (ΙυΓΒΐίοη οί ΐΐιαΐ εοηίΓβεΙ ννβδ οηβίηβΐΐγ ίοτεδεεη 38 οί ηίηε 
τηοηίΗδ, 3 η <1 Ηβδ Ηεεη εχΙοηΒεε), ΐΗτουβΗ ΟοηΙτβεΙδ οί Εχίεηδίοη 
άβίείΐ 17.4.89 υρίο 30.9.89 Βη 8 04.10.89 υρίο 31.12.89. 

3. ΤΗε ΒίΙβίεΓαΙ Α§τεεηηεηΐ Ε.Ο. Ηβδ βρρτονεεί ιΗε Γβεοπιπιβηείβΐίοη 
Ηγ ίΗε δνθο Βοβγ( 1 οί ΟίτεείοΓδ Ιο εχίεικί ίΗε νβΐίιΐίίγ οί ίΗίδ εοηίΓβεΙ 
ηρίο 31.3,90 υηϋεΓ ιΗε ίο11οννίη§ βρεείΓιε Ιεττηδ: 

β. Αηίείε 2 ρβτβ 4 αηά 5 βτε Ηείη§ τερίβεεεί Ηγ ιΗε ίο11οννίη§: 

ΡβΓ3 4 Ιί ίδ ΗετεΗγ 3 §τεε (1 ΐΗβί ίΗε ετενν ίο τβιηαίη οη δίίε ννίΐΐ εοιή- 
ρήδε οί: 

1. Ηηί1άίη§ §ϋ3Γ(1 
3. δίίε ^οβπΐδ 

Ρβγ 3 5 ΤΗε βΗονε πιεηΐίοηεά Ηηί1άίη§ £ΐΐ 3 π 1 ννίΐΐ Ηε β ςυηΐίίιείί 
ρΙυπιΠετ ρει βοη 

Η.ΑηίεΙε 5 ρβτβ 1 βηά 2 βτε Ηβίη§ ΓερΙβοεΟ Ηγ ίΗε ίο11οννίη§: 

ΡβΓβ 1 ΤΗε ίοίβΐ βτηοηηί εοΓΓ 0 δροη<ίίη§ ίο ίΗίδ εχίεηδίοη ίτοπι 

1.10.89 ηρίο 31.12.89 ννίιΗ βΗονε ετενν ίδ 10.000.000 8 τδ. 

Ρβγ 3 2 Ρβγπιεηί οί ίΗε βΗονε βηιουηί ννίΐΐ Ηε είίβείβεί Ηγ δ\Όο ίο 

ίΗε ΟοηΐτβείΟΓ ίη ίΗτεε εςηβΐ πιοηίΗΙγ ίηδίαΐΐιηεηΐδ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ! 


4. Βγ ΐΒε ρΓβδβηΙ, ΐΗε οηΐΓ3εΙίη§ ρβτΐίεβ, ίη 3ρρ1ίθ3ΐίοη οί βΒονβ Ε.Ο. 
άεοίδίοη, 3@τεε βηά 3οεερΐ ΐΒε ίο11ο\νίη@: 

3. Ιο βχίεηιΐ (Βε νβΐίάίΐγ οί ΐΐιε Γηεηΐίοηεεί οοηΐΓ3εΙ, ννΗίεΗ ΐΗιΐδ βηίΐδ οη 

31.12.89 αηά 

1). Ατίϊεΐβ 2 ρΗΓα 4 βηά 5, αη<1 Αιΐίοίε 5 ρβΓβ 1 αη4 2 οί (Βε ϊηίΐί&Ι εοη- 
ΙγεοΙ βτε τερίαεειΐ βδ βει ίοΓίΗ ίη Ατίίοίε 3 οί ΐΗε ρΓεβεηΐ εχίεηβίοη. 

Α11 Γβηιαΐηίης Ιεηπδ οί ΐΐιβ ίηίιίβΐ εοηΐΓβεί 38 ννεΐΐ 35 3ϋ (ΙοευηιβηΙβ 
ίοπτιίη@ ρβιΐ ϋιεΓεοί τεηιαϊη νειίίεΐ. 

ΤΒε 0οηΐΓ3εΐίη§ Ρβτΐϊβδ 

Γογ δΥΟο Γογ ΜίεΒβηίΒί 8Α 


ΑεΙίνε δγβίειηβ ΑιηεΙίοΓβΙίοηβ 


Αηηεχ 5 


1. Εηει·@γ ΟεηΙτε 

Γί11ίη@ οί ΐΒε εηει-@γ εεηΐτε οοπΙγοΙ Ιο ΐΒε Βε3ΐίη@ @τκ1, Ρβτΐίβΐΐγ 
εβΓτΐεοΙ ογΐ 4υηη@ ννίηίεΓ ρβπο(1 89/90. Εβΐίηΐ3ΐε4 εοδίβ: 

ΜΑΝ Οβιτίβά οαΐ 30.000 ΟΜ 

ΟΐΒβΓδ (εοηίΓοΙ) 5.000 ϋ.Μ 

ΙηΙβΓβΙοιη 30.000 ϋΜ 


Εχ1ΐ3ΐΐ8ΐ @38 ΠΙίεΓδ 20.000 ϋΜ 

Γυεί ίϊΙΐβΓ 2.000 ϋΜ 


87.000 ϋΜ 

2. ϋΗ9/ 8ΐθΓ3@ε 

Ρίΐοΐ ρΐαηΐ 11ΑΓ. Αάιΐίΐίοηβΐ εοηηεείίοη ΒεΙννεεη άεηιβηίΐ 3η<1 81ογ- 
3@ε Ιηηΐν (Βγοιι@Η 3-ννβγ νβίνε ίοΓ ΒείΙεΓ εουρ1ίη@ οί βοΙεγ εηεΓ@γ Ιο ΐΒε 
1156Γ8. ΨοΛ ννίΐΐ Βε εαΓπείΙ ουί Βγ Ο+Μ 0Γ8\ν. Εδ1ΐπ>3ΐε<1 ΗαπΙν/αΓε 
εοδί 3.000 ΟΜ 

3. υΡδ ΓΟΒ ϋΑδ 

Ιη ΟΓάβΓ Ιο δδδυΓε υηάίδΙιΐΓΒεά ϋΑδ ορεΓβΐίοη 3η ιιηίηΙειτιιρΙβΒΙε 
ΡολνβΓ δηρρίγ (ϋΡδ) δΗουΙά Βε ίηδίδΐΐεο!. 

ΕδίΒηβίεοΙ εοδί 60.000 ϋΜ 

4. ΟθΓηίη@ ΟοΙΙεεΙΟΓδ 

4.1. Ρίΐοΐ ρίβηΐ υΕΑ. Νε\ν @εηβΓβΐίοη οί νβεευυπι εοΙΙεείΟΓδ. 

Εδΐϊπΐ3ΐ8<1 εοδί 150.000 ϋΜ 

4.2. Τοΐ3ΐ εχεΗ3η@ε οί εοΓηίη@ οοΙΙεεΙοΓδ ννίΐΒ οίΒεΓ εοϋεεΙΟΓ 
Ιγρεβ. 

Εβώηδίείΐ εοβΐ 300.000 — 800.000 ϋΜ 

5. ΡΓ888ΐΐΓβ ρβ3ΐί8 ίη νβοουυιη ΟοΙΙεεΙΟΓ δγβίεηιβ 

Ρίΐοΐ ρίβηΐ ϋΓΑ. ΙηδΙα11ίη@ οί 3—ννβν νβίνβ ίοΓ 8ΐ3Γΐίη@ ιιρ ορεΓ3- 
Ιίρη. ΙΥογΒ ννίΐΐ Βε ε3ΐτίε8 ουί Βγ ΟΜ ΟΓενν. 


Εδΐίπΐ3ΐβ(1 Β3π1\ν3Γε εοδί 3.000 ϋΜ 

Οερεηάίη@ οη άεείδίοϋ οη 4.2. ίυιίΒεΓ Γηο<1ίίίο3ΐίοη8 ίη ΐΒβ οιΒογ 
νβεευυηΊ εοΙΙεείΟΓ δγδίεπίδ Ιο Βε εβιτίεά οιιΐ. 

6. Ιηβϋΐοΐίοη οί Γοοί ρίρεβ 

6.1. Ρίΐοΐ ρίβηΐ υΕΑ. ΙηιρΓονεηιεηΐ οί ίηδυΐβΐίοη οί τοοί ρίρε ίοΓ 
ϋΗΙΥ. 

ΕδΐίηΐΗίείΙ εοδί 6.000 ϋΜ 

6.2. Ιηβυΐβΐίοη οί ΐΒε Ιεδΐ ΐΒεΓηηοδίρΒοη εοϋεεΙΟΓ δγβίεηΐδ. 

Εδώηβίεά εοδί 4.000 ϋΜ 

6.3. ΟΒίιηηεγ ίηδυΐβΐίοη. Οίεβεί γποΙογ εχΒβιΐδΙ εΒίιηηεγδ. Ορ- 

Ιίοηβΐ. 

Εδΐίιηβίεά εοδί 20.000 ϋΜ 

6.4. ΡΓερ3Γ3ΐίοη ίοΓ ίηβυΐαΐίοη βείίνίΐίβδ. 

Ε8ίίηΐ3ΐ8(1 0081 10.000 ϋΜ 

7. ϋΑδ εχίεηβίοη 

ΡΓΟροβηΙ οί ΑδΕΤ Γο@3Γ(1ίη@ ηιΐίΐίΐίοηοΐ ηΐ838ΐιπη@ ροίηΐβ ίβ υηάεΓ 
ίηνε8ΐίΐ3ΐίοη. 

8. Γδη Οοίΐ δγβίβπΐδ 

δγβίεηΐδ ίηνο1νίη@ ίβη εοίΐδ βΓε υηιίεΓ ίηνεδ(ί@3ΐίοη βίΐβΓ βοηιε οοηι- 
ρΐβίηΐδ Βγ ΐΒε ίηΒθΒίίβηΐδ. 

ΚΕεΟΜΜΕΝϋΑΤΙΟΝδ 

1. δρ3τε ρ3Γΐδ ΟΑδ 

1.1. ΒβΙΙεπεβ 

ΤΒε οβΙοηηιεΙβΓ ΒβΙΙεπεβ \νί11 δοοη Βονε Ιο Βε τερίοοβί!. (Είίε Ιίπιε 
οί 80Π18 ίδ 3ΐτ83(1γ ΟΥβΓ). 

ΤΒε ίηίιαΒίίβηΙβ δΒουΙά ηοΐ Βε ο(ΐ3Γ@β(1 Βγ ΐΒε οοβίβ ίοΓ ηεγγ ΒβΙΙεΓ- 
ίεβ. 

Ε8ΐίπΐ3ΐε8 εοδί 40.000 ϋΜ 

1.2. ΟίΒεΓ 8ρ3Γ8 ρβΓίδ 

Ιη ΐΗε 8ρ3τε ρβΓίδ 8ΐοε1ί ηο 8ρ3Γε ρβΓίβ ίοΓ ΐΗβ Οοβΐ Αοοουη1ίη@ δγβ- 
Ιεπι 3τε ίοΓεδεεη. 

(εβΙοηπιεΙεΓ, \ν3ΐεΓ οοιιηίεΓδ) 

Ε8ΐίηΐ3ΐε(1 οοβΐ 5.000 ϋΜ 

2. δβίβιγ ν3ΐνε8 

δβίεΐγ νβίνεδ ίη ίΐ3ΐ ρΐοίε εοΙΙεεΙΟΓ βγβίεηηδ Ββνε Βεεη υηιΙεΓ 81 Γ 888 
8υπη@ ΐΒεΪΓ ΙίίεΙίπιε. Ιη οπΙεΓ Ιο 3δδυΓε ιιηίϋδίΓαΓΒεά ορβΓβΐίοη Ιογ ΐΗε 
ίηΗβΒίΙβηΙδ 3ηά εχοΒ3η@ε οί αΐΐ ββίεΐγ νβίνεδ ίβ Γεεοητιηιεηίΐεά. ΨογΒ 
■ννϋΐ Βε εβιτίβά ουί Βγ ΐΒε ΟΜ ΟΓενν. 

Εδ(ίηΐ3(6(1 ΗβΓίΒνβΓβ εοδί 15.000 ΟΜ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΡΚΟΙΕΟΤ ΡΚΕ5ΕΝΤΑΤΙΟΝ 

ΡΓοροββίΙ εοηίεηΐδ 

1. ΟβηβΓ&Ι ρΓβββηίαΐϊοη πιαίεΐΊαΙ, ιηβίηΐγ 3Γε6ίΙεεΙιΐΓ3ΐ 3η<1 
ηιεοΗβηίοβΙ <ΐΓβννίη§$, εηεΓ§γ βγβίεηΐδ ίβοΓηεΐήεδ 3η(1 ρΗοΙοβτβρΗδ 
£γοιιι ΐΗε ναποαδ δΐ3§εδ ο£ εοηδίτυείίοη αη<1 βΓβοΙίοη υρίο ηο\ν. ΤΗίδ 
ΓηβΙεπΕί ν,-ΐΐ 16ε βοοοΓηρβηίεά 6ν 3 οοηοίδβ(1 ΙεχΙ Γε£επ·εά Ιο ΐΗε εηεΓ^γ 
δγδίεπίδ ο£ ΐ6ε δοΙβΓ Υί11α§β. 

2. Α ΙεχΙ Γε£επ·ε<1 Ιο (6ε δοείοΐο^ίεβΐ 3βρεεΐβ ο£ ΐ6ε ΡΓο]εεΐ ννΗίεΙι 
ννίΐΐ ίηείικίε ΐΗε τεδε3ΓεΗ 3ηά νεηΓιεβίΐοη ο£ (Ηε 3ρρ1ίεά δοείο1θ£ίε3ΐ 
ηιείΗοάδ. 

3. Α ΙεχΙ Γε£επ·εά Ιο ΐΗε ιιρΐοά3ΐε τεδυΐΐδ ο£ ΐΗε εν3ΐιΐ3ΐίοη ννΗίεΗ 
\νί11 6ε οοηΐίηυουδίγ τενίβειΐ ννίΐΗ ηεννεΓ Γεβυΐΐδ 611 ΐΗε εη<1 ο£ Λε 
Ρι-ο]εεΙ. ΤΚίβ ΙεχΙ, ίη ίΐδ Πη3ΐ £ογγπ, \νί11 3ΐβο τε£ετ Ιο ΐ6ε εχρεπεηεε 


§3ίηεά £ογ βείεηΐίίίε ογ οίΗεΓ Γ8350Π3 \νίΐΗ ι6ε 3ΐπι Ιο ρΓερ3Γε ορΙΪΓηυπι 
βηει·£γ βεεοιιηΐ ιηεΐΗοιΙδ. Ιΐ ννϊΐΐ 3 Ι 50 ίηείικίε τυΙεβ ογ δίβηάβπΐδ Ιο 6ε 
ιΐδείΐ ΐη δίπιίΙβΓ ρπ^εεί. 

4. Ρηηΐίη^ ο£ &6ονε πιβίεηδΐ 3η(1 ΙεχΙδ ίη νο1υηιε(3) ίη ΐ6ε ΟΓεεΕ, 
ΕηςΙίβΗ 3ηί1 Οεπτιβη ΐ3η§ιιβ§ε \νίΐ6 οοΙοιιγ ρΗοΙοβ, δΕείεΗεδ Οτανίη^δ 
β.Ι.ε. 

5. ΡΓοάυοίίοη ο£ 3 νίάεο Πΐηι ρΓ83εηΐίη§ ΐ6ε 8 ο1&γ νί1ΐ3§ε εηεΓ^γ 
δγδΙεηΊδ ίο£8ΐ1ΐ6Γ \νί(6 εοιηΓηεηΙδ £γοπι νβπουβ εχρεΓίδ. Ιΐ \νί11 ίηείικίε 
3ΐβο ίηΙεΓνίεν,’5 3β ννβΐΐ 3δ δυ§§εδΙίοηδ £γοπι εχρεΓίδ Γ8£3πϋη§ πιβΙΙεΓβ 
Γεΐ3ΐε<1 Ιο 3ρρ1ίε3ΐίοη ο£ εηεΓ§γ εοηδεΓνβΐίοη ιηεαδίίΓεδ ίη ΓεδίΟεηΐώΙ 
6υί1<1ίη§8. 

6. Μον361ε η>3ΐεΓΪ3ΐ, πιβίηΐγ ρβηεΐβ £ογ βη εχΗί6ίΐίοη ίη (Γ3ηδίΙ. 

7. Μοάεΐβ βΗοννίης ι6ε ορεπιΐίοη ο£ βοιηε εηεΓ§γ δγδίεπίδ. 


ΤΑΒΕΕ 1 δϋΡΡΟΚΤΙΝΟ 5ΕΚΥΙΕΕ5 


ΑΟΤίνίΤΕδ ΤΙΜΕ 

1989 

1990 

ΒΙ 

1992 

ΑΟΡΙΤΙΟΝΑΙ 

ΜΑΝΜ0ΝΤΗ5 

0Ο5Τ5 (0Μ) 

ΑΥΕΚΑΟΕ 

005Τ 

ΥΕΑΚ 5ΕΑ50Ν 


δυΓΠίΤ16Γ 

ννίηΙεΓ 

δυηιηιεΓ 

ννίηΙβΓ 

δυτηηιβΓ 

\\ΐηΐ6Γ 


■ 




1. δν 0ο Α<1ιηίηΪ5ΐΓ3ΐίοη αηό οοοπίίηβΐϊοη 

2. Ο,Α.3. ΟρεΓβΐΐοη & εοηΐτοί 

3. 0 & Μ οί δγδίεπίδ & ΒυίΙΗϊη^δ 





ΚΗϋ39 








24 

24 

307.200 


























74.400 

3.100 

3.1 0 & Μ θΓβ\ν 

3.2 ΜίοΗβηίΙςΐ Οβνν 

4. ΟοηβαπιπίΒΕΙβδ, 8ρ3Γε ραΓίδ ηΐΒίηίεηβηοε οοη- 

ΐΓΒΟίδ €ΐθ 













24 

187.200 

7.800 

























33 

62.000 

1.879 



_ 










. ' ·. ΤΟΤΑΕ5 
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======: βχίδΐΐη^ ΐίιτιβ δοΗεάυΙε 

******: ρΓοροδβί] \νΐΐΗίη£ εχίδΐίη£-Ιίηιβ δοΗεάιιΙβ 

-. ρ,-ορο^ βχίεηβίοη 


Ογ εχοΙυ(ϋη§ 

δΥΟοΙ 323.600 


19-ΕεΙ)-90 


ΒϋΟΟΕΤ Τ1ΜΕ δΟΗΕΟυίΕ 
Μ + Ε ΡΗΑ5Ε 


ΤΑΒΕΕ 23 ΕΥΑΕΙίΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΑ58ΙΥΕ ΕΝΕΒΟΥ 5Υ5ΤΕΜ5 - 0 Γ εεΙ< ΐε 3 ΐη 


ΑΟΤίνίΤΕδ ΤΙΜΕ 

1989 

1990 


1992 

ΑΟϋΙΤΙΟΝΑΕ 

ΜΑΝΜΟΝΤΗ5 


ΑνΕΚΑΟΕ 

005Τ 

ΥΕΑΚ’ 5ΕΑ50Ν 


δυηιηιεΓ 

«ίηΙεΓ 

δυιηιηεΓ 

ννίηΙεΓ 



δυηιηιεΓ 

_ 

20 

10 

40 

132 

32 

60.000 

30.000 

120.000 

396.000 

96.000 

9.000 

- 

1. ΡΓερ&ΓβίοΓχ νοΛ & δΗοη Ιίιηβ ηιεΒδυΓεηιεηΐδ 

2. ΜεθδυΓειτίθηΙδ ιη βτηρί)· ΠπΙδ ιιΎκΙ επιρί^ τεί. 
υηίΐδ 

3. ΟαΓΓγΐη^ ουί οί ηΐ63δυΓεΓίΐεηΙδ ίη ίηΗ&Βίΐε^ 
Πείδ 3η(1 αςυίριη. ιη&ίηΐ. αείαρίίοη 

4. δίιηυΐΕΐίοη & βναΐυαίίοη 

5. Οοευπιεηΐβΐΐοη οί 3.γη. 30ΐίνίΐίεδ 

6. Εΐοεηδε Ε.8.Ρ. 








■ 

■ 

Ιΐ 

1 


I 

— 



— 















-== 







=== 













Μ 


ΤΟΤΑΕ5 










□ 


■ 


«ΜΙ 

ΜΕ3Ϊ 


=====-: βχίίΐίη^ Ιίιτιβ δοΚείΙυΙθ 
-: ρΓθρο5«Ι εχίβηδϊοη 


19-ΓεΒ-90 


ΒϋΌΟΕΤ ΤΙΜΕ 50ΗΕϋυΐΕ 5ν-3 
Μ + Ε ΡΗΑ5Ε ΕΧΤΕΝ5Ι0Ν 
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ΦΕΚ Υ3 


ΤΑΒΕΕ 26 ΕνΑίϋΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΑ85ΙΥΕ ΕΝΕΚΟΥ 5Υ5ΤΕΜ8 - Οεπηβη ΐεβιη 


ΑΟΤίνίΤΕδ Τ1ΜΕ 

1989 

1990 



ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΕ 

ΜΑΝΜ0ΝΤΗ5 

005Τ8 (0Μ) 

ΑνΕΚΑΟΕ 

005Τ 

ΥΕΑΚ 5ΕΑ50Ν 


δυηίΓηεΓ 

ννίηΙβΓ 

δυπιπιεΓ 

ννίηΙβΓ 

δυπιπιεΓ 





·» 




1 






1 





Τ0ΤΑΕ5 






• 











======: 6χΪ5ΐΐη§ ιίπ>6 3θΗβ(Ιϋ1ε 

-: ρΓοροδβίΙ βχίβηδίοη 


17—ΓβΙ>—90 


ΒυϋΟΕΤ Τ1ΜΕ δΟΗΕΟυΐΕ 5ν-3 
Μ + Ε ΡΗΑ5Ε ΕΧΤΕΝ5ΙΟΝ 


Μβββιιπηβ & Εναΐυ&ΐϊοη ΡΗηβε Εχίεηβίοη - Ρββδίνε ΕνδΙυβίίοη 

Ιΐ 18 3£Γ6θ8 ΙΗεΙ ΐΗίδ ρβρβΓ δβΓνβδ ΐΗε 1(163 (Ο ρΓβδβηΙ ΟΟΓ ΟΟΓΠΓΠΟη 
υη8βΓ5ΐΕη8ίη§ οΓ ιΗε ίηΙβη8β8 4. ΡΗβδβ (ΡβΓΐ) Γογ Γη6Ε5υπη§; 3 η<1 
6ν3ΐϋ3ΐϊοη οί δρβοίβΙ ρ3βδίνβ δγδίβηΐδ ννίΐΗίη ιΗε 5ν 3 ρΓο)εοΙ Γογ ηβχΐ. 
ΕΟ-ΜββΙίη^· 1ί Πιε ηεχ! Ε0-Μββ1ϊη§ (20.2.89) 3§Γεεδ ίη ρτΐηοΐρβΐ Ιο 
οιιγ οοΐΐίΓηοη ρβρβΓ ιΗε ΟεοΗ 3η<1 Οβηηβη ΤεΕητι \νί11 δίΕΓΐ Ιο ρΓερβΓβ 
8βΐΕΐί1β8 ΓβδεΕΓοΗ ρΓθρθδ3ΐδ ΙπΐΙΤΙβάίβΙβΙγ, 1)3868 ΟΠ (Ηε 6Χρ6ΓΪ6Π06 οΓ 
ιΗε αΐτββάγ 30ΐίη§ 0Γβε1< ΤβΕηι. ΤΗε ΠπεΙ ΓεβεΕΓοΗ ρΓορο53ΐδ ννίΐΐ ιΗεπ 
6ε 8ίδειΐδδε8 3Π(1 38)ϋδΙε8 ΗεΙννεεη 6οΐΗ Ιβ3Γηδ 8υπη@ δενεΓΕί ηιβεί- 
ίη£δ βπ8 ΠηίδΗε8 υηΐίΐ ΑρπΙ 30, 1990. ΤΗεβε ρτοροδβΐβ ννϊΐΐ ιΗεπ Βε 
ΓοηνβΓάεά ΐπίΓηεάώΙεΙγ Ιο ΤΗε ΕΟ - ΜεΓη6εΓδ Γογ 16ε τεΐενβηΐ Ε0- 
(Ιεείδΐοη. 

ΡΓοροβεά δΐ3Γΐϊη§ εΐβίε Γογ ΐ6ε Μ & Ε-ΡΗββε ίδ Ιυΐγ Ιβί. 1990 ίη 
οΓίΙεΓ Ιο βεειίΓε (6ε οονεπη§ οΓ Ιννο εοηιρίείε Ηε3ΐίη§ ρεπο8δ 38 ννεΐΐ 
38 οηε δυπιπιεΓ βεβδίοη. Η3νίη§ ίη ιηίηοΐ ιΗεΙ ΐΗετε Ηβνβ 6εεη εΙγοεΠυ 
Ιννο ννίηΙβΓ ρεπο8δ ννίΐΗουΙ εοηΐίηίοαβ (ηβΕδίπεΠ 3ΐι8 εοιιηΐβΓεΗεοΙ(ε8 
(ΙβΙα ννε 8ΐ3ΐε ΐΗβΙ ιΗίδ ίδ εδδεηΐίβΐ Γογ ο6ΐ3ίηίη§ ΓεΙίΕΗΙε Γβδυΐίδ. 

1. ΑΪΠ18 εΗ8 (331(8 

Γο11οννίη§ ηίιηδ 3ίκ1ΐΕβΗδ 3Γ6 Ιο 6ε Γαΐίιΐΐεεί 3εεοπίίη§ (ο ΐΗε Οοιη- 
ιηοη ΡΓοροβαΙ. 

1. δίηιυΐαΐίοη οΓ3β1εε1ε(1 Βυί18ίη§δ 6ν οοΓηριιΐβΓ οΕίουΙβΙίοηδ 6358(1 
οη ΐΗε βοΙιιεΙ 8εδί§η εΗ 8 οη ηιείεοΓοΙοβίοΕί (Ι3ί3. 

2. ΟοπιρΗΓίδοη 6ε1ννεεη πιε3δυΓ8(1 εΗ 8 εβ1ευΐ3[ε(1 Παυτεί ννίίίι τε- 
δρεεί Ιο ρεΓίοπηαηεε επ 8 εεοηοπιίεδ. ΤΗίδ οοηιρΕΠδοη εοηεετηδ 
ιηβϊηΐγ οοπιΓογΙ επ 8 εηεφγ εοηδυηιρίίοη. 

2. Ταβίΐδ Ιο 6ε ρεΗοππεεΙ 

- Οοΐΐεείίοη οΓ ιΗε ηιεαδυτεοί (ΙβΙβ ίη β υβεΓηΙ Γογπι ννίι6 (ίιε ει' 8 οΓ 
ΐ6ε οοιηριιΙεΓ. ΤΗίδ τεΐαΐεβ Ιο αΐΐ 8313 αΗοιιΙ ΐΗε ρΒδδίνε &η8 ΓβΓεΓβηοε 
υηίΐδ, ΐΗεΪΓ ΕΠΕίγβίδ, οοηιρΕΠδοη νν,ίΐΐι οίεβί^η ΕδδυηιρΙίοηδ, δίηιυΐΕΐίοη 
α6<1 εοπ-εδροη8ίη§ 8οουπιεηΐ3ΐίοη. 

- δϊηηιΐβΐίοη οΓ Πιε δγδίβπΐδ 6γ εοηιρυΙεΓ εβίευίβΐίοηβ 63δει1 οη ΐΗε 
εοΙιιεΙ 8βδίβη 3η<1 οη ιΗε πιβίεοΓοΙοβίοΕί 83(3. ΤΗίδ δίιηυΐΕΐίοη εοη- 
εεΓηδ ΐΗε βείεείβά 6ιιί18ϊη£8, (ΗεΗ ρΕδδίνβ βη8 οοηνεηΐίοηΕΐ βυΗδγδ- 
Ιεπίδ, ιΗε υδβΓ 6εΗ3νίθΓ, εΗ 8 ΐΗε εΙίηίΕΐε. ΤΗε βοΙπεΙ 8ε( 3 36ουI ιΗε 
βίβΐιΐδ ^υο 3Γε 8ε1ίνεΓε8 6γ ιΗε Γηε35υπη§ δγδίεπι βίκί ιΗε ρΗγδίεβ! 
αηά §εοηΐ8ΐπε3ΐ βυΓνεν οΓ ιΗε 6υί13ίη§δ. 

- Οοΐΐεείίοη βηά άοευηιεηίΕΐίοη οΓ ορετβΐίοη εχρετίεπεβδ οΓ ιΗε 
α6ονε (351(5 (Γε1ίΕ6ί1ίΐγ, 3ν3ίΐ36ί1ίΐγ, εΐε). 

ΤΗίδ οοηεεΓηδ εδρεοίηΐΐγ (Ηε ρβδδίνε Ηε3(ίη§ δγδίεηΐδ, 6υί18ίη§ 
εοηιροηεηΐδ Γογ δΗβπηξ επγΙ νβηΐίΐΕΐίοη εΐε.. 3η8 υβετ ΗεΗβνίοΓ. 

- Τβδίίδ ννίΐΐ 6ε ρεΓΓοπηεϋ ίη δοηιε ΓυΙυΓε Ιίηιε ννΗεη ιΗε οογγο- 
δροηάίης 6ϋ8§βΐ ίδ Εν3ίΐ361ε. 

Ιη ογ36γ Ιο ΓυΙίΊΗ ΐΗοκε αίηΐδ ιΗε Γο11οννίη§ Ηουβεδ 3 π8/ογ Π3(8 \νίΙΙ 
8ε ΓηοηίΙθΓε8: 

ΚεΓεΓεηεε υηίΐδ ΙΙΑΚ 08 100ηι2 Ηουβε 
υϋΒ 03Α4 60ηι2 Πβΐ 
υϋΒ 03Α1 60πι2 Πει 
ϋϋΒ 03Α0 70ηι2 Πει 


Ηί^ΗΙγ ρΕδδίνβ υηίΐδ ΙΙΒΑ 03 §τουη 8 Ποογ ννΕΐεΓ ννβΐΐ ΠγεΙ Ποογ 

ν»3(εΓ ιναΐΐ 

ΙΙΒΑ 02 §τουη 8 Ποογ πίΕδοηΓγ ΐΓοηιΗε νοΙΙ. §ΓεεηΗουδε 
ΠγεΙ Ποογ ηιβδοηΓγ νν&11 

ϋΒΑ 05 5 Γουη 8 Ποογ ννβίεΓ \νβ11 11/2 δίοΓεγι^εεπΗοηβε ΓίΓδΐ 
Ποογ ινΕΐεΓ 6 εηεΗ 

υΒϋ 03 §τοιιη8 Ποογ ειγ ρβηεΐ ννίΐΗ Ηοΐΐονν Ποογ 
ΠγεΙ Ποογ εϊγ ρβηεΐ ννίΐΗ Ηοΐΐονν Ποογ 

υΒϋ 08 §τοιιη8 Ποογ ννΕΐεΓ 6εηεΗ, ίηνεηεΗ νεηεΐϊηη 61ίιι8 ΠίτεεΙ 
§ΕΪη 

ΠτβΙ Ποογ νναΙεΓ 6 εηεΗ, ίηνεηε 8 νεηεΐΐΕη 61ίπ8 8 Πε>.ι ^α... 

ΙΙΒϋ 09 §τουη8 Ποογ, §ΓεεηΗουδε ννίΐΗ εοΓβ8 εείΠη^ 1οο|) 

ΓΐτδΙ Ποογ ννΕΐεΓ ννηΠ 

ΙΙΒΒ 02Α2 ΩεΙ 60ηι2 νεη 1 ε 8 ΙτοηιΗε ννβΐΐ 
υΒΒ 02Α1 ΠεΙ 60πι 2 ^τεβηΗουβε χνηΙεΓ ννβΐΐ 

ΙΙΒΒ 02Α0 ΠεΙ 60πι 2 Πηεεί ββίη ϊηνεΓΐε8 νεηεΐίβΐ 61ίη8 
ΤΗεΓε ίδ οηε 6υί18ίη§ Ιο 6ε ϋδε8 35 3 εοπιπιοη τεΓετεπεε εββε (Γγογπ 
ιΗε υΒΒ-Ιγρε) ινΗίοΗ \νί11 6ε ενΕΐυΕΐε8 6γ (Ηε Οτεείί βη8 (Ιειτηβη 
ΤεΕπι ίη ρΕΓείίεΙ, ίη ογ88γ Ιο Πηε Ιυηε ιΗε ενβΙυβίεΠ ρΓοεε8υΓ6 βη8 Ιο 
πίδΐίε δΐίΓε ιΗεΙ 6οΐΗ Ιββηΐδ υβε ιΗε 83ηιε ενΕΐυβΙίοη ρΓοεε8ϋΓε Γογ ρΓΟ- 
8υείης εοηιρΕΓΕΗΙε τεδυΐΐδ ίη ε 11 οίΗεΓ 03585. 

ΤΗε οίΗεΓ 6ηί18ίη§δ Ιο 6ε ενβΙυΕίεΠ νν 11 6ε 8ίνί8ε8 ίηΐο Ιννο §Γουρδ: 
Α. ενΕΐιΐ3ΐε8 6γ ιΗε ΟτεεΗ ΤεΕπι: ϋΑΒ 02,1)ΒΒ 02Α2, υΒΒ 02Α1 
επ 8 ϋΒΒ 02Α0. 

Β. εναΗίΕΐεΠ 6 γ ιΗε ΟεΓΓηβη Τοεπι: υΒΒ 02Α, υΒϋ 03 βη 8 ορ- 
ΠοπεΙ ϋΒϋ 09 

Βε^ίηηίη§ ΙοΠβγ ννε β§τεε Ιο εχεΓιβη^ε βΐΐ Γεβυΐΐδ 8ΐΓεεΐ1γ ΗεΙννεεη 
6οΐΗ ΓεβεΕΓοΗ ΙεΕηΐδ. ΤΗεΙ 8οεβ ηοΐ εΓΓεοΙ ιΗε υβυ&Ι ρΓοοε8υΓε Ιο,ίη- 
Γογπι Πιε ΕΠπιϊηΐδίΓΒΐίνε 6ο8ίεδ 3δ ννεΐΐ. 

ΜεΕδυπη^ & ΕνΒΐυΕίϊοη ΡΗβδε εχίεηδίοη - Αοιίνε ΕηεΓ§γ δγβίεηΐδ 
ΤαδΗδ 

1. ΕνΕΐυΒίϊοη ίη εηιρίγ ΠεΙε, δοίεηΐϊΓιο ενΕΐυΕίίοη, Ιδί Πηαΐ τεροΓί. 
ΤΗβ ορβΓΕίίοη οΓ βγδίεηΐδ ίη εηιρίγ ΠβΙβ εχΐεη8δ ίη Πβίδ εχΐεη8δ 

Γγογπ 01.12.88 υρίο 31.08.89. ΤΗε τβνν 8 β 13 βνβΐυβίίοη, ίδ §ίνεη ίη 
Πιε δ(3ΐυδ τεροΓίδ I Ιο VI. 

ΤΗε δείβηΐίΠο βνΕΐυβίίοη, ίδ ηονν εΙ (Ηε εη 8 3 ΐι 8 ενεΓγ §Γουρ ίη- 
νο!νβ 8 ΐη ιΗε Α5ΕΤ ίδ ηονν ρΓβρΕπηβ ιΗε Ιδί ΠπεΙ τεροΓί. ΤΗίδ τεροΓΐ 
ννίΙΙ 6 ε ίδδυε 8 εΙ ιΗε εη 8 οΓ Αρπΐ 1990. 

2. ΕνβΙυΕίίοη ίη Ωε 18 ννίΐΗ ίηΗ 36 ίΐ 3 ηΙδ 
2.1. Κβ\¥ 8βΙε ενΕΐυΕίίοη. 

ϋυε Ιο (Ηε ίηοοηιρίβίε ηιοηίΐοπη§ οΓ ΟΑ5, Α5ΕΤ ίδ ο61ί§ε8 Ιο βνΕΐ- 
ϋβίε ιΗε ΓΕνν 8εΙε. ΤΗίδ ννοΛ ίδ νετγ Ηεγ8 ΗεοΕυβε ιΗε Ιβρβδ ιηυβί 6 ε 
εχΕηιίηεΠ δίερ 6 γ δίβρ (ογ ενεηΐ 6 γ ενεηΐ) ίη ογ88γ Ιο Ιο Πη 8 ουί ννΗβΐ 
νδΐυεδ ΕΓε 8ου61β, ηε§ 3 (ίνε εΐο. Εγοπι ΐΗε οοΓΓεοΙ νβΐυεδ ε δβίεοΐίοη 
πιυβί 6 ε 8 οηβ ίη ογ88γ Ιο §τοιιρ ΐΗβηι Εδ Ιο §ίνε ε δείεηΐίΓιο ιηβ 3 ηίη§. 
ΕβοΗϊηξ βνεηΐδ πιυβί 6 ε Γουη 8 6 γ δυίΙβΗΙε βχίΓΕροΙβίίοη ογ ίηίεφοίβ- 
Ποη πιεΐΗο 8 δ. ΤΗε εχρεπεηοβ Α5ΕΤ Ηε 5 ηιβΠε ίδ (ΗεΙ ιΗίδ ρτοοοΠυτε 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


πιαβί Ββ ίοΙ1ο\νε4 βίδο ϊη ιΗβ ίυίιΐΓβ ίη οπΙβΓ Ιο Ββ βιΐΓβ ΐΗαΙ ΐΒβ ΓβδϋΙΐδ 

3Γβ 30β11Γ3ΐ6. 

2.2. δοίβηΐίίίβ βνβΐυβίίοη, Γϊηαΐ ΓβροΠδ. 

ΑίΐβΓ Βανΐη§ ιΗβ εΙαΒοΓηόοη οί ιΗβ Γβνν 4αΙο ίΐ ννίΙΙ Βε ροδδίΒΙβ ίο 
ρΓοοββά ίη ιΒβ βνβΐηβίιοη οί 63βΗ οί ΐΒβ 54 ιϋίίβΓβηΐ ΟΗ\ν 3ΐκΙ 8Η 
βγδίβπΐδ Βγ ΙΒβ ηιβίΒοίΙ οί βηβΓ§γ ΒηΙδηοβδ. ΑίΐβΓ βνβΓγ δυηηηβΓ ογ 
ν/ίηΙβΓ ρβπο<1 ιΗβ Γββηΐΐδ ννίΙΙ Βε §ίνεη ίη ΐΒε ίοπη οΓΓίηηΙ ΓβροΠδ. Γογ 
βνβΓγ δγδίεηι ννίΙΙ Βε ίδδηε<1 3 ΓιηαΙ τεροιτί. ΤΗβ δΙπιβίιΐΓβ οί ιΒβ ΠηβΙ 
ΓβροΓίδ ννίΙΙ Ββ ίη βηοΒ & ίοπη 3δ Ιο §ίνβ ιΗβ Γβδυΐΐδ ίοΓ ενβΓγ οί ΐΒε 
δγδίεηι ίη Ιίπιβ δβςυβηββ. 

3. Οοηιρ&πδοη Ββίννββη ιΗβ <4ίίίβΓβηΐ δγδίβηΐδ. 

Ηηνίηβ ΐΒε δοίεηΙίΠε βνηΐυβίίοη οί βνβΓγ δγδίεηι ιΒβ οοιηρβπδοη οί 
ΐΒε άίίίβΓβηΐ βγδίβπΐδ ο&η Ββ ηΐ3<Ιβ. ΤΒβ βοηιρβπδοη οί (Ηε δγδίεηΐδ 
ννίΙΙ Ββ βίνβη ίη ιΗβ ίοπη βΒοννη ίη ιΗβ ΙοΒΙε §ίνβη 31 ΐΒε βη4 οί ΐΒββε 
βχρίβηβΐίοηβ. 

4. Ρι-οροδ&ΐδ Ιο ιΒβ βηβίηββπηβ Ιββπΐδ Τογ ηπιβΙίοΓβίιοη. 


Βγ ιΗβ ενβΐυηΐίοη οί ιΒβ Γβνν άβία ίη ειτιρίγ Πβίδ, Α5ΕΤ Ιΐ3δ ΓοιηιιΙ 
ηιβηγ ροίηΐδ ννΒβΓβ βΠΊβΙίοΓβΐίοη οί ιΒβ δγβίβηΐδ εουΐιΐ Ββ (ιηοΓβ ογ Ιβδδ 
β&δγ) ΓηβεΙβ. 

ΤΒβ ίίΓδΙ Γβδυΐΐβ οί ιΒβ Γ3νν γΙβΙ» ενβΐυβίίοη ίη ιΒβ ίηΗβΒίίβεΙ ΠαΙδ 
§ίνβ βηοΐΚβΓ ροδδίΒίϋΐγ Ιο ΓηβΚβ ρΓοροδβΙδ ίοΓ αηιβΙίοΓοίίοιι. ΤΒοδβ 
&ΓηβίίθΓ3ΐίοηδ ννίΙΙ Ββ ΓηοδΙ οη ιΒβ ννβγ οί βοηίΓοΙΙίηβ ογ ορβΓ3ΐίη£ 35 
δγβίβπι ΐΒαη ίη δΗβηβίηβ ΐΒβπι. 

5. ϋοευπιβηΐβΐίοη 

Α5ΕΤ ίηίβηιΐδ Ιο §ίνβ &11 ιΒβ ίηίοπηαΐίοη ιιΒουΙ ιΗβ Ιοπ§ρεπο(1 
ίυηβΐίοηίηβ οί ΙΒβ δγδίβηΐδ. ΤΒίδ ίηίοπτΐ3ΐίοη ννίΙΙ Ββ νβΓγ ϋδβίϋΙ ϊη 
ρίΒηηίης ηενν 3βΐίνβ βγδίβπίδ. 

6. ΟοπιρυΙβΓ εοδίδ 

ϋηβ Ιο ιΗβ Γ3νν άηΐΒ ενβΐυηΐίοη 3δ βχρίαίηεά ίη ρβΓ. 2.1. βΒονβ, 
ΓηοΓε εοπιρυΐβΓ Ιβπηίηβίδ 3Γβ ηεββδδβΓγ. Ιη οιιγ βοπιρυΙεΓ δγδίεηι βγβ- 
ΙβΓη ννβ Βανβ Ιο &γ!γ1 ηΐδο 3 ίβδΙβΓ βοπιριιΐίηβ υηίΐ. 


ΤΑΒΕΕ 3 ΕΥΑΕϋΑΤΙΟΝ ΟΕ ΑΟΤΙΥΕ ΕΝΕΚΟΥ 5Υ5ΤΕΜ5 


ΑΟΤίνίΤΙΕδ ΤΙΜΕ 

1989 

1990 

1991 



005Τ5 (ϋΜ) 

ΑΥΕΚΑΟΕ 

005Τ 

ΥΕΑΚ 5ΕΑ50Ν 

■ 


Λ'ίηίεΓ 

δυηιηιεΓ 

ννίηΙβΓ 

δυηιπιεΓ 

\νίηΙεΓ 



60 

50 

40 

36 

30 



1. ΕυβΙοβΙιοπ ίη βιηρίγ ΠβΙδ δοίβηΐίΠο εν&Ιυδίίοη 
Ιβί Γιη&1 Γβροιΐ 

2 Εν»1υ8ΐίοη ϊη Πβίδ ννίΐΗ ΙηΗ&ί)ίΐ8ηΙδ 

2.1 Κανν <1&!β 6Υ8ΐιΐ3ΐίοη 

2.2 δοίβηΐϊίιο ενδίυδίίοη Πηβ) τεροιίδ ηΐ ΐΗε εηβ οί 
β3θΚ ρβποθ (δυηιπιεΓ ογ νίΐηΙεΓ) 

3. Οοπιρδπδοη Βεί^εεη ϋιε (ΙίίίεΓβηΙ ϋΗΨ 3»κ 
5Η βγδίεπίδ 

4. ΡίοροδδΙδ Ιο ΐΗε εηςίηεεπη§ Ιεαηΐδ Γογ 
ορίίηιίζβΐίοη 

5 Οοευηιεηΐδΐίοη 
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6 ΟοτηρυΙεΓ οο$1δ 
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670.000 

3.000 


== 1 == ι = ϊ =: βχίβιίηξ Ιίπιβ δβΗβίΙυΙβ 
-: ρΓοροδβό βχιβηδίοη 


19-Εε6-90 


ΒΙΌΟΕΤ Τ1ΜΕ δΟΗΕϋυΐΕ 5ν-3 
Μ + Ε ΡΗΑ5Ε ΕΧΤΕΝ5Ι0Ν 


8ν(Ζο Εη§ίηββπη§ δβΓνίββδ 

.1. νεΓΪΓιε 3 ΐίοη 3 ηά εοπεοίκ η οί ιΒβ ηΙ^ΟΓίΐΒπΐδ ;ιη<1 δίηιυΐβΐίοη ηιο4β! 
ϋβειί. 

ΕυιΐΒβΓ ίο ΐΗε ίηίΐϊβΐ Ιβδί ιΒβ εοηδί(1βΓ3Β1β εΐβνώΐίοηβ ίη 3υχίΙ1ί3Γγ 
βηβΓ^γ εοηδϋπιρίίοη (ίυβί 3η<1 βΙβείΓΐβίΙγ) Ββίννββη ηκκίεΐ «πςΙ ιιοΐυηΐ 
εοη4ί(ίοηδ ννίΙΙ Ββ νβπΓιβιΙ. 

2. Ορίίιηίζαΐίοη οί δγδίεηι βοηθοί δΐΓ3ΐε§γ 

ΤΗβ ρΓοροδ3ΐδ, εοηΐβίηβίΐ ίη ιΗβ ^ίηΐ βχρβΓίδ βηιβΙίοΓαίιοη ραρετ. 
ννίΙΙ Ββ ίοΐΐοννεά βίοββΐγ βηιΐ νβΓΪΓιβιΙ. 


3. ΟβίΗβηη^ αηιΐ ρΓοεβδδίη§ οί ίεβΗηίββΙ βηά εβοηοηιίο άηΐο 
Αδ ίη ιΗβ ίηίΐίηΐ ννοΓίν δίβίεπιεηΐ, ηΐδο ίοΓ ιΗβ εχίβηδίοη ννοΛδ. 

4. Εεοηοηιίε ενβΐυηΐίοη 

Αδ ίη ιΗβ ίηίΐίβΐ ννοεΕ δίβίβηηβηΐ, βίβο ίοΓ ιΗβ βχίβηβίοη ννοΛδ. 

5. ΙηίοΓΓηαΐίε δγκίβιη κυρροΓΐ 

Οοηδυΐίβηεγ ίοΓ ιΗβ βοηΙίήυίη§ ρεοΒΙεπίδ οί ιΗβ ϋΑ5. 

6. ϋοευπιεηίβΐίοη οί ιΗβ βχίβηβίοη ννοΓίχβ. 
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ΤΑΒΙΕ 46 ΕΝΟΙΝΕΕΚΙΝΟ δΕΒΥΙΟΕδ δΥ Οο 


ΑΟΤίνίΤΙΕδ ΤΙΜΕ 

1989 

1990 

1991 

1992 

ΑϋϋΙΤΙΟΝΑΙ 

ΟΒΕ«'ΜΟΝΤΗ5 

0Ο5Τ5 (ϋΜ) 


ΥΕΑΚ 5ΕΑ50Ν 


δυιπηιεΓ 

ννίηίεΓ 

δυπιπιοΓ 



ννίηίεΓ 



10 

10 

12 

6 


■ 

■ 

1. νβπΠοβϋοπ & οοΓΓβείίοη οί ιΗε β^οπίΠοΐδ & 
δΪΓηυΙ&ΐίοη πιοίΐοΐ αδεά 

2. 0ρΐΐτηίζ2ΐΐοη οί δχδίθηι οοπΙγοΙ δίταίε^) 

3. ΟβιΚοππ^ & ρΓ 006 δδίπ§ οί ΐεοΗηίϋΒΐ & εοο- 
ηοπιίο (1&ΐα 

4. Εοοηοηιίο εναΐϋβΐίοη 

5. ΙηΓοΓΗίαΐΐο δ^δίβιτι δυρροη 

6. ϋοουπιεηΐηΐίοη 






■ 

■ 
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3 

- 






Τ0ΤΑΕ8 










. 



43 

217.150 

5.050 


======: εχί3ΐίη§ ϋιτιε «ΤκΒυΙβ 

-: ρΓορθ5«1 εχίεπδϊοη 


17—ΡβΒ—90 


ΒυΰΟΕΤ ΤΙΜΕ 50ΗΕ0υΐΕ 5ν-3 
Μ + Ε ΡΗΑ5Ε 


Μββδυπηβ & ΕνβΙυΕίίοη ΡΗβδε εχίεηδίοη - ΙηΙεΓΕίοπη ραπ 
Τβδίίδ 

1. ΟρίίππζΕΐίοη οί εοηίΓοΙ δΐΓβΙε§γ Ιο §ίνεη 1ο&<4. 

ΤΗβ ΠηβΙ Εφ'υδΙιτιεηΐ οί ιΗε εοηίΓοΙ ρΕΓβπιείεΓδ οεπ 6ε πιβάε οηΐν 
ννίιΗ ίηΗβΗίίει! ΠβΙδ εχρεείεεί (ο 6ε οοπιρίβίβά ΙβΙεδΐ ίη δερίεπιΗεΓ 
1990. Γογ ϋΗ\Υ βγδίειηδ ορίίπιίζΕΐίοη εβη δίΕΓΐ ίπυτιεεΙίΕίεΙγ. ΤΗε δΗ 
δγδίεπίδ εβη 6ε ορώτιίζε<1 ίη ννίηίεε 90/91. Γογ τε^ίοηδ Α,Β,Ε,Γ βη<1 
Ο ΐΗε (ΙίΓίεΓεηΙ δγδίεπίδ ΕΓε βχρεείεά Ιο 6ε ίη δυείι εοηιΐίΐίοηδ ιΗ&ΐ οηΐγ 
εοηίΓοΙ ρ&Γ&πιβΙεΓδ Ηβνε Ιο 6ε Εφ'υβίειΐ Ιο ΐΗε βγβίεπίδ ννίΐΗουί βηγ 
63Γ(1νν3Γε 3πιε1ίθΓβΙίοη. Ιη τε^ίοη ϋ 3^υδ(ίη§ ρΓοΗΙεηΐδ πυ§Ηΐ ΕΠδε 
(Ιιιε Ιο ΐΗε ίηβίβΐΐεεί γ3(ΗεΙογ 3 (δίππΙβΓ Ιο ιΗε ρΓο61επΐδ ίη τε§ίοη Α, 6υΐ 
ιιρ Ιο ηονν 3 ΠηβΙ εν3ΐυ3ΐίοη οου14 ηοΐ 6ε 4οηε.ΗεΓε ννε Ηβνε Ιο νναίι 
υρ Ιο ΐΗε εη4 ΐ6ε ννίηίεΓ ρεηοό 89/90. Γογ ΐΗε ίβηεοίΐ βγδίειη η 3 ερ 3 - 
Γ3ΐε 3ηιε1ίοΓ3ΐίοη 63δ Ιο 6ε πιβείε. 

2. Με3δυπη§ οί 3ε1ίνε δγδίεπίδ ουί οί ΟΑδ 

ΨίΐΗ ΐ6ε εχρεπεηεε οί ΐΗε 4 ε 13 Ηβηάΐίη^ βηεΐ Γβ3<1ίη£ οί ΟΑδ Ιβρεδ. 
ΙΑ ννίΐΐ εν3ΐιΐ3ΐε οηΐν ΐΗοβε ΓηεΕδυπηβ 0 ΕΐηρΕί§ηδ, ννΙιεΓε ΙΑ Ηε 8 ηιεβδ- 
υΓβ<1 οη βίΐε «ΙίΓεοΐΙγ ίη ιΗε ρίβηΐδ βηεΙ εΗεεΙνεεΙ ΐ6ε εοηίεο! 6ε1ΐ3νίουΓ. 
ΤΗεΓε ννε ΙβΙεε ιΗε 4εΙε πιεαδυτεε) 6γ ιΗε ΟΑδ 3 δ 6βεΙ< υρ ίοΓ 6εΗεΓ 
υη<ΐ8Γ8ΐ3η<Ιίη8 ίη ιΗε ενΕΐυΕίίοη ννΗίεΗ ννίΐΐ 6ε ηΐ 3 (Ιε ίη ουτ οίΠεε. 
ΤΗίβ 8ΐΓ3ΐε§γ 638 (ννο 3<Ιν3ηΐ3§εδ: 

ΟΑδ 4 εΙε δβίεΐγ 

'ίΥίΐΗ ιΗε εοηιρΕΓΪδοη οί ηιε3δυΓε<1 4313 ίη (6ε ρίβηΐ βη4 ιΗε 4εΙε 
8·νεη ίΓοηι ϋΑδ ννε εβη βδδυτε ιΗεΙ ροδδί61ε ιηβΙΓυηεΐίοη οί βεηβοΓδ 
εου14 6β 3νοί4ε(1 επ 4 ννε οεπ Ιπίδΐ ιΗε Γι^υεεδ Ποιη ΟΑδ. 
ΕνΕΐϋΕΐίοη δίηιρΙίΓιοΕίίοη 

ΤΗε ιιη<1εΓδΐ3η(ϋη£ οί ιΗε ΟΑδ 4 εΙε ίδ πιυεΗ ηνοεε ίβείΙίΕίβίε ίί ννε 
Ινηονν ιΗε ρΐαηΐ 6εΗ3νίοιΐΓ, ώείοΓε (Ηε ενΕΐυΕίίοη ίδ εβδίετ αη4 εουΙ4 
6ε ηΐ3(1ε ίη ε δΗοΠεε Ηπιε, ιΗεπ οπίγ Ιο ενβΙυΕίε ννίιΗ ΟΑδ 43ΐβ. 

3. νεπΠοΕίϊοη ννίιΗ ίηΗβΗίΐεεΙ ίΐαΐβ 

ϋρ Ιο ηονν 3 νεπΠεβΙίοη οί ιΗε βίηιυΐΕΐίοη πιοοΙεΙ εουΙ4 οηΐν 6ε 
ΓΠΕίΙε ννίιΗ Ιεβΐ ηιη ίη ιΗε ΟΗΨ δγδίεπίδ. \ΥίιΗ 4εΠηε4 1ο3<1 ρΓοίιΙεβ 


ΙΗε εοηιρΕΠδοη Ηείννεεη δίηιυΐβΐίοη ηνοιίεΐ βηά ρΙαηΙ ΗεΗΕνίουΓ εουΙ4 
ρε πηβΐΐε. ΤΗε γοεΙ 1οε 4 ρεοΠΙε ννίΐΐ 6ε ΕηοίΗεΓ ιΗεπ ιΗε οηε ββδυηιειΐ 
ίη ιΗε 4εδί§η, δο ννίιΗ ιΗε τεβΐ 1 οε 4 ρΓοίΙΙε ιΗε νεπίιεΕίίοη Ηβδ Ιο 6ε 
ΓερεΕίεά. Ιη ιΗε δΗ δγβίεπίδ α νεπίιεΕίίοη εουΙ4 ηοΐ 6ε ιη;κίε. 6ε- 
ΟΕυβε ιΗε δίηιυΐΕΐίοη οί υβεε ΗεΗΕνίουΓ ίδ ηοΐ ροδδίΗΙε. ΤΗεΓείοΓε (Πίβ 
νεπίιεΕίίοη Ηε 3 Ιο 6β ηιβιΐε βίΐεε ιΗε ίηΗβΗίΐαΐίοιί οί ιΗε (Ιβίβ 

4. Ε1β6οΓ3ΐίοη οί 431 ε ίοΓ ίηείυ&ΐΓί&Ι υβε 

Αίΐετ ίυΠ ίηΗΕΗίΐΕΐίοη επ 4 3ίΐεΓ βφυδίίη^ οί εοηίποί ρβΓΕίηεΐεΓδ Ιο 
ηπαΐ νβΐυεδ, ννε οεπ εΙβΗοΓβΙε ιΗε (ΙβίΕ, ιΗε ΓηΕηυίΕοΙυτεΓδ οί ιΗε 4ίί- 
ίεΓεηΙ εοιηροηεηΐδ εγο ίηΙεΓ β δΙε<1 ίη. ΤΗε Γι 6 υιεδ ιηυδί 6ε εΙβΗοΐΕίειΙ 
ίΓοιη ιΗε 4 εΙε ουί οί ιΗε νεπΠοΕίεεΙ δίηνυΐΕΐίοη ργο§γεγπ. 

5. ΕοηΠ^υτΕΐίοη οί εΙβΗοΓΕίεε! 4 εΙε 

Ιη ιΗε 1 ε 81 Ηεβίίηβ ρεΓΪοεΙ 91/92 ιΗε 4 εΙβ ενβΐυαίείΐ 4υ Γ ίη 8 ενβΙυΕ- 
. Ιιοη ιη ιΗε Ηε3ΐίη 8 ρεποά 90/91 Ηβνε Ιο 6ε εοηίίπηεά Ιο αββυεε ιΗε 
βεευηΐγ οί ιΗε ενβΙυΕίίοη. Ορεη ροίηΐδ, ννΗίεΗ Γη 3 γ 3 π 8 ε 4υΓίη§ ιΗε 
ίοπηεΓ ενβΙυΕίίοη, εβη 6ε εΐοβεά. ΨίιΗ ιΗε εη4 οί ιΗίβ ΗεΕ(ίη 8 ρεπο4 
Ιηβ οναΙυΕίίοη δΗουΙά Ββ ΓιηΐδΗβίΙ. 

6. Α4νίδίη§ ίοΓ εη§ίηεεπη§ Ιο ΟεεεΙί βίεΐε. 

ΤΗίδ Εεΐνίδίηβ Ηββ Ιο 6ε ιτιβάε ίη ρΕΓυΙΙεΙ Ιο ιΗε ε.πι. εναΐυαίίοη Ιβδίεβ 
Εηά ννίΐΐ 6ε πιβάε ίη εοπίΓηοη άίδευδδίοη 3 6ουΐ ενβΙυΕίίοη δΐΓ3ΐε§ίεδ, 
οοηίΓηοη ενΕΐυΕίίοη, Γιη4ίη§ οί 3ΓτιεΙίοΓθΐίοηδ βηιΐ 4εδί§ιι βδρεείδ. 

7. ΡΓο]εεΙ ΑιΙπιίηίδίΓΕίίοη 

ΓυηΗεπηοΓε ίη ρβΓβΙΙεΙ Ιο ιΗε ε.πι. ΐΕδΗδ ΐΗεεε ίδ ιΗε ηεειΐ ίοε 
εοοΓαιηβΙιοη οί ιΗε (ΙίίίεΓεηΐ ενΕΐυβίίοη ΐεΕπίδ. Α βυρροη ίη ΐεεΗίεβ! 
ηεεεδδΐΐίβδ, ΠΙ<ε ηενν δρβΓε ρβΠδ, οπίεπη^ βηιΐ ΕηιεΙίοΓΕίίοη οί ηιεβδ- 
υπη β αενιεεδ ίοΓ οίΗεε ΐοΕηΐδ ίδ Ιο 6ε εχρεείεε). ΤΗε ννΗοίε άοευιηεη- 
ΐΕΐιοη οί ιΗε ρίο]εεΙ ίδ ίηε1υ4ε(1 υηεΙεΓ ιΗίβ ροίηΐ. 

8. Ο+Μ Μβηβ^εΓ. 

Ορεη ίη ιΗε ιίιηε βοΗειΙυΙε ίδ ιΗε ννοΑ οί ιΗε ΙηίεΓΕίοη Μβηβ^εΓ ί 0 Γ 
ΟρεΓΕΙίοη επ 4 ΜΕΪηίεηΕηεε. Ιη ουΓ ροίηΐ οί νίενν ΐΗίδ πιβηβ^εΓ ίβ ίη 
βνει-χ 03δε ηεεεδδβΓγ 4υπη 6 ιΗε ΗεΕίίηβ ρεείοιίδ Ιο Εδβυρε ιΗε ορεΓΕ- 
Ιιοη οί ιΗε δγβίεπίδ. ΤΗίδ ίβ ιΗε οηΐγ ννβγ ίοε ιΗε δυεεεβδ οί ιΗε ενβΙυΕ- 
Ιίοη οί ιΗε βγδίεηΐδ. ΤΗεΓε β ιΐεοίδίοη οί ιΗε Ε.€. ί 8 ηεεεδδβΓγ. 
















ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΤΑΒίΕ 4» 


ΕΝΟΙΝΕΕΚΙΝΟ 5ΕΚΥΙ0Ε5 ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 


ΥΕΑΚ 5ΕΑ50Ν 


1. ΟρίίηιϊζαΙϊοη οΓ εοηίΓοΙ δίΓείε^γ υικΙ.τ §ίνβτ 

Ιθ3(1 0Η«' 

5Η 

2. ΜεοΑυιίης οΓ βοΐϊνε δγδίεπίδ οαΐ οί ϋΑ5 

ΟΗΨ 

5Η 

3. νβΗΓιοβίίοη νήιΗ ίηΗίώίΐΜΐ Πηΐδ 

4. ΕΙβΗοΓαΐίοη οΓ <Ι;ι!:ι Γογ ίικίιΐδίπαΐ ιίδε 

5. ΟοηΓιπηαΙίοη οΓ ε(»1·οΓ3ΐβ<1 Πω 

6. ΑΓίνίδίοβ Γογ βηρπεβπηβ ίο ιΗε ΟΓββΙί δίΠε 

7. Ρτο]εεΐ 8(Ιπιίηί5ΐΓ8(ίοη 

8 . ΟρεΓβΙίοη Μαπα^βΓ 



===“=“: εχΐδΙϊη§ ιίιηβ δεΗεΗυΙε 
-: ριοροδετΤ εχίεηδίοη 


ΒΙΌΟΕΤ - ΤΙΜΕ δΟΗΕΟϋ’ΕΕ 5ν-3 
Μ + Ε ΡΗΑ5Ε 



ΞΕΝΟΣ ΕΤΛΓΓ. 

ΚΟΪΒΑΡΑΣ ΔΗΜ. 

ΚΛΜΗΛΟΣ ΓΑΒΡ. 
ΚΑΡΑΘΛΝΛΣΗΣ ΣΠΤΡ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. 

ΛΙΤΡΑ ΑΛΕΞ. 

ΜΑΝΤΣΟΣ ΒΑΣ. 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛ. 
ΠΑΝΓΛΖΟΠΟΤΛΟΣ ΔΗΜ. - 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΑΡΑΑ. 
ΑΛΠΑΚ1ΔΗΣ ΑΣΓ. 
ΓΟΤΡΝΕΛΟΤ ΕΤΘ. 
ΦΑΡΔΕΛΛΛ ■ ΚΑΪΚΙΑ ΓΕΩΡ. 
ΣΑΠΉ - ΠΑΠΑΣΠΪΡΟΤ ΒΑΣ. 
ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜ. 
ΚΟΥΦΟΤΔΛΚΗ ΕΪΑΓΓ. 
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. 
ΠΈΡΠΩΤΗ ΔΙΟΝ. 
ΕΪΘΤΜΙΟΪ ΣΟΤ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΛΤΡ. 
ΓΛΕΖΑΚΟΣ ΛΝΤ. 
ΣΑΤΡΑΖΕΜΗΣ ΓΕΩΡ. 
ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 


ΚΤΙΡΙΟ ϋΛΒ 


ΜΗΝΕΣ 

ΝΟΕΜ.-ΑΕΚΕΜ. 


ΕΤΟΣ 

1989 


Νο ΛΟΓ/ΣΜ. Οί 

> 








ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

ΘΕΡΜΟ 

ΝΕΡΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΠΟΣΑ ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 





ΔΑΠΑΝΏΝ 









ΜΕΤΡΗΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ* 

ΣΤΝΤΕΛ. 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΡΟΗΓ. ΕΝΑ. 

ΤΕΛ. ΕΝΑ. 

ΠΡΟΗΓ. ΕΝΑ. 

ΤΕΛ. ΕΝΑ. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΡΜΟΤ 

ΜΕΤΡΗΤΗ 


Μ2 

ΘΕΣΕΩΣ 


[ΛΙΤΡΑ] 

[ΛΙΤΡΑ] 

[ΜΨΗ] 

Η 

[ΑΡΧ] 

[ΑΡΧ] 

[ΔΡΧ] 

[ΔΡΧ] 

ΝΕΡΟΤ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

ΜΜ 

ΜΜ 

19) 

η· 

(Π) 

(12) 



υΑΒ-01-11 

84.04 

0.97 

20.17 

69368 

69368 

4.22 

5.77 

13718 

548 

1008 

15274 

14079957 

53182 ! 

ϋΑΜΙ-12 

72.94 

0.97 

17.45 

140761 

140761 

4.02 

5.08 

531 

476 

872 

1879 

14079952 

32579 

ϋΑΒ-01-ΑΙ 

84.24 

0.94 

18.81 

24210 

29589 

6,30 

7.93 

15920 

549 

940 

17410 

14079956 

39210 

11ΑΒ-01-Α2 

57.10 

0.94 

12.75 

11068 

11068 

5.37 

6.95 

13983 

372 

637 

14993 

14079257 

40615 

ΙίΑΒ-01-ΒΙ 

84.24 

1.06 

18.81 

ι 9025 

15830 

5.18 

6.04 

9502 

549 

940 

10991 

14079955 

41459 

ΙΙΑΒ-01-Β2 

57.10“ 

1.06 

12.75 

3216 

3217 

4,44 

5.74 

11505 

372 

637 

12515 

14079964 

53160 

ϋΑΒ-01-Π 

84.24 

1.06 

18.81 

; 2596 

2634 

5.39 

7.03 

14525 

549 

940 

16014 

14079954 

40755 

υΛΒ-01*Γ2 

57.10 

1.06 

12.75 

2698 

2724 

4.66 

5.79 

10008 

372 

637 

11017 

14079258 

39184 

11ΑΒ-01-Δ1 

84.24 

1.06 

18.81 

1 8768 

24835 

4.61 

5.83 

15261 

549 

940 

16751 

14079951 

41914 

ϋΑΒ-01-Δ2 

57.10 

1.06 

12.75 

’ 3525 

9045 

4.24 

4.84 

6844 

372 

637 

7853 

14079967 

53183 

ϋΑΒ-01-ΕΙ ’ 

84.24 

0.94 

20.06 

4001 

13881 

6.27 

7,94 

17525 

549 

1003 

19077 

14079953 

53192 

ΙΙΑΒ-01-Ε2 

57.10 

0.94 

13.58 

; 6898 

21571 

5.04 

6.43 

16378 

372 

679 

17430 

14079758 

52507 

ϋΑΒ-02-Π 

84.04 

0.97 

20.17 

, .10868 

26954 

5.61 

6.89 

15797 

476 

.872 

17145 

14079961 

46002 

11ΑΒ-02-12 

72.94 

0.97 

17.45 

1 11916 

14578 

5.56 

6.90 

12599 

548 

1008 

14155 

14079965 

52520 

ΙΙΑΒ-02-Α1 

84.24 

0.94 

18.81 

ί 5929 

16070 

5.88 

7.35 

15827 

372 

637 

16837 

14079963 

53172 

ΙΙΑΒ-02-Α2 

57.10 

0.94 

12.75 

! 3898 

21031 

5.00 

6.36 

16796 

. 549 

940 

18286 

14079966 

32977 

ΙίΑΒ-02-ΒΙ 

84.24 

1.06 

18.81 

, 357 

7932 

- 5.85 

7.48 

16530 

372 

637 

17540 

14079960 

27325 

ΙΙΑΒ-02-Β2 

57.10 

1.06 

12.75 

■ 833 

846 

4.20 

5.16 

8500 

549 

940 

9989 

14079962 

44761 

ϋΑΒ-02-Π 

84.24 

1.06 

18.81 

906- 

11942 

5.14 

5.87 

9527 

372 

637 

10536 

14079969 

46007 

ΙΙΑΒ-02-Γ2 

57.10 

1.06 

12.75 

499 

583 

4.84 

6.28 

12767 

549 

940 

14257 

14079959 

40297 

11ΑΒ-02-Δ1 

84.24 

1.06 

18.81 

ί 7916 

23850 

5.23 

5.97 

10976 

372 

637 

11986 

14079255 

43570 

ϋΛΒ-02·Δ2 

57.10 

1.06 

12.75 

; 11543 

20856 

4.51 

5.04 

7278 

549 

940 

8768 

14079968 

43509 

ΙΙΑΒ-02-Ε1 

84.24 

0.94 

20.06 

1918 

4834 

5.36 * 

6.47 

10634 

372 

674 

11680 

14079950 

35461 

ΙΙΑΒ-02-Ε2 

57.10 

0.94 

13.48 

! 1725 

11432 

5.03 

6.21 

13140 

549 

1003 

14692 

14079958 

41149 

5υΜ. 

1727,36 


39485 

344442 

505431 

122,95 

151.35 

296071 

11262 

19743 

327075 
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50ΕΑΚ νΐίΕΑΟΕ 3 Αηηβχ 8 

ΙΝΗΑΒΙΤΑΤΙΟΝ δΤΑΤϋδ 


ΚΕΟΙΟΝ ΒΕΡΟ 


Νο. ΟΓ ΟΓΠΟΑΙΙ,Υ 
ΑΡΡΚΤΜδ ΗΑΝΟΕϋ ΟΥΕΚ 


ΙΝΗΑΒΙΤΕϋ 


ΙΙΑΑ 

41 

36 

88% 

30 · 

73% 

υΑΒ 

24 

21 

88% 

20 

83% 

ϋΑΟ 

40 

34 

85% 

31 

78% 

υΑΒ 

26 

18 

69% 

16 

62% 

υΑΕ 

24 

24 

100% 

18 

75% 

ϋΑΓ 

24 

23 

96% 

19 

79% 

ϋΑΟ 

30 

23 

77% 

12 

40% 

υΑΗ 

18 

18 

100% 

12 

67% 

υΑΟ 

8 

8 

100% 

6 

75% 

υΑκ 

11 

6 

55% 

5 

45% 

υΑΐ 

6 

6 

100% 

5 

83% 


252 

217 

86% 

174 

69% 

ϋΒΑ 

6 

4 

67% 

3 

50% 

υΒΒ 

12 

12 

100% 

9 

75% 

ϋΒΟ 

6 

6 

100% 

4 

67% 

υΒΩ 

10 

7 

70% 

7 

70% 


34 

29 

85% 

23 

' 68% 

υοΑ 

4 

3 

75% 

3 

75% 

υ€Β 

5 

3 

60% 

2 

40% 


9 

6 

67% 

ν 5 

56% 

υϋΑ 

36 

27 

75% 

23 

64% 

ΙΌΒ 

30 

27 

90% 

24 

80% 

υοο 

10 

8 

80% 

5 

50% 


76 

62 

82% 

52 

68% 

ϋΕΑ 

24 

21 

88% 

18 

75% 

υΕΒ 

/ 8 

7 

88% 

6 

75% 

υεο 

4 

4 

100% 

4 

100% 

ϋΕϋ . 

4 

3 

75% 

2 

50% 


40 

35 

88% 

30 

75% 

υΕΑ 

24 

23 

96% 

20 

83% 

ΤΟΤΑΕ 

435 

372 

86% 

304 

70% 

ϋδΐβ 

15-ΓβΗ 






Το 


ΜΙΝΙδΤΚΥ ΟΓ ΙΝϋυδΤΒΥ 
ΕΝΕΚΟΥ ΑΝϋ ΤΕΟΗΝΟΕΟΟΥ 


ΑΝΝΕΧ 9 

Ρ3§β 1/2 


ΤΗβ ΡΓββκΙβηΐ οΐ 

Ο.Ε.Κ. " Οεε· 7, 1989 


Μγ. Ο. ΗοογκΙγη 


Μγ. ΡΓββίάβηΙ, 

ΤΗβ βοηΙπΗυΐίοη οί νουτ 0 Γ§ 3 ηίδ 3 ΐίοη Ιο οατ βοΓηηιοη βίίοΓίβ ίοΓ 
ΐΗβ βχββαΐϊοη οί (Ηβ ΓβββΕΓβΗ 3 ΐκ 1 ΐββΗηίβΕί ρΓ0_)6βΙ οί δοίΐΓ νϋΐ 3 §β ίη 
ΐΗβ ίΓ3ΐηβ οί ΐΗβ ΟΓββΗ/ΟβΓπιβη βοορβΓβίίοη ίοε δβίβηββ <ιηί 1 ΙεβΙιηοΙ- 
θ£γ, ϊδ νβΓγ ννβΐΐ Εηοννη. 

Τοάαγ, Ηβϊη§ ίη ιΗβ ηιοβΐ βπάβαί ρΗηδβ οί ηιαίβπβΐίδβΐίοη οί ΐΗϊδ 
ρΓ 0 ,) 6 βΙ, ίοΓ ν/ΗίοΗ \νβ Ηβνβ βδΐίβά Ιγοπι ΐΗβ. ΟβΓπιαη ΟονβΓηιηβηΐ 3 
οηβ—γβ 3 Γ βχίβηβίοη, \νε 3Γβ ί3βίη§ ΐΗβ ρΓοΒΙβηι οί (Ηβ 
ηοη—οοΓηρΙβΙβίΙ ίηΗβΗίΙβίίοη οί (Ηβ δοΙβΓ νίΐΐβββ. 

ΤΗβ δρεβάϊηβ-υρ οί (Ηβ δν ίηΗβΗίΙβΙίοη ίδ βΠβοΙυΙβΙν ηββββδΕΓγ 
Ηββηιΐδβ ΐΗβ βν3ΐυ3ΐίοη οί ΐΗβ βγδίβπΐδ, ΐΗβ ηιεβδϋΓβηιεηΙβ 3η(1 ΐΗε Γβ- 
δυΐΐδ 3 Γβ ΓηοΓβ τβΙώΗΙβ \νΗεη ΐΗβ δγδίβηΐδ ορβΓ3ΐβ υηόβΓ ηβΐυταί βοηάί- 
Ιίοηδ ϊη 3 ίυΐΐγ ίοΗβΗιΙβε) νί1ΐ3§β. 

ΕνβΓγ άβίβγ ίη ΐΗβ βοπιρίβΐίοη οί ΐΗβ ίηΗβΗίΙβΙίοη \νί11 Ηβ ΓηαβΗ ννίΐΗ 
δϋδρίβίοη ίΓοηι ΐΗβ Οβπηβη ραΠ ΐΗυδ βη8β§3πη§ (Ηβ Πηβηβίη§ Πονν 
ίΓοητι ΐΗβΪΓ δίάβ. '■ 

Ψβ 3 Γβ δϋΓβ ΐΗβΙ γουΓ ιΐΓ§ίη§ Ιον/βπΐδ ΐΗβ Ηβηβίιοίβπβδ οί ΟΕΚ Ιο 
δρββά-υρ ΐΗβ ίηΗηΗίΐβΐίοη οί ιΗθιγ 3 ρ3Πηιβηΐδ, >νί11 Ηβνβ ιΗβ Γββυΐΐβ 
ίοΓ \νΗίοίι ννβ 311 ννίδΗ βηε! \νοΓΠ ίοΓ. 


δίβηβΐυτβ, 
ΡγοΕ Ρ. ΤΗβοΗβπδ 
0 βΠβΓ 3 ΐ 5 ββΓβΐ 3 ΓΥ 


·ΑΝΝΕΧ ; 9 
Ρβ^ε 2/2 

Το 

ΑιΗεηβ, Ιδη. 25, 1990 

Το ιΗβ ΕΐΙεηΐίοη οί: Μγ. Ο. ΗουηΟΓβδ 
Ρτβδίίίβηΐ οί Βο<1 

Οοργ Ιο: - ΥΒΕΤ, Οβη. δββΓβΐ3ΐγ 

- ΥΒΕΤ, Μγ. Ε. ΚβΓβΗηίβηβ 
— Ογ. Ζ. ΤΗβοδ, 8οβίο1οβίβ3ΐ Τεβηι οί δν 
δυΒ]εβΙ: δρββΒίηβ-υρ ιΗβ ίηΗβΗίΐηΙίοη οί ιΗβ δοΙβΓ νίΐΐβββ 

Μγ. ΡΓβδκΙεηΙ, . 

Οη ΓβΗηιβΓγ 19-20-21 1990 βοηνβηββ ίη ΑιΗεηβ ίη ιΐδ 16ηΐΗ 
δβδδίοη ιΗβ ΟΓββΠ/Οβπηβη Εχββυΐίνβ ΟοπηηίΐΙεβ οί ιΗβ Ργο]6οΙ ίη 
οπΙβΓ Ιο ΙαΕβ ιΗβ ηββββδΕΓγ Οεβίβίοηβ ννΗίοΗ ννίΐΐ βηδυΓβ ίΐβ ηοΓτηαΙ 
βοηΐίηηαΐίοη. ΤΗβ ιηοδί ίηψοΠαηΙ δυ^ββΐ ίοΓ άίδβυβδίοη ίδ ιΗβ δυΒηηΙ- 
Ιβ<1 ρΓοροδβΙ ίοΓίΗβ βχίβηβίοη οίΐΗβ Μ+Ε ρΗηββ υρ Ιο δυιηιηβΓ 1991. 
Ββδίβ βοηάίΐίοη ίοΓ ΐΗβΐ βχίβηβίοη ίδ ιΗβ ηβββρίβηββ οί ιΗβ Οβι ηιβη 
δίάβ Ιο ρβΓίίοίρβΙβ ίη ίΐδ Γιηηηβίηβ. Αβ Ηβδίβ βοηάίΐίοη ίοΓ ίΗίβ ραΓίίβί- 
ρΕίίοη ιΗβ ΟβΓΠίΕη δίάβ βοηβίάβΓδ ιΗβ βοιηρίβΐίοη οί ιΗβ δν 
ίηΗΕΗίΐΕΐίοη ιΗβ βοοηεβΐ ροββίΗΙβ. 

Γγοπι ΐΗίδ βηβίγδίδ «Ιβπνββ ιΗβ δί^ηίΓιββηββ οί (Ηβ ίυΐΐ ίπΗβΠίΐβΐίοη 
οί ιΗβ δν ίοΓ ιΗβ ννΗοΙε ργο^γβιώ. Κβίβΐίνβ Ιο ΐΗίδ πιαΙΙβΓ ίβ ιΗβ ΙεΙΙβΓ οί 
ΡγοΕ Ρ. ΤΗβοΗβπβ, Οβη. δββΓβίβΓγ οί ΥΒΕΤ, ΟηίβΟ 7.12.89, 3<1- 
άΓββδβά Ιο ιΗβ ΡΓβδίάβηΐ οί ΟΕΚ. 

Μγ. ΡΓβδίίΙβηΙ, 

ΜΓίΐΗοηΙ ονβΓίοοΕίη^ γουτ Ηββνν δβΗβόυΙβ, I βπι βοηνίηββα Ιπ3ΐ 
γοιίΓ ρβΓδοηβΙ βοηΙΓίΗυΐίοη ννίΐΐ §ίνε ιΗβ Γβδυΐΐδ «β βΙΙ ννίβΗ ίοΓ, ννΗίοΗ 
ΕΓβ άββίδίνβ ίοΓ ιΗβ ηοΓηιβΙ βοηΐίηυβίίοη 3η8 βοπιρίβΐίοη οί ιΗβ δν 


ΡΓθ]ββΙ. 

Βεβΐ. Κβββπΐδ 

Γογ ιΗβ δΥΌο, 

ΚοΠδΙ. Κ3Π3Π3 

Οίνίΐ ΕηβίηββΓ 



ΟβηβΓηΙ Μβη 3 §βΓ 

ΑΝΝΕΧ III 


δΕΝΙΟΚ δΟΟΙΟΕΟΟΙδΤ’ δ ΚΕΡΟΚΤ, 
δΟΟΙΟΕΟΟΙΟΑΕ ΤΕΑΜ ΓΟΚ δΟΕΑΚ νΐΕΕΑΟΕ 3 

Ο. Κουζβΐίδ ΑΐΗβηδ 3.11.1989 
ΡΓοροδΕί ίθΓ ιΗβ βδΙβΒΙίδΗιηβηΙ οί ιΗβ 
ΟοδΙ Αββουηΐίηβ δνδίβπι (ΟΑδ) 

δυΜΜΑΚΥ 

1. Ιι ίδ ρΓοροδβά ΐΗ&Ι ΐΗίβ δγδίβηη Ηβ ηρρΙίβΗ ϊηϊΐίβΙΙν ίοΓ 3 γβ3Γ οη βη 
εχρβΓίηιεηίΕΐ Ηηβίδ. 

2. ΟΑδ βΗουΙά Ηβ Γβ§3Γ(1β(1 βδ 3 δίη§1β, ΕυΙοηοηιουδ «ρ3β1ί3§β» οί 
Γββυΐ 3 ΐίοηβ 3Π(1 δΗοηΙΗ Ηβ ίοπηυΐ3ΐβ<1, 3§Γββ<1 υροη 3η(1 ίηίΓοιΙυββΗ 3β 
δϋβΗ Ιο ιΗβ ΓβδροηδίΗΙβ οΓ§3ηίδβΐίοηδ. 

3. ΤΗβ οΓβ3ηίδ8ΐίοη (δ\ (ίο) \\Ηίοίι ίδ υηάβΓίηΗίη^ ιΗβ ίηιρ1βηιβηΐ3- 
Ιίοη οίΟΑδ ίδ ηοΐ 3 Ηυβίηβδδ: ίί άοβδ ηοΐ Γββρ βην ρΓοίιΙδ πογ ίβ ίΐ Ηϋτ- 
Ββηβιΐ >νίΐΗ 3ηγ Ιοβδβδ. 

4. Ιί ίδ ρΓοροββί! ίη ιΗβ Ηβ§ίηηίη§, ίη οΓ(1βΓ Ιο βςυβίίδβ ιΗβ βγβίβπι 
αη(1 0 Γβ 3 ΐβ ίηββηΐίνεβ ίοΓ ιΗβ Γ3ΐίοη3ΐ υβε οί βηβΓ^γ, ιΗβί βοδίβ.οί ίηβΙ 
βηά ορβΓΕίίηβ πίΕίηίβηβηββ Ηβ (ΙίδίπΒιηβΒ 3β(·οΓ(1ίη{5 Ιο ίηΗίνίΗυ») 
βοηδυηιρίίοη ηηιΐ ιΗβ Γβτηηίηίηβ βχρβηδβδ 3ββοπ1ίη§ Ιο ιΗβ βίζβ οί ιΗβ 
3 ρ 3 ΓΐπιβηΙ (\νΗίβΗ 3 ΐβο βοΓΓββροηάδ Ιο ιΗβ βίζβ οί ιΗβ ίβηιίίγ). Ι( ίδ Ιίίεβ- 
\νίδβ ρΓοροδβε! ΐΗβΙ ιΗβ βοβίβ Ηβ οηΙβυΗιΙβά Γογ ιΗβ βηΐΗβ δβΐΐίβιηβηΐ 
3η(1 ΐΗβΙ ΐΗβγ Ηβ (ΙίδίΓίΗυΙβίΙ ρΓοροΠίοηηΙΙγ 3 ΐηοη§ ιΗβ υββΓβ, 3δ 
ΐΗοιι§Η ιΗβ νΠΙβ^β λνβΓβ 3η 3ρ3ΓΐηιβηΙ Ηιιίΐάίιτ^· 

5. Ιη «οΓΐιίηβ οηΐ ιΗβ ΗίΙ1ίη§ ίοΓ βοδίδ οί ίυβί βηε) ορβΓΒΐίη§ ηιβίηΐβ- 
η 3 ηββ, ίί ίβ ρΓοροδβά ιΗ. 31 3 βοβίίιοίβηΐ οί αρηΠηιβηΙ ροδίΐίοη Ηβ ηδβ8 
38 \νβ11 38 3 οοβίίιβίβηΐ οί βίΠβίβηβν ίοΓ ιΗβ βρβΠηιβηΓ δ Ηβ3ΐίη§ δνδ- 
Ιβπ». 

6. Ιί Η3δ Ηββη ρΓοροδβίΙ 3Γκ1 3βββρΐβ8 ΐΗαΙ ΟΕΚ ρΓονκΙβ 3 βυΗδκίγ 
\νΗίβΗ ννίΐΐ Ηβ δυίίιβίβηΐ Ιο βονβΓ 3ηά βχβββίΐ ΐΗβ 8ίίίβΓβηββ ΗβΙννββη 
βοηνβηΐίοηβΐ ίηδίβΐΐβΐίοηδ βηά ΐΗοδβ οί ιΗβ δ.ν. Ιί ίδ ρΓοροδβίΙ ιΗβ! ΐΗίβ 
δϋΗδί(1γ Ηβ 3ΐ1οβ3ΐβ(1 βηΐίγβίν Ιο 3<1ηηηίδΐΓ3ΐίνβ, ορβιαίίηβ 3η8 ιηβίηΐβ- 
ηβηββ βχρβηδβδ. ΤΗβ βηηυηΐ δυΗβίάγ οί ΐΗβδβ βχρεηίΙίΙιΐΓβδ ννίΐΐ Ηβ 
(ϋβίπΗιιΙβίΙ οη 3 ρΓοροηίοηβΙ Ηβδίδ βνβΓγ Ι^ο ηιοηΐΗβ. 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΙ 


7. Αβδοΐυΐβ ορβηηβδδ οί οβίουΐαΐΐοηδ ίδ ςυΗΓβηΐβθοΙ οη ΐΗβ Ββδϊδ οί 
αεΙυΕί εοβίβ πικί Βίΐΐβ ννίΐΐ Ββ ββηΐ Ιο ιΗβ ίηΗπΙπίπηΙδ ννΗίεΗ ρΓονίεΙβ 
εοηιρίβΐβ ίηίοπηΕΐίοη 3η<1 (131 ε βηΕΒ1ίη§ ΐΗβιη Ιο ηιοηίΐοΓ ϊη<ί·νϊο1υβΙ 
εοηδυηιρίίοη. ΤΗβ δΒηιβ Ϊ8 Ιπιβ οί ιΗβ ΕηηαβΙ ββΐΐίβηιβηΐ οί ιΗβ εο- 
εουηΐδ οη ιΗβ Βεβιβ οί ννίιΐοίι ιΗβ ίηΗΕΒίΐΕηΙδ ΕοοουηΙβ ΕΓβ ΟΓβιϋίβεΙ ογ 
εΙβΒίίβι! ννίΐΗ ιΗβ εϋίίβΓβηεβννΗίεΗ ΕΠδβδ ονβτ ιΗε οηε-γβΒΓ ρβποιί. 

8. ΤΗβ γοεΙ (επ 8 ΐΗβΓβίοΓβ, Ιονν) υηίΐ ρΓΪεε οί (Ηε βηβΓ§γ ίβ (ΙβίβΓ- 
ιηίηείΐ. ΤΗϊβ πιΐβδ ουί ιΗβ εΓβΕίίοη οί ε βυφίυδ ογ εΐβίίοίΐ (ννΗϊοΗ ννου1<1 
Γβδϋΐΐ ίη ιΗβ Γε\νΕΓ(Ιίη§ οί ίηεΓεΕβείΙ εοηδυηιρίίοη) επ 8 οΓΟΕίεδ ίηεβη- 
Ιϊνβδ ίοΓ ΙΗβ (ΙβδίΓβεΙ εοηδυηιρίίοη ΒεΙίΕνίουτ οί ιΗε ίηΗΕΒίΐΕηΐδ επ 8 
ρΓονίάεβ ε Ηί^Η Ιενβΐ οί εοηιίοΓί. 

9. \νΐΐΗ ΓβδρβεΙ Ιο ιΗε ρΕδδίνβ Ηοηιβδ (Ηββίοη Β Εη8 0), \νε ΕΓβ ΙβεΙ 
Ιο ε δοΐιιΐϊοη ννΗίεΗ εχεηιρίδ ΐΗβδβ Ηοηιβδ ίΓοηι ρΓοροΓίϊοηΕΐ οΗεγ§88 
ίθΓ βηβφγ εοηδυηιρίίοη. 

10. Κβδίίίβηΐδ’ (Κ) ΒηηοηΐΗΙγ οΗεγ§88 ννίΐΐ Ββ οΕίευίΕΐεά οη ιΗε 
Βε 8Ϊ8 οί ιΗε ίοΓπιυΐΕ: 

Κ. = ΗΕ + ΗΜ + ΗΟ επ(1 ϊη εΙβίΒίΙ: 

Κ = 

(Ο'ν + ϋΗ’ερ'εβ) ·ρ + (ί)\ν + ϋΗ*ερ εε)/Τ0 * ΤΜ + Τ * (ΤΟ - 8) 

ηπΒ ννίΐΗ ε ίιΐΓΐΗβΓ ΒΓβΕίςάοννη: 

Κ - [(ϋ\Υ + ΟΗ'ερ'εβ) ’ ΤΓ/Τ0]+ 

[(ϋΨ + ΟΗ'ερ'οεί/ΤΟ ' ΤΜ]+ 

[ε/ 34.830 βς.πι. * (ΤΟ - 5)] 
ννΗβεβ: 

ΗΕ: Ηοηιβ βηβφγ εοδί (8 γ8.) 

ΗΜ: Ηοσιε ορβΓ3ΐίη§ ηΐΕΐηίεπΕηοε οοδί (8 γ8.) 

ΗΟ: Ηοηιβ ορβΓ3ΐίη§ εοδί (<1 γ5.) 

ΟίίίβΓβηεβ ίη ΗοΙ \νΕΐβΓ Γ8Ε(1ίη§5 εοηνβΓίβνΙ ίηΐο Κ\ΥΗ 
ΏΗ: ΟίίίβΓβηεβ ίη Ηοηιβ Ηβ3ΐίη§ Γβ3<1ίη§5 ίη ΚΨΗ 
ερ: Οοβίίϊείβηΐ οί Ηοηιβ ροβίΐίοη 
εβ: Οοείίϊείβηΐ οί βίίιείβηεν οί Ηοηιβ βηεε§γ δνδίβηι 
Ρ: Ρηεβ οί βηβΓ§γ (8 γ8/ΚΨΗ) 

ΤΕ:ΤοΙε 1 βχρεηάίΐϋΓβ οη ίαβί (8γ8.) 

Τ0:ΤοΙε 1 εοηδυηιρίίοη ίη Κ\ΥΗ 

ΤΜ:ΤοΙε 1 δρβηεϋηβ οη ραΠδ ΓβςυΪΓβά ίη ορβΓ 3 ΐίη§ ηιΕίηΙβηΕηοβ 
ΤΟ:ΤοΙε 1 ορβΓΕίίη^, ΒάηιίηίδίΓΕίίνβ Βηά Γβ§υ1αΓ πΐΒίηΙεηΕηοβ βχ- 
ρβηάίΙυΓβ 

8: ΟΕΚ βυΒδκΙγ (<1 γ8) 

Τ: («ΤΗουδΕηάιΗδ») ΚεΙϊο οί Ηοηιβ εγ6ε Ιο ΙοΙεΙ 5.ν. εγοβ οί34.830 
βς.ηι. 

ε: Αγ83 οί Ηοηιβ (δς.ηι.) 

ΑΝΝΕΧ ΐν/1 

ΕΙΝΑΕ Α00ΕΡΤΑΝ0Ε ΡΚΟΤΟΟΟΕ 

1. ΡΚΕΕΑΟΕ. 

ΤΗβ ΕιπεΙ ΑοοερίΕπεε Οοηιπιίιίβε (Ε.Α.Ο.) ννΕδ ίοππβΒ ίοΐίρννίηβ 
ιΗβ άβείδίοη ΐΒΐίβη Βγ ιΗε Ε.Ο. ίη ίΐβ 15ΐΗ ηιββΐίη^ ίη Βοηη οη 
5-6.4.89. ΜβηιΒβΓδ οί ΐΗίβ Οοηιπιίιΐββ ΕΓβ: 

ΡγοΕ Β. δοΐηορουΐοβ - (ΖΗοίπτίΒη 
Ρπί. Μ. ΡΕρΕ^ορουΙοβ - ΜεηιΒβΓ 
ΤΗ. ΕΕουΐΕΓΪβ - ΜεηιΒβΓ 
Ν. ϋΕνΙίΕΐςοδ - ΜεηιΒβΓ 
Ε. ΚγπΕίάάίδ - ΜεηιΒβΓ 

Αεεοπϋη§ Ιο ιΗβ ρΓονίδίοηβ οί ιΗβ ΟοηίΓΕοΙδ Βείννββη δΥΟο επ 8 ιΗε 
ΐννο ΟοηίΓΕείοΓδ Εβ χνβΐΐ Εβ ιΗβ ΓβΙβνΕηΐ άβοίδίοηδ οί ιΗβ Ε.Ο., (Ηβ ΕιπεΙ 
ΑοεβρίΕηεβ οί ΜΙΟΗΑΝΙΚΙ ΧΥοΓΗδ ίδ βίίβείβά 15 ηιοηΐΗδ ΕίιβΓ δυΒ- 
δίΕηΙΪΕΐ εοπιρίβΐίοη, ννΗϋβ (ΗεΙ οί ΙηΙβΓΕίοηι ΨοΓ^δ αίΐβΓ εοπιηιίδδίοη- 
ϊη§ Εηά δυεεβδδίυΐ ρΐΕηΐ βίΕΠ - υρ. 

ΤΗβ Γ.Α.Ο. δίΕΓίβε! ίΐβ Εεΐίνίΐίβδ οη 10.9.89 Εηεΐ άείβΓηιίηειΙ Εδ 
ΒπεΙ άηΐβ ΐΗβΓβοί ιΗβ ΙΟιΗ οί Νον. 1989. 

2. ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝΑΕ ΡΑΚΤ - ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΒ: ΜΙΟΗΑΝΙΚΙ 8.Α 

2.1. ^υΑΕIΤΑΤIVΕ Α00ΕΡΤΑΝ0Ε. 

ΤΗβ Γ.Α.Ο. Βγ ρβΓίοΓπιίη^ ε δβπβδ οί Γηββΐίη^δ επ 8 βϊΐβ ίηδρβείίοηδ 
οεευρίβά ίΐδβΐί ννίΐΗ ΒδεβΓίΒΪηίη^: 

ε. ννΗίεΗ οί ιΗβ ΓβηίΕΓίίδ ηιβηΐίοηηβοΐ ίη ιΗε Ρ.Α.Ρ.’δ ννβΓβ ΓβείίΓιβεΙ 
Βγ ιΗβ ΟοηίΓΕοΐοΓ επ8 

Β. \ΥΗίεΗ ρεοΒΙβηΐδ ΕΓΟδβ ίη ιΗβ Ιίπιβ ρβείοιΐ ΒβΙννβεη ιΗβ ΡΓονί- 
δίοηΕΐ βηίΐ ιΗβ ΕιπεΙ ΑοεβρίΒηεε. 

2.2. νΑΚΙΟυδ ΚΕΜΑΚΚ8. 

2.2.1. 8ΑΕΕΤΥ ΜΑΤΤΕΚ8 (ΑΝΝΕΧ VI οί Ρ.Α.Ρ.) 

1. δΕίεΙγ ΓΕΪΙ ΟΠ ϋΑΟ ΓΕΓηρ. ^Εδ ηθ( ίηδίΕίΙβιΙ. \ν<|8 ΠΟΙ 1 1 ΓΟVIί!('(! ίπ 
ιΗβ ΟοηΐΓΒοΐ. ΤΗβ ΟοπΙγεοΙογ ίδ Ε(1νίδβ(1 [ο ίηδίΕΐ! ίι. 


2. δβίβΐγ ρΕηηβΙδ ίη ορβηίη^δ οί δίΕίΓΟΕδεβ. ΨβΓβ ηοΐ ρΓονίεΙβ8 ίη 
ιΗβ ('οηΐΓίκ.Ι. Αχβ Ββίη§ ί μβΙεΙ! β(] Βγ ιΗβ ΟοπΙγεοΙογ ίο11ο\νίη§ δρβείΕΐ 
οπΙβΓ Βγ δν€ο. 

3. ΙηδρβεΙίοη οί ρΐΒδΙβπη§. Νο ίΕΐΙδ ογ (ίΕηΐΗββδ ννβΓβ ίουηε! Ιο ιΗβ 
Γοοί ρΐ38ΐεπη§. 

4. ΤΗβ ΗοΓίζοηίΕΐ ΓΕί1ίη§ οη ιΗβ ΒβίΙΐΌοπι ννίικίοννδ οί Ηί^ΗΙγ Ρεβ- 
δίνβ ΕρΕΠηιεηΙδ ΓβπίΒηβιΙ υηβΗΕη^βά. 

5. νβπ-Εη^ΕΗ ΓΕΪΐίη§ Ηβί^Ηΐ. ΚβεΙιΓιβεΙ. 

6. δΕίβΙγ ηίΕΙΙβΓδ Γβΐ3ΐβ8 Ιο ιΗε ηιεοΗΕηίεΕί β Η ε ίΐβ. \ΥβΓβ ηοΐ ίβεββΙ. 
Ιι ίδ ρΓοροδβι! Ιο δΟΓβνν ιΗβ (Ιοογ οονβΓίη^δ δο ιΗεΙ ΐΗεγ ΕΓβ ΕοεβδδίΒΙβ 
οηΐγ Ιο ΕυΐΗοΓίζβιΙ ρβΓβοηηβΙ. 

7. Οονβπηβ οί ορβηίη^ ΒβΙννβεη 8οογ Εη8 (Ιοογ οί (Ηβ ηνεεΙίΕπίοΕί 
δΗΕίΐβ. ΚβείίΓιβΒ. 

8. δίΒΪΓΟΕδβ ννίικίοννδ ίΓοηι ηοη - ΓβίηίοΓΟβίΙ §ΐ 3 δδ. ΝοΙ Γβοιίίίβά. Ιι 
Ηε5 Ιο Ββ (Ιοηε. 

9. ΟοηνβηΐίοηΕΐ βΙβείΓοηιβοΗΕηίείΐΙ ννοΛδ. (Ρ.Α.Ρ. 130 ρεγε 3). 

9.1. ΕΗίηιηβγ εονβΓ. Ιδ ηοΐ ρΓονίάβά Βγ ιΗε 8βδί§η. Ιι Ηοδ Ιο Ββ εοη- 
δίΓυείεά. 

9.2. ΡΓοίβείίνβ Γ3ί1ίη§ ΕΓουηϋ ιΗβ εΗίηιηβγ. Ιδ ηοΐ ρΓονίεΙβι! Βγ ιΗβ 
(Ιβδί^η. δνθο Ηε8 οπΙβΓβι! ίΐδ εοηδίΓυεΙίοη Βγ ιΗβ ΟοπΙγεοΙογ. 

9.3. ΑβΓΕίίοη §ΓΪΐ1δ ίθΓ βΙβνΒίΟΓ δΗΕίΐδ. ('.ΟΠδΙΓυβΙβνί. 

9.4. ΡΪΓβρΓΟοί εβΓίίίίεΕίβδ ίθΓ ΕηβΓ^γ ΕβηΙβΓ (ΙοΟΓδ. %'βΓβ ηοΐ 
§ίνβη. 

ΒβεΕϋδβ ιΗε Β.πι.οηιηιίδδίοιίδ ΕΓβ ηοΐ ρΓονίιίβιΙ ί 0 Γ Βγ ιΗε ΕρρΓονβϋ 
(Ιβδί^η Εηιΐ ΐΗβΓβίοΓβ ΕΓβ ηοΐ ννίΐΗίη ιΗβ οΒΙίβαΐίοηδ οί ιΗβ ΕοιιΙγεοΙογ, 
ΐΗείΓ ΪΓηηιβίΙίΕΐβ ΓβεΙίΓιοΒίίοη ννΕδ ρΓοροδβά Ιο Ββ υικίετίΕΐνβη Βγ εκίβ- 
ςυβίβ ΕοΙίοηδ οί ΙΗε δΥΟο (είΓΕννίη^δ. ηβνν ρπεβδ βίε.) ΤΗβδβ Εεΐίοηβ 
ννβΓβ εΙγοειΙυ υηϋβΓίΕΐίβη Βγ 8Υ(.ο ειι< 1 ιΗβ εοΓΓβδροηεΙίη§ ννοΛδ ΕΓβ 
υηάβΓ ννΕγ. 

ΤΗβ ΓβπΐΕίηίη§ οΒ1ί§Εΐίοη οί (Ηβ ΟοπΙγεοΙογ ίη ιΗίβ ίίεΙΒ ΓβίβΓβ Ιο ιΗβ 
ΡΪΓβρΓΟοί ΕβΓίίΠοΕίβδ οί (Ηβ (ΙοοΓδ οί ιΗβ ΕηβΓβν ϋβηΐβΓ. Ιί ννίΐΗίη δίχ 
ηιοηΐΗδ ΕίΐβΓ εοηιπιυηίοΕίίοη οί ΐΗίδ εβηίΠοΕίβ Ιο ιΗε ΟοπΙγεοΙογ Ηε ίδ 
ηοΐ βΒΙβ Ιο ρΓονκΙβ δυεΗ εβηίΓιοΕίβδ, ίι ίδ ρΓοροδβνΙ ίο βχοί)Εη§β (Ηε βχ- 
ίδΐίη§ (ΙοοΓδ ννίΐΗ ηβνν οηβδ ΕβεοιηραηίβεΙ Βγ ίκΙβςυΕίβ εεΠίΠοΕίβδ. 

ΜοΓβΟνβΓ ιΗβ ΓΘΓΠΕΓίνδ III (Ί 1 1 ί ΟΠ Π β( ί ίη ιΗβ Ρ.Α.Ρ.’δ Π Π (ί ΓβίβΓΓΪη^ Ιο 
δΕίβΙγ ΕΓβ ΗβΓβΒγ οηεβ ΓηοΓβ ΓβηιίηΒβά: 

1. Εοε1ίίη§ οί Εεεβδδ άοοβδ Ιο ιΗβ τοοίδ Εηνί ιΗβ ηββίί Ιο ίηβίΕΐΙ ννΕΓη- 
ίη§ δί^ηδ. ϋοηβ. 

2. δΕίβΙγ ΓΕΪΐίη§ ΒβΙννβεη ΤιΒγεγυ τοοί εικ! ρίΐοΐίδ οί ΕεΙ(Ηοεηΐ ΒυίIεΐ- 
ίη§. ΝοΙ 4οηβ. 

3. ΡΓοίβείίνβ ΓηβΕδυτβδ Ε^Εΐηβΐ δ!ίρρίη§ ίη ιΗβ δίΕΐτδ ΙβΕ(1ίη§ (γοπι 
Β υί18ίηβ 0 ίο ιΗβ δΗορρίη§ ΒΓβΕ. ΝοΙ 8οηβ. 

ΤΗβ Ε.Α.Ο. Ηε8 ηοΐ ΐοΗβη ονβΓ ιΗβ εοηβίΓυείίοη οί ιΗβ ρβπρΙιβΓΕί 
Γ0Ε(1δ 3η8 ΐΗβΐΓ εοηηβείίοηδ ννίΐΗ ιΗε ίηΙβποΓ ΓΟΕίΙδ οί ιΗε νί]|Ε§β, Ββ- 
ΟΕυββ, ΒοεοΓάίηβ Ιο ΓβΙβνΒηΐ (Ιβείδίοη Βγ ιΗβ δνΟο Β. οί I). ιΗθϊγ Οοη- 
βίΓυείίοη ννΕδ ροδίροηβε) ίοΓ δβευπίγ ΓβΕβοηδ υρίο ίυΐ] ίηΗΕΒίΐΕΐίοη οί 

ιΗβ νί1ΐΕ§β. 

2.2.2. ΑΜΕΕΙΟΒΑΤΙΟΝδ. 

ΤΗβ ίο11οννίη§ ίδ ρΓοροδβοί: 

-εοηδίηιείίοη οί δΕίβΙγ ΓΕΪΐίη§ οη ΙείΐεΗβη ννίηιίοννδ οί ρΕδδίνβ ερεγΙ- 
ηιβηΐδ 

-δίββΐ εονβπηβ οη υηρΓοΙεεΙε8 ΙβηΙδ οί §Γουη«ΙίΙοοΓ ΕρΕΠηιειΠδ οί 

υΒΒ. 

-εονβπη§δ οη ιΗβ ΙοννβΓ ρΗΓίδ οί ιΗβ δουΐΗ ίπείη^ βηίΓΕηεβ (ΙοοΓδ ίη 
§τουη<1ί1οοΓ ΒρΕΠηνβηΐδ οί ΙΙΒΒ οηιΐ οί §ΐΕδΗουδβδ οί ΙΙΒΑ, ΙΙΒΟ 3 η<1 
ϋΒϋ ίοΓ ρΓοΙβεΙίοη ΕβΕίηβΐ γεϊπ ννΕίβΓ. 

-ΜβεΗΕηίδηΐδ ίοΓ Γιχίηβ οί ορεηίη§ ροηβίδ οί βίΕδΗουδβδ. 

Ιι ίδ Είδο ρΓοροδβεΙ Ιο ΐΕΐνβ ηιβΕδυΓβδ Ιο Ενοίι) ννΕίβΓ ίηίίίΐΓΒΐίοη ίη 
ιΗβ §τουη(1ίΙοθΓ ΕραηιτίθηΙδ ϋυβ Ιο εΐοδβ νίείηίΐγ οί (Ηε §Επ1βη ννΕίβΓ- 
ίη§ εοείς. 

Α11 ΕΒονβ εοπδίΓυεΙίοηδ ΕΓβ ηοΐ ρΓονίάβε! ννίΐΗίπ ιΗβ οΒ1ί§Εΐίοηδ οί 
ΙΗβ ΟοΠίΓΕΟΐΟΓ. 

2.2.3. Ρ.Ρ.δ. ΜΑΝΗΟΙΕδ ΟΝ 8ΙϋΕ\ΥΑΕΚ. 

Ρ.Ρ.Ο. δΗουΙά Ββ οεΙΙογ! επ 8 Γβειίίγ ιΗβ Ιβνβΐ (ΙίίίβΓβηεβ βχίδΐίη^ Ββ- 
Ιννββη ΐΗβΐΓ πίΒηΗοΙβδ Εη<1 ιΗβ δίεΙβννΕΐΙνδ, βδρβεΪΕΠγ ίη ιΗβ Γβείοη οί 
ϋΑΕ. 

2.2.4. ΕΟΒΑ ΡΕΑ8ΤΕΚ8. 

ΚβίβΓΓίη§ ίο ΕβδίΗβΐίε ογ οιΗθγ εΐείίίοίβηοίβδ οί ιΗβ ΕΟΒΑ 
ρΐ3δΙβηη§8 δυεΗ Εδ εοίοιι γ ςϋίίβΓεηεβδ, εΗβιηίεΕί εΗΗη§βδ οη οοπΙεοΙ 
ροίηΐδ ννίΐΗ ηιβίΕΐΙίε δυτίβεβδ. ϊπιΙιεΙ εΓΕοΗδ ΙεΙθγ ΓερπίΓεν) ΒυΙ ΙβΕνίη^ 
νίδίΒΙβ ΐΓΕεΙίδ, ιΗβ Ε,Α.Ο. ίδ οί ιΗβ ορίηίοη ιΗεΙ ιΗβ ΟοπΙγεοΙογ ίδ ηοΐ 
ΓβδροηβίΒΙε Εδ ιΗβ &ρρΙίβεΙ ΙβεΗηίηυβ ννΕδ ηβνν ίη ΟΓβεεβ. ΗοννβνβΓ Ιογ 
εοηδίΓυεΙίοη Ββίεείβ ίθΓ ννΗίεΗ ιΗβ ΟοπΙγεοΙογ ίδ ΓββροηδίΒΙβ, ΓβΙηΐίνβ 
8β8υεΙίοηδ ΕΓβ Βρρίίβεί Εδ ρβΓ ΤβΒΙθ 1. 
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2 . 2 . 5 . ΗϋΜΙΟίΤΥ ΙΝΓΙΕΤΚΑΤΙΟΝ ΤΗΚΟυΟΗ ΨΑΕΕδ ΑΝϋ 
ΟΕΙΕΙΝΟδ. 

ΙηβρίΙε ΐΐιε ίηΙβΓνεηΐίοηβ Βν ιΗβ ΟοιιΙγοοΙογ Ιο Γβείίίγ ΙΗε Γβίβΐινε τε- 
πιβι-Ηβ οοηΙβίηεΒ ίη ίΗε Ρ.Α.Ρ., & ρΓοΒΙειη οίΗυπιίΒίΐγ ίηίίΙΐΓβΙίοη δΐιΐΐ 
εχΐδίδ ΐη βοιηβ βρβΓίπιβηΙδ. ΟΗβΓβεΙβπβΐίε βεβ ΐΙιε εβββδ οί: ΕΡΑ 01 
12. υΓΑ 02 12, ϋΑΓ 0111, υΑΡ 02 11, IIΑΕ 02, ΙΙΑΗ 02 βίβινεββε 
Ιο γοοΓ, ΙΙΑΗ 03 εηΐΓβηεβ Ιο βυΒδίβΐίοη, 11ΒΒ 02 11, ΕΒϋ Α5. Α7. 
Α10. ύϋΟ Α 8 , ϋΕΟ βηΐΓβηεβ Ιο δυΒδίβίιοη, ΙΙΕΒ Α5. ϋΑΕ Α2. 3 δ 
ννεΐΐ ββ Βίε Ιννο ροϊηΐβ οί ίηίίΙΐΓβΐίοη ι 1 ΐΓ 0 ϋ§ 1 ι ιΒε ννοοΒβη εεί1ίη§ ιη Βίε 
ΟβίίεΙεπβ βηΒ ίΗε εηΐΓβηεε Ιο ιΗβ δΗορρίη§ 3 Γββ. 

Αβ ΐΗίδ ρΓοΒΙειη ίδ βεπουβ ΐΐιε ΟοηΐΓβεΙοΓ δΗουΙΒ ί 3 εε ιΐ ννΗϊΐΗιη Ιουτ 
πιοηΐΗδ Γγογώ ιΗε ΒβΙε ΐΐιίδ ΡγοΙοοοΙ ίδ οοηιπιυηίοβΙεΒ Ιο Ηίηι. 

Ιη εββε ΐΗεβε ροίηΐδ 3 Γε ηοΐ ΓβείίΠεΒ, ίΐ ίδ ρΓοροβεΒ Ιο βρρίν 3 Ββ- 
Βυείίοη οί 3.000.000 Βηβ ίυπΗβΓ Ιο ίΗε ΒβΒυείίοηδ δΗοννη οη ΤβΒΙβ 1. 

2.2.6 ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝΑΕ ΕΕΕΟΤΚΟΜΕΟΗΑΝΙΟΑΕ ^ΟΚΚδ, 
(Ρ.Α.Ρ. 130) , . , 

ΤΗβ εοηνβηΐίοηβΐ εΙβείΓοηιεοΗβηιοβΙ βγβίεπίδ ι.ε. εΐεείπεαΐ δγδίεπίδ 
ΗγΒΓβϋΙίε βγδίεηΐδ (ννβίβε, δεννα^ε), βΙεναΙΟΓδ, Ηεβΐίη§, βίεεεί 1ί 8 Ηΐίη 8 , 
1ί§Ηΐηίη§ βΓΓβδίοΓβ, εβηΐΓβΙ Τν 3 ηΐεηη 3 β, βΙΟΓπι ννβίετ βεννβ^β, βΓβ ορ- 
βΓβΙίη 8 ννεΐΐ. δπιβίΐ 6βη38§βδ, οπηηίδδίοπδ ογ 1)3(1 \νο γ!<. τη3η5Η ίρ οΒ- 
δβΓ νβ 8 αίΐεΓ ίΗε ίηΗβΒίίβΙίοη ννβτε ΓβείίΠεΒ Βγ Βίε ΟοπΙγεοΙογ. 

ΤΗβ ίο11οννίη 8 οηΐγ ρβηΒίη§ πιαΙίεΓδ βΓβ ΓηβηΐίοηεΒ, ννΗίεΗ Ηοννβνερ 
γ8§3γ8 ΡυΒΙίε ΟοΓροΓΕΙίοηδ. 

1. ΤΗβ Γη 3 Ϊη δΙοΓίη ννβΙβΓ δβννβ§β ηεΙνν 0 Γΐ< ίδ ηοΐ εοηηεεΙβΒ ον 
Ε.ΐ.Δ.Α.Π. Ιο ίΗε Γβ 8 ίοη πιβίηβ. ΤΗίδ εουΙΒ εΓββίε ίΗε Ββη§εΓ οί 
ΒΙοεΚβββ οί ίΗε νί11β 8 ε δγδίβπι Βγ βοίΐ βηΒ πιυΒ Ββροδίΐδ. ΤΚε Ρ.Α.0. 
ϋΓ§εδ ιΒε βρεεΒίηβ - υρ οί ίΗε ρΓοεβΒυΓββ ίοΓ Πηβΐίζίηβ Οπδ «οι*. 

2. ΤΗβ ΐεΙβρΗοηβ ηβΙννοΛ (υηΒβΓ 8 ΓβυηΒ ειτιρίγ ριριη§ υρίο Ιηε 
ίηΒίνίΒυβΙ ΒίδΙπΒυΐοΓδ) Ηαδ Βεεη εοηδΙευείβΒ βηΒ Ιβίνβη ονβε Βγ 
Ο.Τ.Ε. ΤΗε Γ.Α.Ο. ίδ οί Λε ορίηίοη ΐΗβΐ ίΗε ΟοηΐΓβείοΓ δΗουΙΒ οΒίβιη 
3 Ια1άη 8 - ονεΓ εβΓίίΠεβίβ Η-οπι Ο.Τ.Ε. 

3. ΤΗίτΙγ ουί οί ΐΗΐΓίγδβνεη βΙβνβΙοΓδ 3Γ6 βΗεβΒγ ίη ορεΓ3ΐιοη. ΤΚε 
Γεπΐ 3 ίηίη§ δενεη 3 Γ 8 ηοΐ νεί ίη ορβΓβΐίοη Ββεβοβε ίΗε Ηουδβ 
βΒπήηίδίΓβΐίοη οί ίΗε εοΓΓβδροηΒίηβ Βυί1Βίη§β ίδ ηοΐ γεί βείίνβίεΒ. ΤΗε 
εοηίΓαεΙΟΓ ίδ ΓεηαεδΙβά Ιο δεε ΐΗβΙ ΐΗοβε Γβιηαίηίηβ εΙενβΙΟΓδ 3Γ8 ρυΐ 
αΐδο ίη ορβΓΕίίοη δο ΐΗβΙ ΐΗείρ πιαίηΙβιηΕηεε ίδ βίδο ΐβΚεη εβΓε οί Βν Λε 
3 ϋΐΒοπζε 8 Βγ' Ρβ'ν ρεΓδοη. 

2.3. ΟΟΝΤΚΑΟΤΟΚ‘5 0ΕΑ1Μ5. 

ΤΗε εΐηίπι οί ΐΗβ ΟοπΙγεοΙογ, δυΒπιίαεΒ νΐ3 Ηίδ ΙβΙΙβΓ 3691/3. / . 

3η8 ΓβίεΓΓΐη§ Ιο ίηίεΓεδίδ 8υβ Ιο ΒεΙβγεΒ ρΕγιηεηΐ βηιουηΐίηβ Ιο 8 γε 

16 929 159, νν 3 β ΐΓ 3 ηδίεΓΓε 8 ίο ΐΗε 5νθο. 

2.4. ΟΟΝΟΕΙΙδΙΟΝδ. . _ . 

Ιη ιΒε Ιίπιε ρεπο8 ΒεΚνεεη ΐΗε ΡΓονίδίοηαΙ αικί ΐΗε ΗπβΙ 

Αεεερίβηεε, ΐΗε ΟοπΙγεοΙογ Η3δ ΓβείίΠεά ιΒε ηια]οι- ρβη οί ιΒε 
τεηΐ 3 Γΐ(δ πιεηΐίοηηεθ ίη ιΒε Ρ.Α.Ρ. β. 

Ιη ηΒΒίΐίοη Βε Ηηβ τεοΒΓιεΒ 3 ιηυΙΐίΐυΒε οί βΒΒΠίοηβΙ τετοΒΓΗδ 
3 ρρβ 3 Γε 8 Ιηίεΐγ αβ 3 Γεβιιΐΐ οί ιΒε ίηΒαΒίΐαίιοη. 

ΚεβαΓάίηβ ιΒε Γβιηαίηίηβ ιεπιαρΗδ, ιΒε οηεδ ΓείεΓπη§ Ιο δαΙείγ 
πιαίΐεΓβ βηε Βείη§ ηηΒεΠαΗεη Βγ Βίτη ίο11ο«ίη§ βρεείΠε ίηδίρυείιοηδ 
Βγ ιΒε δνθο δίηεε ΐΗεγ 3 Γ 8 ηο( ραπ οί Ηίδ ΓεβροιίδίΒίΙίΙιεβ, ννΗιΙε Γογ 
ΐΗοβε ννΗίοΒ τείεΓ Ιο Βα8 ννοΛηιαηβΗίρ 3 ρΓοροβαΙ ίοΓ εοΓΓεδροη3ιη§ 
οΐβάυοίίοηδ Η&δ 1)β6η βΙ&ΒοΓαΐεοί Βγ ΐΗβ Γ.Α.0. &δ ρβΓ Ί&ΒΙε 1. 

Τ&ΒΙε 1 §ίνεδ ίΐεηηνίδβ αικί Βαί13ίη§ - ννίδε [Ηε 3ΐηουηΙδ ννΗίοΒ Ιο 
ιΒε Ρ.Α.0. ορίηίοη εοιτεβροη(1 Ιο ιΒε ςυβίίΐγ Γβάηεΐίοη (Ιυε Ιο ιΒε 
ρΓεβεηεε οί ΐΗεβε άείΓιείεηείεβ 3ΐκ1 ΐοίαΙΙίη^ 7 22 000 8ΐδ. 

δρεείαΐ αΙΙεηΐίοη ίδ 8Γ33νη Ιο ιΒε ί30ΐ οί ιΒε ρΓοΒΙεηΐδ οί ΗυπηαιΙγ 
ίηίϊΙΐΓβΙίοη ίη εετίΕίη αρηΓίηιεηΐδ (ρ3Γ3 2.2.5) ίΗε ΓεοΙίΠεΕίίοη ο 

^3 Η ΝΟΝ 6 "- 1 · ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝΑΕ ΡΑΒΤ - (Χ)ΝΤΗΛ€ΤΟΗ: 
ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ ΟγπΒΗ. 

3.1. ΡΓονίδίοη»! Αοοερί^ποε ΡγοΙοοοΙ Κ 6 πΐ 3 Γκδ. 

ΤΗε Οοιηϊηΐαεε Η&δ ρυΓδαβά ΐη άεΐαΐΐ &Ι1 ΓεηΐίίΓΗδ Γηεηΐΐοηηεά ιη 
ίΗε ρβΓίία! ρΓΟίοεοΙδ οί ιΒε Ρρονίδίοπαΐ Αεεερίαηεε ΡγοΙοοοΙ 3π8 
αδοβΠαίηεΒ ΐΒβΐ ιΒε ηια)οΓ ραπ οί ΐΗεπι Η3δ Βεεη ΓεεΙϊΠεά Βγ ιΒε 

ΟοηΐΓβεΙΟΓ. * „ 

ΤΗεδε οΒδβΓν 3 ΐίοηβ 3Γ8 ίουη8 ίη ίΗε αΙΙαοΗεα I αοιε ί. 

3.2. Νε\ν ΑάΒίΐίοηαΙ ΚεπιαΓΗδ. 

Ιη ιΗβ Ιίπιε ΒεΙννεεη Ρρονίδίοηαΐ 3η(1 Γίηαΐ Αεεερίβηεε αΒΒιΙιοηαΙ 
τεπιαΛδ Ηβνε Βεεη εΓεβΙεά ίη ίΗε εηεΓ§γ βγβίειηδ, ννΗίοΒ ννεΓε 8υε Ιο 
πνβΐίυηεΐϊοηδ αη3 Βαπια^εδ ίη οεΠβίη δγδίεηΐδ ογ οεΠβίη ρβΠδ ΐΗει εοΙ. 

δοπιε οί ΐΗεβε ΓβπιαΓΗδ Ηβνε Βεεη τεοάΠεΒ Βγ ίΗε ΟοπΙγεοΙογ ιη ΙΗε 
πιεαηΐίπιε ννΗιΙε οίΗβίδ τεπίΕίη ρεηάίη 6 υρίο ιΒε Ιίπιε ΐΗίβ ΡγοΙοοοΙ ίδ 

εοπιρίΐεά. „ „ „ , 

ΤΗε πιαίη υητεβοΙνεΒ ΓειηαΓίο τείεΓδ Ιο ίΗε ΕηεΓ§γ ΟεηΙετ ΗεβΙ 

Ρυπιρ ΜοΙογ. 


ΤΗίδ εη^ίηε Ηβ8 Ιο υηΒεΓβο εχίεηβίνε τεραίΓ \νοΓΐ<δ βίΐεΓ οηΐγ 1000 
Η οί ορεΓΕίίοη, βη ορεΓβΙίοη Ιίπιε ηοΐ)υδΙίίγίη§ τερβίε οί βυοΗ εχίεηΐ. 

ΜοΓεονβΓ 3η8 ίηβρίΐε ΐΗβΙ τερβίΓ ννΗίεΗ αεεοπίίηβ ίο ηΙΙ ίικίίοαίίοηδ 
ανβϋαΒΙε ννβδ πΐ3(1ε ηεεβδδβΓγ Βγ ίηοΓεαδεά εατΒοη (Ιεροβίΐδ ίη ίΗε 
εηρηε, 3 Ηί§Η βπιοΗε επιίδδίοη ίβ οΒδεΓνεά ενεη ΙοΒβγ (πίογο ΐΗαη 3 ίη 
ίΗε ΒαεΗαΓαεΗ βοβίε). 

3.3. Ρυβίίΐαΐίνε Αεεερίβηεε. 

ΟΒ]βεΙ οί ΐΗίβ ςυβίίΐαΐίνε βοεερίβηοε ίδ ιΒε οοηίΪΓπιβίίοη Βν ίΗε 
Ρίηαΐ Αεεερίβηεε ΟοΓηπιίιΙεε οί ιΒε ορεΓβΙίη§ εοηάίΐίοηδ οί ίΗε 
νβΓΪουδ εηβΓ§γ δγδίεηδ. , 

ΤΗε οΒδεΓΥβίίοηδ τείεΓ Ιο ίΗε βρεείΠε Βεβί^η ίη ΗβηΒ βηΒ 8ο ηοΐ 
εοηβΐίΐυΐε 3 ΟΓίΐίείβπι οί ίΗε ΒβΙβ βη8 βδδυηιρίίοηδ οί ίΗε 8εβί§η. 

ΤΗε Εοηιπιίιίεε βεεερίδ ίΗε ίβεί ΐΗβΐ ιΗε ΟοπιγηοΙογ Ηβ8 Ιο 
εοηβίΓυεί ίΗε δγβίεπιβ βδ Βκ.βίβηοΒ. 

ΤΗε ΟοπίΓηίΐΙεε ΙοοΗ ίηΐο εοηδίΒβΓβΐίοη: 

-ίΐδ οννη οΒδεΓνβΙίοηβ οη βίΐε 
-ίΗε τεβυΐΐδ οί ίΗε ΙοβΒ τηηδ 

-ίΗε ΓβροΓίδ δυΒπιίΙΙεΒ Βγ (Ηβ ΟρεΓβΐίοη & Μβ.ηίεηβηεε Οεενν 
-ίΗε τεροΓίβ βη8 ίΗε ΡίΓδΐ Γββυΐΐδ οί ίΗε βνβΐυαίιοη βυΒιηιΙΙεΒ 
Βγ ίΗε Ενβΐυβίίοη Ιεαπίδ. 

ΤΗε ΓεΓηβΓΗδ οί ίΗε Ρ.Α.Ο. Γε§ 3 Γ(ϋη§ ίΗε ςυβΙιΐΒΐινε αεεερίβηεε απ' 

βυΓηπΐ3πζε8 Βείονν: , , 

1 . Α 11 βγβίεπίδ βΓ 8 ίυηεΐίοηίη§ βΐ β δαΙΐδίαεΙΟΓΥ ΙενεΙ 3 π 8 §ινε ΙΗε εχ- 
ρεοΐεΒ Γεδυΐΐδ. Οεηβίη ρΓοΒΙβιηδ, ΗοννενεΓ, βρρεβΓεΒ Ιο ιΒε εοηίΓο 
βγδίεπι οί εεΓίβίη βηεΓ§ν βγβίεπίδ ννΗίεΗ 8 ο ηοΐ ίυηοΐιοη βδ 8 εδΐ§ηε 8 , 
βδρεείβΐΐγ ίη εββββ οί εοορεΓβΐίοη οί 3 εοηνεηΐιοηαΐ είβιηβηΐ οί βη ιη- 
δίβΐΐβΐίοη (ε. 6 . ΒοίΙβΓ, ρυπιρ εΐε.) βη 8 β ηοη-εοηνεηΐιοηβΐ οηε (ε. 8 . 
ΗεβΙ ρυπιρ, βοΐβτ οοΙΙεείοΓ εΐε). 

ΤΗίβ ρΓοΒΙεηι εβη Βε βΐΠίΒυΐεΒ, ίηίΐίβΐΐγ βΐ Ιεββΐ, ίο ιΒε ίβοΐ ιΐιβΐ ι ιε 
οοηβΙτυείεΒ βγβίεπίδ βεε υηίρυε ίη δυοΗ βοβίε ΙηδΙβΗβΙιοηβ. ΤΗε Οοη- 
ΐΓβεΙΟΓ ίδ' οΒ1ί§ε8, ννίΐΗίη ίΗε ΗβηνεννοεΗ οί Ηίδ 8 υβΓβηΙεεδ, Ιο οΗεεΙν 
ίυιΐΗεΓ ίΗε ίυηεΐίοη οί ίΗε βγβίεπίδ βη8 πιβΗε δυεΗ εΗβη§εβ Ιο ι!ιε εοη- 
ΐτοί βγβίεπίδ ββ ΐΗεγ βεε ηεεεβδβΓγ Ιο ορίίιηιζε ,ΐΗεπ ορεΓβϋοη. 

2 ΤΗε βρβεε Ηεβΐίη§ δγδίεπιβ οί Βυι18ιη 8 β ΙΙΑΙ,υΑΚ,ΙΙΑΕ ρτονιΒε 
δρβεε ΙεπιρεΓβΙοΓε Ιεδβ ΐΗβη ίΗε οηε 8εδί§ηε8. ΤΗίδ οΒββΓνβΐιοη ννβδ 
πιβΒε βίΐεΓ πΐ8βδυΓε>ηεηΙβ ίη επιρίν βρρβΠπιεηΙβ. ΤΗε ΚΑ.Ο. Ρ γο- 
ροβεβ ίΗε εχβπιίηβιίοη οί ΐΗίδ ρΓοΒΙεηι Βγ β εοιηπηίΐεε οί εχρεηβ. 
3. Οβπιβεεδ Ηβνε Βεεη βχρεπεηεεΒ ιη βοπιε είειηεηΐβ οί εεηβιη δνβ- 
Ιεπίδ βίΐβΓ β εοπιρβΓεβΙίνεΙγ δπιβίΐ ορεΓβΐίοη Ιίπιε. ΤΗεβε 8αιη3 8 εδ 
Ηβνε Βεεη τερβίρεΒ ΒυΙ ίΐ ίβ Ηί§Η1γ ρτοΒβΒΙε ίοΓ δίπυΙβΓ Ββηιββεβ Ιο 

οεευΓ ίη ίΗε ίυΐυτε. . 

4 ΤΗε ΜΑΝ ϋίεδεί εη 8 ίηε Ηββ υηΒεηξοηβ εχίεηβίνε τερβη βΐίει 3 υβΐ 
1000 Η οί ορβΓβΙίοη. ΤΗίδ ίβεί ίδ υηυδυβί ίοε εη 8 ίηεβ ορεΓβΐιη 6 υηΒερ 
ρΓβΒεΙεΓΓηίηβΒ ορεΓβΐίη 8 εοηΒίΐίοηβ. ΤΗε Γίηαΐ Αοεερίβηοε ίβ Βίδεοη- 
ΙίηυεΒ ββ ίβΓ ββ ίΗε ΜΑΝ εη 8 ίηε ίβ εοηεετηεΒ υηΐιΐ δυεΗ Ιίπιε 3δ 16ε 
Γ.Α.Ο. οΒίβίηδ βΐΐ ίηίορπιβίιοη Τγοπι ΙηΙβΓβίοιη βηΒ ίΗε ΜβηυΙβε- 


5. Γ Κβίεπ·ίη 8 Ιο ίΗε ϋ.Α.δ., ΙηίεΓβΙοπι Ηβδ βυΒηιίΐΙεΒ, βίίει ίΗε Ρρονί- 
βίοηβΐ Αεεερίβηεε οί ίΗε εηεΓ§γ δγδίεπνβ, ίΗε ΓυηεΐιοηβΙ Ιεβίβ οί ιΒε 
νβπουδ ϋΑδ βυΒβγδίεπίδ, ΒεεηηεΒ Ιο Βε εοηβίΓυεΒ βδ δυΒβίβηΐιβΙ 
Οοπιρίεΐίοη ΟεΠίΠεβίεβ. ΤΗε ϋΑδ Ηββ ρεεβεηίεΒ 8υπη§ ίΗε ρεποΒ 
ΒεΙννεεη Ρρονίβίοηβΐ βηΒ Γίηβΐ Αεεερίβηεε ίΓεςυεηΐ Ββπιβ 8 εβ ηε- 
ρβίΓεΒ Βγ ιΒε ΟοηΐΓβείοΓ. ΤΗε πιοηΐΗΙγ τεροΓίβ οί ίΗε Ενβΐυβίιοη 
Τεβπΐδ εοηΐβίη ίηΐ8ΓεβΙίη 8 ίηίοΓΓπβΐίοη βΒουί ίΗε ίυηεΐιοηιη§ οί ΙΗε 
ΟΑδ. ΤΗεβε τεροηβ τεΠεεΙ ίεβΓδ ίοΓ ίΗε ηοΓπιβ! βηΒ ΓεΠβΒΙε ορεΓβΙιοη 
οί ίΗε ΟΑδ ίη ίΗε ίυΙυΓε. 1η βηγ εββε ΐΗεεε εχιβίδ βητιρίε ΠεΙΒ Ιογ ιπι- 
ρΓονεηβεηΙ οί ΐΗίβ βγδίεπι ίη ογΒογ Ιο ηιβίε ίΗε Μ+Ε ρΗβδε οί ιΒε Ργο- 
|βεΙ ιηοΓε ρεΙίβΒΙε. ΤΗβ ϋΑδ ίδ ΗερβΒγ Πηβΐΐγ ΐβΗβη ονβΓ ννιΐΗ (Ηε τεβ- 
εΓΥβίίοηβ πιεηΐίοηηεΒ ίη ρβΓβ.5. 

1. ΤΗε Γίηβΐ ΑοοβρΙβηεβ ίβ ΒίδεοηΐίηυεΒ ββ ίβΓ βδ ίΗε ΜΑΝ Εη§ιηβ ιβ 

εοηεβΓηεΒ. Γ .. . ■_ 

2. ΤΗε εοηνεηΐϊοηβΐ βίβπιβηΐβ οί ιΒε βηεΓ§γ βγβίεπίδ βΓβ ίυηεΐιοηιη 8 

ννβΐΐ βηΒ ββευΓε ίΗε εονεπη δ οί ίΗε ΒεηηβηΒ Βγ ίΗε ® χε6ρ1 

ίοΓ ίΗε εββε οί βρβεε Ηβ3ΐίη 8 οί ίΗε Βυι1Βιη 8 β ΙΙΑΙ,υΑΚ,υΑΕ. 

3. ΤΗβ ηοη-εοηνβηΐίοηβΐ βίβπιβηΐδ οί ίΗε βηεΓ^γ δγδίεπιβ §βηεΓβ1Ιν 
ρΓβββηΙβΒ εεΠβίη ίηίΐίβΐ τυη ρροΒΙειηβ εβρεείβΙΙγ ββ Ιο ΙίιείΓ 
εοορβΓβΐίοη ννίΐΗ ίΗε εοηνβηΐίοηβ! βίεπιεηΐδ. ΤΗίδ εουΙΒ Βε βΐΙπΒυΐε 
Ιο ίΗε εχρεείπιεπίβΐ εΗαΓβεΙβΓ οί ίΗε ΡΐΌ)βεΙ. 


ΑΐΗβηβ 24.11.1989 

ΤΗβ ΟΗβίΓπιβη 

ΡγοΙ. Β. δοΐίΓορουΙοδ 


ΤΗβ πιεηιΒβΓδ 
ΡΓοί.Μ.ΡβρβΒορουΙοδ 
Ενβη§β1οβ ΚγΓίβΗίΒίδ 
ΝίΗοΙβοβ ΟβνΙίβΗοβ 
ΤΗβοΒοΓΟδ Εβουΐβπβ 
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ΤΑΒΕΕ 1 

Ιηάίοβίίνε 8β8υοΐίοη 
8υβ Ιο 1)2(1 ννοΓίίηιβηβΗϊρ 

Β1«1§ Ρ.Α.Ρ. Νο ΟβηοΓ&Ι γ6γπ2γ 1<8 δρεοίβΙ γ 6 ιπ 3 γΙ <8 ΑιηουηΙ 


ϋΑΒ 

(101) 

παρ. 2 

100.000 

υΑϋ 

(102) 

παρ. 2 

150.000 



παρ. 12 

20.000 



παρ. 11 

10.000 

ϋΑΑ 

(103) 

παρ. 2 

200.000 

- 


παρ. 19 

10.000 

υΑΰ 

(104) 

παρ. 2 

250.000 



παρ. 16 

5.000 



παρ. 17 

10.000 

ϋΑΕ 

(105) 

παρ. 2 

100.000 



παρ. 18 

15.000 



παρ. 20 

10.000 



παρ. 22 

50.000 



παρ. 26Ν 

25.000 



παρ. 28 

15.000 

υΑβ 

(106) 

παρ. 2 

150.000 



παρ. 3 

80.000 



παρ. 13 

15.000 



παρ. 18 

15.000 



παρ. 19 

15.000 



παρ. 20 

20.000 



παρ. 24 

15.000 

ϋΑΗ 

(107) 

παρ. 2 

150.000 



παρ. 7Ν 




(εμφανισθεί- 




σες ρωγμές) 

20.000 



παρ. 8/β 

30.000 


V 

παρ. 22 

15.000 

υΑκ 

(108) 

παρ. 3 

50.000 

υΑ^ 

(109) 

·/· 

■/· 

υΑΕ 

(110) 

παρ. 14 

50.000 

υΕΒ 

(111) 

παρ. 1/2 

20.000 



παρ. 2/1 

70.000 



παρ. 4/1 

70.000 



παρ. 5/5 

20.000 



παρ. 8/1 

15.000 



παρ. 8/2 

70.000 

υΑΕ 

(112) 

παρ. 2 

100.000 



παρ. 1/Ν 

50.000 



παρ. 2/2 

15.000 



παρ. 3/2 

70.000 



παρ. 3/4 

15.000 



παρ. 6 

70.000 



παρ. 8/1 

15.000 



παρ. 9/1 

70.000 



παρ. 11/1 

15.000 



παρ. 15/6 

25.000 



παρ. 15/7 

25.000 

υΕΑ 

(Π3) 

παρ. 2 

100.000 



παρ. 2 

50.000 



παρ. 9 

15.000 



παρ. 18 

15.000 



παρ. 19 

15.000 



παρ. 24/1 

15.000 



παρ. 26/1 

15.000 



παρ. 30/1 

15.000 



παρ. 32 

30.000 



παρ. 33/1 

15.000 



παρ. 38 

5.000 

υϋΒ 

(114) 

παρ. 2 

150.000 



παρ. 12 

70.000 



παρ. 15/1 

70.000 



παρ. 15/5 

10.000 



παρ. 16/1 

70.000 



παρ. 16/4 

10.000 



παρ. 17/1 

70.000 



παρ. 18/1 

70.000 



παρ. 18/3 

10.000 



παρ. ] 9 

30.000 




παρ. 20/3 

10.000 



παρ. 21/1 

70.000 



παρ. 21/4 

20.000 



παρ. 22 

25.000 



παρ. 24/2 

15.000 



παρ. 24/4 

20.000 



παρ. 25/1 

20.000 



παρ. 28 

10.000 



παρ. 36 

20.000 



παρ. 38/1 

20.000 



παρ. 39/4 

10.000 



παρ. 40/2 

10.000 



παρ. 41/2 

10.000 



παρ. 43/3 

20.000 



παρ. 45/2 

35.000 



παρ. 45/3 

20.000 



παρ. 5 

30.000 

η 

(115) 

παρ. 7 

30.000 

Ο 

παρ. 18 

15.000 



παρ, 25 

25.000 



παρ. 34 

50.000 



παρ. 35 

35.000 



παρ. 43 

40.000 

Η 

(116) 

Ν 




εμφανισθείσες ρωγμές, 
άνωθεν καταστημάτων 5 




και 12 

40.000 

υΕΑ 

(Π7) 

παρ. 17 

40.000 

παρ. 6 

150.000 



παρ. 9 

10.000 



παρ. 10 

30.000 



παρ. 12 

20.000 



παρ. 14/5 

20.000 



παρ. 14/6 

15.000 



παρ. 18 

20.000 



παρ. 19 

30.000 



παρ. 20 

15.000 

υεε 

(118) 

παρ. 24/2 

20.000 

παρ. 8 

250.000 



παρ. 11 

15.000 



παρ. 20 
παρ. 22 
(υπόγειο & 

40.000 

υϋΑ 

(119) 

κουζίνα) 

50.000 

παρ. 2 

150.000 



παρ. 14 

700.000 

υεΑ 


παρ. 17/1 

15.000 

(120) 

·/· 

·/· 

70.000 

υοΒ 

(121) 

παρ. 1/2 

υϋο 

(122) 

παρ. 6/3 

5.000 



παρ. 8/1 

5.000 



παρ. 8/2 

70.000 



παρ. 9/1 

40.(500 



παρ. 9/6 

70.000 



παρ. 10/2 

70.000 



παρ. 11/2 

20.000 



παρ. 13/2 

15.000 



παρ. 13/9 

70.000 



παρ. 14/1 

70.000 



παρ. 14/3 

5.000 

ϋΒϋ 

(124) 

παρ. 8/Ν 

Διαμ/τα Ν 




για έλλειψη 
βενετικού 


ϋΒΑ 

(125) 

στορ 

30.000 

παρ. 25 

40.000 

ϋΒΒ 

(126) 

παρ. 17 

100.000 



παρ. 20 

120.000 



παρ. 25 

70.000 

ϋΕϋ 


παρ. 26 

50.000 

(127) 

παρ. .2 

50.000 



ΦΕΚ 15 
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128 

130 


παρ. 1 

(Περιβάλ- 
λων χώρος)./. 


Αποτίμηση κακοτεχνιών στην εφαρμογή του υλι¬ 
κού ΕΟΒΑ σε επιπεδότητες επιφανειών και ευθυ¬ 
γραμμίσεις ακμών, στα διάφορα επιμέρους κτίρια 


ΣΥΝΟΛΟ 


10.000 

•Λ 


900.000 

7.220.000 


ΤΑΒΕΕ 2 Κείετειιοεδ: 

Κεί 1: ΙΑ Ιιγ ώίειΐ 22.3.89 
Κεί 2: 1023/89/17.7.89 ΚβροΠ οί ΙΑ 
Κεί 3: 1017/20.3.89 ΚεροΠ οΠΑ 
Κεί 4: 1019/28.3.89 ΚεροΠ οί ΙΑ 
Κεί 5: ΙΑ Ιιγ 4.8.89 


Ρ.Α.Ρ. 

201 

Νο ΒΕϋΟ 
ΙΙΑΑ 

ΡΟΙΝΤ Νο 

1 

2 

3 

4 

5 

ΚΕΜΑΚΚ 

δοίνεδ 

δοΐνβά. δεε τεί. 2 
» » » 3 

» χ » 1 

ϋΑδ Ρυ-ΙεδΙ ρΓΟΙ-ΓεοείνεΟ 

202 

ΙΙΑΒ 

Αδ 

ρετ 201 

203 

υΑΟ 

1 


δοΐνειί. Κεί. 1 



2 


Ιηβυΐβΐίοη πΐ3ΐΙβ εςυίνβίεηΐ Ιο ονετοΙΙ 





ίηευίβΐίοη 



3 


ΝοΙ θρρΠοδΙιΙε 



4 


ϋβδ Γυ-ΙεδΙ ρΓοΙ-ΓεεείνειΙ 

204 

υΑϋ 

1 


δοΐνεά. Κεί 1 



2 


» » 4 



3 


. » 3 



4 


» » 1 



5 


ϋΑδ Ρυ-ΙεδΙ ρΐΌΐ-Γεεείνει! 

205 

ϋΑΕ 

Αδ 

ρετ 203 

206 

ΙΙΑΓ 

Αδ 

ρετ 203 

207 

ϋΑΟ 

Αδ 

ρετ 203 

208 

υΑΗ 

Αδ 

ρετ 203 

209 

υΑΙ 

Αδ 

ρετ 203 

210 

ϋΑΚ 

Αδ 

ρετ 203 

211 

ϋΑΕ 

Αδ 

ρετ 203 

212 

ϋΕΑ 

1 


δοΐνεδ. δεε τεί. 1. ΡιοΐοεοΙ οη ηοίεε 





1005/4.10.88 



2 


δοΙνεοΙ. δεε τεί. 1. 



3 


» 



4 


X X χ 1 



5 


χ ΚεεεϊνεεΙ 



6 


» Εχεευίειΐ 

213 

ϋΕΒ 

1 


δοΐνεεί 



2 


» ΟοειιιηειιΙ ηοΐ ΓεοείνειΙ 



3 


» Κεί 1 



4 


X 



5 


ϋΑδ Ρυ-ιεδΙ ρΓοί-Γεεείνεδ 



6 


δοΙνεδ. Κεί 1 

214 

υεο/ϋ 

1 


δοΙνεΟ. Τεδΐε8 



2 


δοΐνειί. ΚεεείνειΙ 

215 

ϋΕΑ 

1 


δοΙνεώ Κεί 1 



2 


» X 1 



3 


χ ΜΪ55ΪΠ§ ίοΓ ϋΓΑ-72 



4 


ϋΑδ Γυ-ίεδΙ ρτοΐ-ιοεείνειΐ 

216 

υοΑ 

1 


ΝοΙ ροδδώΙε ννΐΐΗουΙ πι3)ογ είνίΙ ννοιΕδ 



2 


δο1νε<4 

217 

ϋΕΒ 

1 


ΝοΙ ροδδώΙε ννϊΐΐιουί ιπ3]ογ είνίΙ ννοΗΐδ 



2 


δοΙνεΟ 



3 


» 



4 


» 


218 

Κε^ίοη 

Α/δΗ 

1 

2 

3 

δοΐνειΐ 
δεε τεί. 5 
χ τεί. 5 

219 

ϋϋΑ 

1 

δοΐνειΐ 



2 

» 



3 

» 



4 




5 

χ Μίδδίη§ ίοΓ ϋϋΑ-61 



6 

» 



7 

» 

220 

ΙΙϋΒ 

1 

δοΐνειΐ 



2 

» 



3 

» 



4 

» 



5 

» 



6 

Η 



7 

>» 

221 

υΒΑ 

1 

δοΐνεεί 



2 

.►> 



3 

» 

222 

ΙΙΒΒ 

1 

δοΐνειί. Μίδδίηβ ίοΓ ϋΒΒ-32 



2 

» 



3 

» 



4 

» 

223 

0Β0 

1 

δοΐνεε) 



2 

X 



3 

» 

224 

ϋΒϋ 

1 

δοΙνεΟ 



2 

» 



3 


225 

υϋο 

1 

δοΐνεά 



2 

» 



3 

ϋΑ5 Γυ-Ιεδΐ τεοείνεΟ 



4 

δοΙνεΟ 

226 


1 

δοΐνει) 



2 

X 



3 

» 



4 

» 



5 

» 



6 

» 



7 

» 



8 

» 



9 

» 



10 

» 



11 

» 



12 

Η 



13 

» 



14 

» 


Νενν ΚεπιβγΙ 

Εχίεηδίνε Κερβίι-οίϋίεδεΙ ΜοίοΓοίΗεβΐ Ρυιηρ 


ΑΝΝΕΧ V 


Α. ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ ΟΙ.ΑΙΜ8 

1. ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΜΑΝΑΟΕΚ 480 

2. ΒΟΟδΤΕΚ ΟΟΕΕΕΟΤΟΚ ' 20 

3. ΑΙΚ ουετ 24 

ΜΟΙδΕ ΕΕνΕΕ 32 

ΤΟΤΑΕ 556 

(556 X 64,5% = 359,5 

Β. ΑΜΕΕΙΟΚΑΤΙΟΝδ 

ΕΝΕΚΟΥ ΟΕΝΤΕΚ 87 

ϋΗΨ 5ΤΟΚΑΟΕ 3 

ϋΑδ ΡΟ^ΕΚ δϋΡΡΕΥ (ΙηΐβΓβίοιη) 

ΟΟΚΝΙΝΟ ΟΟΕΕΕΟΤΟΚ5 300 (4 6ιπΙ<Ε) 

ΡΚΕδδϋΚΕ ΡΕΑΚδ υΓΑ 3 
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ΙΝδΙΈΑΤΙΟΝδ 40 

δΡΑΟΕ ΡΑΚΤδ 45 

δΑΓΕΤΥ νΑίνΕδ 15 

ΤΟΤΑΕ 493 

Ο. ΟΚΕΕΚ δΙϋΕ 

ΜΙΟΗΑΝΙΚΙ υρίο 31.12.89 125 

ΟΕΟΚΟΙΟυ - ΒΑΚΑΕ. υρίο 31.12.89 42 

ΜΙΟΗΑΝΙΚΙ ΕΧΤ. (1.1.90 - 30.4.90) 140 

ΟΕΟΚΟ. - ΒΑΚΑΕ. ΕΧΤ. (1.1.90 - 31.3.90) 53 

ΤΟΤΑΕ 360 


Η Ε.Ε. συνήλθε στη 16η τακτική της σύνοδο στην Αθήνα στις 20 και 
21 Φεβρουάριου 1990 με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

1. Έναρξη των εργασιών της συνόδου. 

2. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης. 

3. Έκθεση του Διευθυντού της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. για τη σημερινή 
κατάσταση του έργου. 

(α) Κατασκευαστική φάση. 

(β) Φάση Μέτρησης και Αξιολόγησης. 

4. Έκθεση των κοινωνιολόγων. 

(περιλαμβανωμένης και της εγκατάστασης κατοίκων) 

5. Σύστημα «Υπολογισμού και Χρεώσεως Κοινοχρήστων Δαπανών 
Ενέργειας των Κατοίκων (ΣΐΧΚΔΕΚ). 

6. Διαδικασία τελικής παραλαβής. 

7. Απαιτήσεις και Προτάσεις Βελτιώσεως. 

8. Διεύθυνση Λειτουργίας. 

9. Ισολογισμός 1989. 

10. Παράταση της διμερούς συμφωνίας και της φάσεως Μετρήσεως 
και Αξιολογήσεώς:' 

11. 'Αλλα ζητήματα. 

1. Έναρξη της συνόδου και Γενικές Παρατηρήσεις 

Ο καθ. Καραμπατέας καλωσώρισε τη Γερμανική αντιπροσωπεία εκ 
μέρους της Ελληνικής αντιπροσωπείας και έκανε την επίσημη έναρξη 
της 16ης συνόδου της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Κατόπιν παρουσίασε τον καθ. Ν. Κουμούτσο, ο οποίος αντικαθιστά 
τον κύριο, Γ. Μαστοράκο σαν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και 
πληροφόρησε την Εκτελεστική Επιτροπή ότι η Ελληνική πλευρά διόρισε 
ταυτόχρονα τον αρχιτέκτονα κύριο Κ. Μασουρίδη αναπληρωματικό μέ¬ 
λος της Ε.Ε. που θ’ αντικαθιστά οποιοδήποτε τακτικό μέλος όταν αυτό 
είναι απών. 

Η Γερμανική πλευρά επίσημα ονόμασε σα νέα μέλη της Ε.Ε: την καθ. 
Α. Ηαηδεη που αντικαθιστά τον καθ. Βίαεβίη^ και τον καθ. ΚοπιοΓονν- 
δΕϊ που αντικαθιστά τον καθ. ΗΙβννίδΕδ. Ο καθ. ΚοιηοΐΌίνδΙά που αντι¬ 
καθιστά τον καθ. Ηΐαννίδλδ. Ο καθ. ΚοπιοΓοινδΕί εξέφρασε τη λύπη του 
για την απουσία της καθ. Ηβηδεη που οφείλεται σε σοβαρή .ασθένεια. 
Στη συνάντηση αυτή η καθηγήτρια θ’ αντικατασταθεί από τον καθ. Οεί- 
@6Γ ο οποίος, όπως δήλωσε η Γερμανική πλευρά, ορίζεται αναπληρω¬ 
ματικό μέλος της Ε.Ε. 

Ο κατάλογος συμμετοχών προσάπτεται σα Παράρτημα 1. 

Ο καθ. ΚοιηοΓοινδΙίί παρατήρησε ότι εκτός από τη τεχνολογική 
εκμετάλευση της ηλιακής ενέργειας, είναι σημαντικό ο σχεδιααμός του 
χρεώσεως της ενέργειας στους κατοίκους του ηλιακού χωριού να γίνει 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε η χρέωση αυτή να είναι πιο ελκυστική για τους 
κατοίκους, σε σύγκριση με τη χρέωση για συμβατικά συστήματα θερ- 
μάνσεως. 

Μόνο με τον τρόπο αυτά θα καταστεί δυνατή η επιτυχία πολλαπλα¬ 
σιαστικών αποτελεσμάτων. 

Έναντι των δεδομένων αυτών θα πρέπει ν’ αποφευχθεί μια'δομή χρε¬ 
ώσεως που ν’ αποτελεί μακροπρόθεσμο και μεγάλο οικονομικό βάρος 
στο επιδεικτικό έργο. 

Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ελπίδα, ότο το έργο αυτό θα εκτε- 
λεσθεί επιτυχώς και ότι η συνεργασία θα συνεχίσει να υπάρχει πάντα στο 
πνεύμα της συμφωνίας συνεργασίας. 

2. Έγκριση της Ημερήσιας Διατάξεως 

Η Ε.Ε. ενέκρινε την ημερήσια διάταξη που προαναφέρεται. 

3. Έκθεση του Διευθυντή της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 

Ο κύριος Κανάρης συνέχισε με την έκθεσή του προς την Ε.Ε. σχετικά 
με την συνολική κατάσταση του έργου. 


Η Ε.Ε. έλαβε υπ’ όψη την Έκθεση του Διευθυντή, αντίγραφο της 
οποίας προσάπτεται σαν Παράρτημα II. 

4. Εκθεση των κοινωνιολόγων 

Η έκθεση των κοινωνιολόγων εστιάστηκε, όπως είχε ζητηθεί από την 
Ε.Ε., στη «πρότασή τους για την εδραίωση του Συστήματος Υπολογι¬ 
σμού και Χρεώσεως κοινοχρήστων Δαπανών Ενέργειας των Κατοίκων 
(ΣΥΧΚΔΕΚ)» (3.11.89) (βλέπε Παράρτημα III). 

Η Ε.Ε. συνεχάρει τους κοινωνιολόγους για τις επιτυχείς προσπάθειές 
τους σχετικά με τη εγκατοίκιση του Χωριού και την αποδοχή του Έρ¬ 
γου από τους κατοίκους. 

5. Σύστημα Υπολογισμού και Χρεώσεως Κοινοχρήστων Δαπανών 
Ενέργειας των Κατοίκων (ΚΥΧΚΔΕΚ) 

Η Γ ερμανική αντιπροσωπεία τόνισε ότι σχεδιααμός του Συστήματος 
Υπολογισμού και Χρεώσεως κοινοχρήστων Δαπανών Ενέργειας των 
Κατοίκων (ΣΥΧΚΔΕΚ) και η αντίστοιχη δομή χρεώσεως δε μπορούν 
να γίνουν αποδεκτά έτσι όπως παρουσιάστηκαν στα έγγραφα που διαβι¬ 
βάστηκαν σαν επιστολές της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 2394/26 Ιουλίου 
1990 και 2510/8 Ιανουάριου 1990 γιατί δεν εμφανίζεται με σαφήνεια 
η δομή της χρεώσεως καθώς και όποιο πιθανό νομικό πλαίσιο. 

Η Ηλιακό Χωριό Α.Ε. υπογράμμισε ότι λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τη δομή της χρεώσεως είναι διαθέσιμες και συμπεριελήφθη- 
καν στις επιστολές προς τους Γερμανούς μέλη της Ε.Ε. που αναφέρονται 
πιο πάνω και ακόμη ότι το προτεινόμενο Σύστημα Υπολογισμού και 
Χρεώσεως κοινοχρήστων Δαπανών Ενέργειας των κατοίκων (ΣΥΧ¬ 
ΚΔΕΚ) ήταν το αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της Ηλιακό Χωριό 
Α.Ε. και της Ομάδας Κοινωνιολόγων. 

- Η Ε.Ε. ενέκρινε τις αρχές του Συστήματος Υπολογισμού και Χρε¬ 
ώσεως Κοινοχρήστων Δαπανών Ενέργειας των Κατοίκων (ΣΥΧ¬ 
ΚΔΕΚ) όπως αυτές διατυπώνονται στα 10 σημεία για την εδραίωση 
του ΣΥΧΚΔΕΚ στην έκθεση των κοινωνιολόγων (προσαρτημένο σαν 
Παράρτημα III). 

- Στη βάση των 10 αυτών σημείων η Ε.Ε. ζήτησε από την Ηλιακό 
Χωριό Α.Ε. σε συνεργασία με τον ΟΕΚ και την Ομάδα των Κοινωνιολό¬ 
γων, να προετοιμάσει ένα σχέδιο συμφωνίας για το Σύστημα Υπολογι¬ 
σμού και Χρεώσεως κοινοχρήστων Δαπανών Ενέργειας των κατοίκων 
(ΣΥΧΚΔΕΚ) με μια λεπτομερή δομή χρεώσεως (Μβηβ6Π§βΓυο8ΐ), το 
οποίο θα σταλεί στα μέλη της Ε.Ε. 4 εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση 
της Ε.Ε. 

Στο σχέδιο αυτό θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρόβλεψη και για τη 
μέθοδο υπολογισμού του ΣΥΧΚΔΕΚ. 

Η Ε.Ε. συμφώνησε ακόμη ότι οι λογαριασμοί του Ιανουάριου - Φε¬ 
βρουάριου 1990 και Απριλίου - Μαρτίου 1990 πρέπει να κατανεμη- 
θούν σε μια προσωρινή βάση υπολογισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα 10 
σημεία της εκθέσεως των κοινωνιολόγων. 

Η Ε.Ε. τόνισε ότι το ΣΥΧΚΔΕΚ μπορεί να έχει περαιτέρω ανάπτυξη 
και συμφώνησε ότι η φύση του ΣΥΧΚΔΕΚ πρέπει να είναι τέτοια που να 
μην έχει σαν κατέθυνση το κέρδος. 

Ακόμη θα παρουσιαστεί στα μέλη της Ε.Ε. ένα σχέδιο των τελικών 
συμβάσεων μεταξύ του ΟΕΚ και των κατοίκων, πριν από την επόμενη 
συνεδρίαση της Ε.Ε. 

Η Ε.Ε. υπογράμισε ότι μια ελκυστική, λογική και ξεκάθαρη δομή 
χρεώσεως των λογαριασμών σχετικών με την ενέργεια θα είναι προς το 
κοινό ώφελος των κατοίκων του Ηλιακού Χωριού. 

6. Διαδικασία Τελικής Παραλαβής 

Η Ε.Ε. έλαβε υπ’ όψη την υπογραφή του Πρωτοκόλου Τελικής Πα¬ 
ραλαβής από την Επιτροπή Τελικής Παραλαβής και τη Μηχανική στις 
24 Νοεμβρίου 1989. 

Σχετικά με εκπτώσεις και απαιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμό¬ 
τητα, βλέπε το επόμενο κεφάλαιο Νο. 7. 

Όσον αφορά την ΙΑ η τελική παραλαβή εξεδώθη εκτός της μηχανής 
- ΜΑΝ της αντλίας θερμότητας. 

Για τη μηχανή αυτή η Επιτροπή Τελικής Παραλαβής ζήτησε περισ¬ 
σότερους λειτουργικούς ελέγχους, μετά τους οποίους (περίπου προς το 
τέλος Μαρτίου 1990) η Επιτροπή Τελικής Παραλαβής θα παραδώσει 
μια συμπληρωματική έκθεση στην Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 

Η ΙπΙεΓδΙοιπ υπέγραψε το Πρωτόκολο Τελικής Παραλαβής με επι¬ 
φυλάξεις σε σχέση με την πετρελαιομηχανή που κινεί την Αντλία θερμό- 
τητος ΜΑΝ και τη περίοδο εγγυήσεως που δίδεται από το ϋΑδ (Σύ¬ 
στημα Συλλογής Πληροφοριών). Το Πρωτόκολο Τελικής Παραλαβής 
προσάπτεται σαν Παράρτημα IV. Οι επιφυλάξεις της ΙπΙογηΙοπι θα πα- 
ραδωθούν κατευθείαν στην Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


7. Απαιτήσεις, παράταση των συμβάσεων και βελτιώσεις 

7.1. Απαίτηση της Μηχανικής 

Ο Κος Εμφιετζόγλου, Πρόεδρος της Μηχανικής, παρουσίασε την 
απαίτηση του κατά της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. για αποζημίωση έναντι τό¬ 
κων υπερημερίας που προκύπτουν από καθυστερημένες πληρώμές και 
υπενθύμισε τη πρόταση του ότι μπορούν να συμψηφισθούν με τις εκπτώ¬ 
σεις που περιέχονταιστο Πρωτόκολο Τελικής Παραλαβής. 

Ο Διευθυντής της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. εξήγησε στην Ε.Ε. ότι είναι γε¬ 
γονός ότι η αιτία της απαιτήσεως του κυρίου Εμφιετζόγλου είναι οι κα¬ 
θυστερημένες πληρωμές οι οποίες οφείλονται σε έλλειψη πόρων της 
Ηλιακό Χωριό Α.Ε. σε σχέση με το αναμενόμενο πρόγραμμα. 

Ακόμη δήλωσε ότι αν και δεν υπάρχει αντίρρηση στην πρόταση του 
κυρίου Εμφιετζόγλου που αφορά τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των 
δύο πλευρών, η Μηχανική θα πρέπει να προχωρήση σε διακανονισμό 
σχετικά με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.5 
του Πρωτόκολου Τελικής Παραλαβής (Παράρτημα IV). 

Μετά από συζήτηση και αφού ο Διευθυντής της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 
δήλωσε ότι η Επιτροπή Τελικής Παραλαβής έχει θεωρήσει σαν βασικές 
μόνο τις παρατηρήσεις που αναφέρονται πιο πάνω, συμφωνήθηκε από 
όλες τις πλευρές να υπάρξει αμοιβαία απόσυρση των απαιτήσεων, με 
την εξαίρεση ποσού 3.000.000 0Μ που θα πληρωθεί στη Μηχανική 
από την Ελληνική πλευρά και η πληρωμή θα είναι εκτός του κοινού 
προϋπολογισμού (με βάση το άρθρο 7 της Διμερούς Συμφωνίας) μετά 
τη περάτωση των εργασιών που προαναφέρονται και πιστοποιηθεί από 
τη Επιτροπή Τελικής Παραλαβής. 

7.2. Απαιτήσεις της ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 

Σε σχέση με τις απαιτήσεις της ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ (Πίνακας στο Παράρ¬ 
τημα V) ε.ε. δέχθηκε το 75% του θέματος 1 που είναι 360.000 ϋΜ 
σαν τμήμα της φάσης Μέτρησης και Αξιολόγησης του Προγράμματος 
και απέριψε όλες τις άλλες απαιτήσεις του Παραρτήματος V ως απορέ- 
ουσες από τις υποχρεώσεις τους από τη σύμβαση παραδώσεως. 

7.3. Παράταση των συμβάσεων. 

Σχετικά με την παράταση των συμβάσεων με τη Μηχανική για τη 
Λειτουργία των κτιρίων από τις 1.11.89 - 30.4.90 και με την Γεωρ¬ 
γίου - Μπακαλμπάσης για τη Συντήρηση και Λειτουργία των συστημά- 
των,στη περίοδο 1.11.89 - 31.3.90, η Ε.Ε. τις ενέκρινε σαν τμήματα 
της φάσεως Μετρήσεως και Εκτιμήσεως του Προγράμματος. Το αντί¬ 
στοιχο συνολικό ποσό είναι 360.000 ΌΜ (Πίνακας στο Παράρτημα V). 
Η Ελληνική πλευρά θα καλύψει οποιοδήποτε κόστος κριθεί αναγκαίο 
για τη δραστηριότητα αυτή, μετά τις προαναφερθήσες περιόδους. 

7.4. Βελτιώσεις. 

Η Ελληνική πλευρά υπογράμισε το γεγονός του ότι για μεγάλο χρο¬ 
νικό διάστημα το ϋΑδ δεν έχει λειτουργήσει κανονικά και αυτό έχει 
οδηγήσει σε σοβαρές δυσκολίες στη φάση Μετρήσεως και Εκτιμήσεως 
και τόνισε ότι στη περίπτωση που συνεχιστεί αυτή, η καθόλου ικανοποι¬ 
ητική κατάσταση, κινδυνεύει όλη η φάση της Μετρήσεως και Εκτιμή¬ 
σεως. 

Η Ιηΐ€Γ3ΐοπι παρατήρησε ότι το ΟΑ8 πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί 
από το δίκτυο το δημοσίου. 

Η Ελληνική πλευρά δήλωσε ότι προκύπτουν και άλλα προβλήματα. 

Σε σχέση με το Β μέρος του Παραρτήματος V, Ε.Ε. συμφώνησε να 
προσωρήσει στην εκτέλεση των προτεινομένων βελτιώσεων με τις ακό¬ 
λουθες συνθήκες: 

Η βελτίωση της παροχής ενέργειας από τη ΏΑ5 θα χρηματοδοτηθεί 
από τη Γερμανική πλευρά σε ποσό που δε θα υπερβαίνει το ύψος των 
60.000 ϋΜ σα μέρος ενός πρόσθετου Προγράμματος Έρευνας & Ανά¬ 
πτυξης εκτός του κοινού προϋπολογισμού (ειδική περίπτωση, αναφ. σε¬ 
λίδα 8 των πρακτικών της 15ης συνόδου της Ε.Ε.). 

- Αντικατάσταση των συλλεκτών Εοπιίη§ σε τέσσερα κτίρια και των 
συλλεκτών ανακλαστήρος ή σε άλλες διανομές θερμού νερού για οικιακή 
χρήση (βΗΨ) η βελτίωση θα γίνει εντός των ορίων του προϋπολογι¬ 
σμού των 300.000 ΡΜ, αφού επίσης εξετασθούν και οι δυνατότητες 
της Ελληνικής αγοράς. 

Το συνολικό ποσό που πηγαίνει στις παροχές είναι 493.000 ϋΜ 
όπως φαίνεται στο Παράρτημα V, το οποίο θα διαμοιρασθεί σε βάση 
1 : 1 . 

7.5. Με βάση τις παραπάνω παραγράφους (7.1. έως 7.4) η Ε.Ε. 
ενέκρινε τον ακόλουθο οικονομικό καταμερισμό. 

Γερμανική πλευρά 

Παράγραφος 7.2. βΜ 360.000 

Παράγραφος 7.4. ΟΜ 246.500 

Σύνολο ' ■ ■ βΜ 606.500 


Ελληνική πλευρά 

Παράγραφος 7.3. ΗΜ 360.000 

Παράγραφος 7.4. βΜ 246.500 

Σύνολο ΟΜ 606.500 

8. Διεύθυνση Λειτουργίας (Ομάδα Λ & Σ) 

Για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων, η Ομάδα Λειτουργίας & 
Συντήρησης (Λ & Σ) χρειάζεται ένα μηχανολόγο να είναι επικεφαλής 
της λειτουργίας όλων των συστημάτων. Ο μηχανολόγος αυτός θα πρέ¬ 
πει να έχει γρήγορη και στενή συνεργασία με το Γερμανό Διευθυντή Λει¬ 
τουργίας στο χώρο των εργασιών. 

Η Ε.Ε. έδωσε οδηγίες στην Ηλιακό Χωριό Α.Ε. να υποβάλει σχετική 
πρόταση στην επόμενη σύνοδο της Ε.Ε., για την εξασφάλιση της μετα¬ 
φοράς τεχνογνωσίας προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή και ασφαλής 
λειτουργία των συνολικών συστημάτων ενεργείας στο μέλλον. 

Η Γερμανική πλευρά σημείωσε ότι το κόστος του Γερμανού Διευθυ¬ 
ντή Λειτουργίας πρτέπει να το αντιμετωπίσει στο μέλλον η Ελληνική 
πλευρά εκτός εάν εκπληρωθούν οι παραπάνω όροι. 

Η Ελληνική πλευρά δεν δέχεται την.απόψη αυτή. . 

Η Γερμανική πλευρά τόνισε ότι αυτή η μη ικανοποιητική κατάσταση 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το όλο έργο. 

9. Ισολογισμός του 1989 

Η Ε.Ε. ζήτησε τον ισολογισμό του 1989 όπως αναφέρεται στο Οικο¬ 
νομικό Παράρτημα στη διμερή Συμφωνία, Άρθρο 7. 

10. Παράταση της διμερούς συμφωνίας Έργου καΓη φάση Μετρή¬ 
σεως και Αξιολογήσεως 

Έχοντας υπ’ όψη τη λήξη της διμερούς συμφωνίας Εργου στο τέλος 
του 1990, η Ε.Ε. απεφάσισε να ζητήσει από τις Κυβερνήσεις να παρα¬ 
τείνουν τη συμφωνία μέχρι το τέλος του 1991, με γραπτή διαδικασία, 
το αργότερο κατά τη συνάντηση της διμερούς επιτροπής, που θα γίνει 
τον Απρίλιο του 1990. 

Από επιστημονικής απόψεως, είναι αναγκαία μια παράταση της φά¬ 
σεως Μετρήσεως και Αξιολογήσεως. 

Η Γερμανική πλευρά παρατήρησε ότι η παράταση αυτή θα γίνει απο¬ 
δεκτή μόνο κάτω από κανονικές και αντιπροσωπευτικές συνθήκες εγκα- 
τοικίσεως και Διαδικασίας Τελικής Παραλαβής. 

Εάν εκπληρωθούν οι όροι αυτοί η Ε.Ε. συνιστά ένα συνολικό πλαίσιο 
προϋπολογισμού παρατάσεως της τάξεως των 4 εκατομμυρίων Ι)Μ 
που θα καλύψει τη περίοδο από 1.7.90 έως 31.12.91 και θα περιλαμ¬ 
βάνει όποιες νέες βελτιώσεις. \ 

Η Ε.Ε. ζήτησε από την Ηλιακό Χωριό Α.Ε. σε συνεργασία με αυτούς 
που συμμετέχουν στη φάση Μετρήσεως και Αξιολογήσεως, να προετοι¬ 
μάσει τη νέα λεπτομερή έκθεση εργασίας για την παράταση της φάσεως 
Μετρήσεως και αξιολογήσεως και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους 3 
εβδομάδες πριν από την επόμενη σύνοδο της Ε.Ε. 

Το πρόγραμμα εργασίας και ο αντίστοιχος.προϋπολογισμός θα πρέ¬ 
πει να δίνονται για κάθε τρίμηνο, με αρχή το πρώτο τρίμηνο του 1990. 

11. Άλλα ζητήματα 

Η Ε.Ε. ζήτησε από την Ηλιακό Χωριό Α.Ε. να προετοιμάσει ένα χρο¬ 
νοδιάγραμμα σχετικό με τα εγκαίνια του ηλιακού Χωριού, σε συνεργα¬ 
σία με τις τοπικές αρχές (ΟΕΚ, Πεύκη), τους Κοινωνιολόγους, τη I ερ- 
μανική Πρεσβεία και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει να παρουσιαστεί στην επόμενη σύνοδο 
της Ε.Ε. Η ακριβής ημερομηνία καθώς και το πρόγραμμα θα καθορι¬ 
στούν από την Ηλιακό Χωριό Α.Ε. και τον Βι·. 0βί§6ΐ·. 

Η ημερομηνία της επόμενης συνόδου θα είναι η δεύτερη εβδομάδα 
του Μαΐου 1990. Ο καθορισμός της ακριβούς ημερομηνίας θα γίνει 
μετά από γραπτή διαδικασία. 

Έλαβε χώρα στην Αθήνα 21 Φεβρουάριου 1990 

Τα μέλη της Γερμανικής πλευράς Τα μέλη της Ελληνικής πλευράς 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εκτελεστικής Επιτροπής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ 

I. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

- Γερμανική Αντιπροσωπεία 

ϋι·. Κ. ΚοηιοΓοινβλί Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας 

ϋτ. II. ΟβίεβΓ Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας 

ϋτ. Ε.Οπιηβ Κ.Γ.Α. - Β.Ε.Ο. 
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- Ελληνική Αντιπροσωπεία 

Δρ. Ε.Ν. Καραμπατέας Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας 

Δρ. Α. Χρυσής Αντιπρόσωπος του ΟΕΚ 

Καθ. Ν. Κουμούτσος 


II. Διεύθυνση Προγράμματος - Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 

Κος. Κ. Κανάρης Διευθυντής της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 

Κος. Κ. Κυριακίδης Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 

Δρ. I. Παραδεισιάδης:Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 

III. Σύμβουλοι 

- Γερμανική πλευρά 

ΡγοΓ. Α. ΒοβΚοΗβΓ Συντονιστή της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας 
Κα. Μ. ϋΙΙβποΗ 

Πγ· 5. ΚβΙΙβΓ Πρεσβεία Γερμανίας στην Αθήνα 

- Ελληνική πλευρά 

Καθ. Β. Σωτηρόπουλος Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Καθ. Μ. Παπαδόπουλος Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Δρ. π. Κορογιανάκις Συντονιστής της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας 
Κος. Ν. Κωνσταντόπουλος Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας 


IV. Κύριοι Ανάδοχοι 
Κος. Ο. Ιπιί§; 

Κος. Π. Εμφιεμτζόγλου 

V. Ανάδοχοι 
Κύριοι Κοινωνιολόγοι 
ΡγοΓ. Β. 1οβΓ§εδ 

Δρ. Ζ. θέος 


ΙΝΤΕΡΑΤΟΜ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (μερική συμμετοχή) 


Επιστημονικό Κέντρο Βερολίνου 
Ο.Ε.Κ. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. 

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Το Πρωτόκολο Τελικής Παραλαβής εξεδώθει από την Επιτροπή στις 
24 Νοεμβρίου 1989. 

- Σύμβαση Μηχανικής 

Σχετικά με τη σύμβαση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ για το Συμβατικό τμήμα 
του Έργου, το πρωτόκολο περιλαμβάνει απαίτηση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
για αποζημίωση ύψους 14,5 εκατομμύρια δρχ, (151.000 ϋΜ) που 
αντιστοιχούν σε τόκους υπερημερίας (βλέπε Παράρτημα 1). 

Το Πρωτόκολο αναφέρεται επίσης σε: 

α) συγκεκριμένες κακοτεχνίες που δεν επιδιορθώθηκαν από του ανά- 
δοχο καθώς, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η σημασία τους ήταν δυσα¬ 
νάλογη σε σχέση με την απαιτούμενη εργασία για την επιδιόρθωσή 
τους. 

β) ορισμένα προβλήματα υγρασίας που διαπέρασε τους τοίχους κι εμ¬ 
φανίστηκε σε ορισμένα διαμερίσματα. Την αντιμετώπιση αυτού θα πρέ¬ 
πει ν’ αναλάβει η Μηχανική (βλέπε παρ. 2.2.5 του Πρωτοκόλου Τελι¬ 
κής Παραλαβής). 

Η Επιτροπή Τελικής Παραλαβής εκτίμησε τα παραπάνω σε 10,4 
εκατομμύρια δρχ. (110.000 ϋΜ). 

Η Μηχανική υπέγραψε το πρωτόκολο Τελικής Παραλαβής με επιφυ¬ 
λάξεις όσον αφορά τις παρακρατήσεις που αναφέρονται πιο πάνω, ταυ¬ 
τόχρονα υπενθυμίζοντας στην Ηλιακό Χωριό Α.Ε. για τηίπρόθεση της 
Μηχανικής να δεχθεί αμοιβαία υποχώρηση των δύο συμβαλλομέυων 
μερών από τις απαιτήσεις τους, που εκφράστηκε προφορικά στο παρελ¬ 
θόν (Παράρτημα 2). 

Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. απευθύνεται στην Ε.Ε. με τις αμοιβαίες απαι¬ 
τήσεις που προαναφέρονται, τονίζοντας όμως, ότι σε όποια λύση θα πρέ¬ 
πει να ληφθεί υπ’ όψη το ότι η Μηχανική θα πρέπει να προχωρήσει στην 
επιδιόρθωση των παρατηρήσεων αυτών που επηρεάζουν το κατά πόσο 
είναι λειτουργικά τα διαμερίσματα (αναφέρεται στη (β) πιο πάνω). 

- Σύμβαση ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 

Σε σχέση με τη σύμβαση Παραδώσεως με την ΙΑ, διεκόπη η Τελική 
Παραλαβή όσον αφορά τη μηχανή ΜΑΝ, η διακοπή θα ισχύει μέχρι η 
Επιτροπή Τελικής παραλαβής έχει στη διάθεση της όλες τις πληροφο¬ 
ρίες από την ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ και το Κατασκευαστή. 

Στο μεταξύ η Επιτροπή Τελικής Παραλαβής έχοντας λάβει μια έκ¬ 
θεση από τη ΜΑΝ και την ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ σχετικά με τη βλάβη που πα- 
ρατηρήθηκε, έχει αποφασίσει να μη κρίνει το συγκεκριμένο μηχάνημα, 
έως ότου εκτελεσθούν οι έλεγχοι λειτουργίας που προτάθηκαν από τη 


ΜΑΝ και με τη προϋπόθεση ότι η ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ θα προβεί σε αντί¬ 
στοιχη παράταση της εγγυήσεως της λειτουργίας της. 

Επιπλέον η ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ έχει υποβάλλει ένα κατάλογο απαιτήσεων 
(βλέπε Παράρτημα 3) ο οποίος αφορά εργασίες ή υπηρεσίες που θεω¬ 
ρούνται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβατικές της υποχρεώσεις 
και κατά συνέπεια ζητάται αποζημίωση. 

Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. προτείνει τη μερική αποδοχή των απαιτήσεων 
αυτών σαν συμβιβαστική λύση και πιο συγκεκριμένα: 

α) Απαίτηση (1) Διευθυντής Λειτουργίας. Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. απο¬ 
δέχεται το 45% της συνολικής περιόδου απαιτήσεως σαν εργασία επι¬ 
πλέον της συμβατικής. 

(β) Εργασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. Η Ηλιακό 
Χωριό ΑΕ. δεν τις θεωρεί σαν εργασίες επιπλέον της συμβατικής. 

(γ) Εργασίες που αναφέρονται στη παράγραφο 4. Η Ηλιακό Χωριό 
ΑΕ. θεώρησε ότι αφορούν βελτιώσεις στα υπάρχοντα συστήματα και 
προτείνει να συζητηθούν στο αντίστοιχο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Το ποσό των απαιτήσεων της ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ θα πρέπει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε παρόμοιες περι¬ 
πτώσεις, να ελεγχθεί και να επικυρωθεί από τη Γερμανική πλευρά, πριν 
αυτές εγκριθούν από την Ε.Ε. 

Άλλες Απαιτήσεις 

Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. προς την ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ γι αποζημίωση του 
Φ.Π.Α. που πληρώθηκε επιπλέον για εισαγωγή υλικών για επισκευές. 

Ο Ελληνας Κύριος Ανάδοχος (Πανδής - Τομπάζις), σαν σχεδιαστές 
του Συστήματος Υπολογισμού και Χρεώσεως Κοινοχρήστων Δαπανών 
Ενέργειας των Κατοίκων (ΣΥΧΚΔΕΚ) προς την Ηλιακό Χωριό Αε. και 
ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ για Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στη σύμβαση για ΣΥΧ¬ 
ΚΔΕΚ. 


Β. ΦΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ 

Παράταση των Συμβάσεων για Λειτουργία και Συντήρηση των συ¬ 
στημάτων και κτιρίων 

Σε προηγούμενες εκθέσεις, 17.10.1989 και 2 7.11.1989, η Ηλιακό 
Χωριό ΑΕ. πληροφόρησε την Ε.Ε. για την επείγουσα ανάγκη της παρα- 
τάσεως των συμβάσεων με τη ΜΗΧΑΝΙΚΗ για τη «Λειτουργία και Συ- 
ντήρηση των κτιρίων» και με τη ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ 
για τη «Λειτουργία και Συντήρηση» των συστημάτων. 

Ο απαιτούμενος επιπρόσθετος προϋπολογισμός, μέχρι τις 
31.12.1989, είναι του ύους των 12.000.000 δρχ. (125.000 ϋΜ)για 
τη σύμβαση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και 4.000.000 δρχ. (42.000 ϋΜ) για 
τη σύμβαση της συμβάσεως ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ. 

Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ., πάντως, πληροφορεί, άμεσα την Ε.Ε. για την 
ανάγκη της περαιτέρω παρατάσεων των προαναφερομένων συμβάσεων 
μέχρι τις 31.3.1990. Ο απαιτούμενος επιπρόσθετος προϋπολογισμός 
για την παράταση αυτή είναι του ύψους των 10.000.000 δρχ. 
(105.000 ϋΜ) για τη σύμβαση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και 5.000.000 
δρχ· (52.000 ϋΜ) για τη σύμβαση ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΠΑΚΑΛΜΠΑ¬ 
ΣΗΣ. 

Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. υποβάλλει για έγκριση όλες τις παραπάνω πα¬ 
ρατάσεις των συμβάσεων συνολικού ύψους 324.000 ΟΜ (βλέπε Πα¬ 
ράρτημα 4). 

ΤΟΜ Ρ ° πθπθίΤΐση Ν ° 13 ° τΤ| σύμ β“ ση Πτώσεως της ΙΝΤΕΡΑ- 


Η ΙΝΤΕΡΑΤΟΜ έχει επιβάλλει νέους όρους για την υπογραφή της 
τροποποιήσεως αυτής, οι όροι αυτοί είναι επιπλέον αυτών που περιλαμ¬ 
βάνονται στο έγγραφο που συζητήθηκε, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε 
στη 15η σύνοδο της Ε.Ε. 

Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. ζητά από την ΙΝΤΕΡΑΤΟΜ να υπογράψει και 
να υιοθετήσει τη τροποποίηση αυτή όπως έχει εγκριθεί στη 15η σύνοδο 
της Ε.Ε. 

Το αποτέλεσμα των συναντήσεων είναι το σχέδιο που περιγράφεται 
αναλυτικά στο παράρτημα 6, που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες 
με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. 


Ποσό σε ΏΜ 

α. Ομάδα εκτιμήσεως ενεργού συστήματος (ΟΕΕΣ-Α8ΕΤ) 670.000 
β. Ομάδα εκτιμήσεως παθητικού συστήματος 
(ΟΕΠΣ-Ρ5ΕΤ) 711.000 

γ. Ομάδα παθητικής εκτιμήσεως (ΟοΙο^ηε €ΡΕΤ) 620.000 

δ. Ομάδα Μηχανολόγων της Ηλιακό Χωριό ΑΕ. 217.000 

ε. Ομάδα Μηχανολόγων της Ιηΐβπιΐοπι 1.080.000 

ζ. Ομάδα υπηρεσιών υποστηρίξεως 323.000 

η. Ομάδες κοινωνιολόγων 290.000 

θ. Ομάδα(ες) Παρουσιάσεως του Έργου 210.000 
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ι. Διορθώσεις και βελτιώσεις 

των Συστημάτων 700.000 — 1.100.000 

Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. (Ομάδα μηχανολόγων), η ΟΕΕΣ (ΑδΕΤ) και 
η ΙηΙβΓ&ΙΟΓΠ παρουσίασαν ένα έγγραφο στο οποίο περιγράφονται οι βελ¬ 
τιώσεις, τις οποίες προτείνουν, σε διάφορα συστήματα. Αυτές τις προτά¬ 
σεις έχουν πρόθεση να υποστηρίξουν κατά τη διάρκεια της συζητήσεως 
του σχετικού θέματος (θέμα 5 της ημερήσιας διατάξεως). 

Μερικές από τις βελτιώσεις αυτές παραδόθηκαν από την ΙπΙβΓβΙοηι 
με τις απαιτήσεις τους όπως αναφέρεται πιο πάνω (Α(γ)). 

Η φύση και το ποσό των προτεινόμενων βελτιώσεων φαίνεται στο 
Παράρτημα 5 και είναι μεταξύ 700.000 και 1.100.000 ϋΜ. 

Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ., έχοντας λάβει υπ’ όψη τι έχει προετοιμαστεί 
μέχρι σήμερα σε σχέση με τη τεκμηρίωση νέας δηλώσεως καταστάαεως 
εργασίας για τη φάση Μετρήσεως και Εκτιμήσεως, προτείνει στην Ε.Ε. 
τα ακόλουθα: 

1. Κατ’ αρχή έγκριση μιας διετούς επεκτάσεως της φάσεως μετρή¬ 
σεως και Εκτιμήσεως και για την ακρίβεια μέχρι τις 30.6.1992 με ένα 
αντίσοιχο πλαίσιο προϋπολογισμού μεταξύ 4.800.000 και 5.200.000 
ϋΜ. 

2. οι διάφορες ομάδες να προετοιμάσουν και να παραδώσουν, μέχρι 
το τέλος του Μαρτίου 1990, μια νέα Έκθεση Εργασίας που να περιλαμ¬ 
βάνει τις αναγκαίες βελτιώσεις και διορθώσεις, πλήρη με σχέδιο προϋ¬ 
πολογισμού καθώς επίσης και χρονοδιάγραμμα. 

3. Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. να συγκεντρώση το παραπάνω υλικό και να 
το παραδώσει στην Ε.Ε. για πληροφόρηση και για προετοιμασία ενός 
σχεδίου της νέας Εκθέσεως Εργασίας για τη φάση Μετρήσεως και Εκτι¬ 
μήσεως. 

4. Η Ε.Ε. να εγκρίνει την νέα Έκθεση Εργασίας στην επόμενη της 
σύνοδο, που πρόκειται να γίνει εντός του Απριλίου 1990. 

- Σύστημα Υπολογισμού και Χρεώσεως Κοινοχρήστων Δαπανών Ενέρ¬ 
γειας των Κατοίκων (ΣΥΧΚΔΕΚ) 

Βασισμένη στο σχεδίασμά του ΣΥΧΚΔΕΚ η Ηλιακό Χωριό ΑΕ., και 
λαμβάνοντας ακόμη υπ’ όψη διάφορα αντικειμενικά γεγονότα που προέ- 
κυψαν κατά το διάστημα της εκτίμησής των πρώτων αποτελεσμάτων, 
έχει προσαρμόσει το σχετικό λογισμικό (δοίίννβΓβ) για τους λογαρια¬ 
σμούς. 

Ταυτόχρονα δόθηκαν απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις που τέθη¬ 
καν από τη Γερμανική πλευρά, σχετικά με θέματα του ΣΥΧΚΔΕΚ. 

Η προετοιμασία ντοκουμέντων που να περιέχουν τη πείρα η οποία 
έχει αποκτηθεί, για επιστημονικούς και άλλους σκοπούς προκειμένου να 
προετοιμαστεί το βέλτιστο σύστημα υπολογισμού ενεργείας, αποτελεί 
υποχρέωση δεσμευτικού χαρακτήρα και για τις δυό πλευρές και περι¬ 
λαμβάνεται στο Τεχνικό Παράρτημα της Διμερούς Συμφωνίας. 

Συνεπώς κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του σχετικού θέματος 
της Ημερήσιας Διατάξεως, θα εξετασθούν διάφορες προτάσεις και υπο¬ 
δείξεις σχετικές με την εφαρμογή του ΣΥΧΚΔΕΚ θα εξετασθούν σ’ αυτή 
καθώς και στην επόμενη σύνοδο της Ε.Ε. 

Είναι σημαντική η αρχή που έχει θιοθετηθεϊ από την Ηλιακό Χωριό 
ΑΕ. για τη σταδιακή μεταφορά του λειτουργικού κόστους των συστημά¬ 
των από το Πρόγραμμα στους κατοίκους. 

Διάφορα προβλήματα που απαντήθηκαν σε μερικά συστήματα κατά 
τη περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 1989 ελήφθησαν υπ’ όψη και τε¬ 
λικά συζητήθηκε η έναρξη της χρεώσεως των κατοίκων, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις που παρουσιάστηκαν στο σχεδίασμά του ΣΥΧΚΔΕΚ. δη¬ 
λαδή από την αρχή του Ιανουάριου 1990. 

Ένας τυπικός κατάλογος λογαριασμών ενέργειας παρουσιάζεται 
στην Ε.Ε. για ενημέρωση, (Παράρτημα 7). 

Πρόοδος της Εγκατοίκισης 

Από τις 1.9.1989 μέχρι σήμερα, η εγκατοίκιση του Ηλιακού Χω¬ 
ριού έχει εξελιχθεί σταδιακά και η τωρινή εικόνα είναι αυτή που παρου¬ 
σιάζεται στον πίνακα του Παραρτήματος 8. 

Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. έχει πάρει όλα τα δυνατά μέτρα έναντι του 
ΟΕΚ προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία της εγκατοικίσεως (Πα¬ 
ράρτημα 9) και όπως φαίνεται στο πίνακα που προαναφέρεται ο ΟΕΚ 
έχει μέχρι τώρα παραδώσει επίσημα 372 από τα 435 διαμερίσματα 
(86%) ενώ αυτά που παραμένουν αναμένεται να παραδωθούν μέχρι το 
τέλος του Μαρτίου. 

Από τα διαμερίσματα που έχουν επίσημα παραδωθεί, τα 304 είναι 
τώρα κατοικημένα, δηλαδή το 70% του συνόλου των διαμερισμάτων 
του Ηλιακού Χωριού. 

Το ποσοστό της μέχρι τώρα εγκατοίκισης, κρίθηκε απόλυτα ικανο¬ 
ποιητικό, προς επιβεβαίωση αξιόπιστων μετρήσεων. 


ΑΝΝΕΧ 1 

ΤΟ ΜΑΝΑΟΕΚ ΚΕΡΟΚΤ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1 
ΤΗΛ: 221.389, 270.150 - 
ΤΕΧ: 412459 ΕΜΓΙ ΟΚ - ΕΑΧ 227.552 

ΑΘΗΝΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 101.154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ 
ΤΗΛ.: 6726.540-4, ΤΕΧ: 210929 ΜΕΟΒ ΟΚ - ΕΑΧ 6725 
Μ.Α.Ε. 8440/62/Β/86/275 

Στοιχεία μας: γλ/ΓΚ/Ε16.1001/Ϊ5740 Αθήνα, 30.6.1989 
Προς το 

ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. 

Μιχαλακοπούλου 2 
ΑΘΗΝΑ 

ΕΡΓΟ: ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3 ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΜΑ: Τόκοι υπερημερίας 

Μετά την τμηματική εξώφληση του συνόλου σχεδόν του 50ου και 
51ου Λογ/σμου του έργου σας υποβάλλουμε πίνακα υπολογισμού των 
δικαιουμένων τόκων υπερημερίας. 

Οι τόκοι υπολογίζονται για την χρονική περίοδο από 1.9.88 (2 μήνες 
μετά την περαίωση του έργου την 30.6.88) μέχρι 20.4.89, ημερομη¬ 
νία της τελευταίας καταβολής. 

Με τιμή 

Για την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Γ. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 


ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ ΕΡΓΟ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3” ΣΤΗ 

ΛΤΚΟΒΡΥΣΗ ΑΠΤΙΚΗΣ 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΘΤΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Υπολογίζονται στα μη πληρωθέντα ποσά από 31/8/88 


Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 


Α/Α 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΤΟΚΩΝ 


1 . 

05.09.88 

21.000.000 

(5/30)·(1/12)·25%·21.000.000 - 

72.919 

2. 

28.09.88 

9.000.000 

(28/301(1/12)·23%·9.000.000 - 

175.000 

3. 

14.10.88 

1.650.000 

(44/30Η1 /12)·25%· 1.650.000 - 

50.000 

4. 

10.11.88 

15.000.000 

(130/30)·( 1 /1 2)'257γ· 15.000,000 = 

1.354.166 

5. 

08.03.89 

15.000.000 

(188/30)·! 1 /Γ2)·25%· 15.000.000 = 

3.244.027 

6. 

25.05.89 

15.000.000 

(265/30Η1 /12)·25%· 15.000.000 = 

2.760.417 

7. 

14.06.89 

20.000.000 

(284/30Γ(1/)2)·25%·20.000.θυθ = 

3.944.444 


ΣΥΝΟΛΟ 11.601.383.. 


Β. ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 


1 . 

05.09.88 

6.000.000 

(5/30)·( 1/12)·25<* -6.000.000 = 

20.833 

2. 

10.11.88 

5.000.000 

(70/30)·(1/Ι2)·25*·5.ηθ0.000 = 

243.055 

3. 

30.12.88 

6.800.000 

(4/12)·2556·6.80(1.000 = 

566.666 

4. 

17.01.89 

10.000.000 

(137/30)·( 1 /12)·259ί ·■ 10.000.080 = 

951.388 

5. 

20.04.89 

22.200.000 

(230/30)( 1 /12)·259ί··22.200.000 = 

ΣΤιΝΟΛΟ 

3.545.834 

5.327.776 


ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 11.601.383+5.327.776 = 16.029.169 
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ΑΝΝΕΧ 2 _ 

ΝΉΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. β. πρώτη συμπληρωματική σύμβαση 

Στοιχεία μας: οπ/ΠΕ/Ε 16-1015/16423 _ 


Αθήνα 15 Φεβρουάριου 1990 

Προς το Δ.Σ. της Εταιρείας 
«ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.» 

Μιχαλαχοπούλου 2 
Αθήνα 

ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ¬ 
ΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3» ΣΤΗΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙ¬ 
ΚΗΣ 

ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά του Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής έρ¬ 
γου «Ηλικαό χωριό 3 στην Λυκόβρυση». 

Ενιστάμεθα κατά του εν θέματι πρωτοκόλλου που;υπογράψαμε με 
επιφύλαξη την 13.2.90 γιατί η επιτροπή δεν επιλαμβάνεται της απαί- 
τησής μας από τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 
50ου και 51ου λογαριασμού εργασιών του έργου. 

Οπως φαίνεται η καθ’ όλα νόμιμη απαίτησής μας από την καθυστέ¬ 
ρηση ανερχόταν την 30.6.89 σε 16.929.159 δρχ. (συν. σχετ. επιστολή 
μας γλ/Γκ/Ε16 - 1001/15740/30.6.89) ποσό που αυξάνει μέχρι 
πληρωμής του με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας 25%. 

Παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνούμε με τις περικοπές που προτείνει 
η επιτροπή οριστικής παραλαβής σε μία ακόμη ένδειξη καλής θελήσεως 
σας γνωρίζουμε ότι δεχόμεθα να συμψηφισθούν οι εκατέρωθεν απαιτή¬ 
σεις. 

Περαιτέρω επιβεβαιώνουμε προφορική μας διαβεβαίωση ότι δεν 
έχουμε οιασδήποτε άλλη απαίτηση σχετική με την εκτέλεση του έργου. 

Με Τιμή 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

Συν: Επιστολή μας 15740/30.6.89 

. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. , 

Στοιχεία μας: γλ/ΓΚ/Ε16.1001/15740 

Αθήνα 30.6.1988 

Προς το 

ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. 

Μιχαλακοπούλου 2 
ΑΘΗΝΑ 

ΕΡΓΟ: ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3 ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΜΑ: Τόκοι υπερημερίας 

Μετά την τμηματική εξώφληση του συνόλου σχεδόν του 50ου και 
51ου Λογ/σμού του έργου σας υποβάλλουμε πίνακα υπολογισμού των 
δικαιουμένων τόκων υπερημερίας. 

Οι τόκοι υπολογίζονται για την χρονική περίοδο από 1.9.88 (2 μήνες 
μετά την περαίωση του έργου την 30.6.88) μέχρι 20.4.89. ημερομη¬ 
νία της τελευταίας καταβολής. 

Με τιμή 

Για την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Γ. Κυρυπίδης 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 

ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ ΕΡΓΟ "ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3" ΣΤΗ 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΟΚΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Υπολογίζονται στα μη πληρωθέντα ποσά από 3 I /Η/8Β 
Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 


Α/Α 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΚΩΝ 


1. 

05.09.88 

21.000.000 

(5/30)·( 1 /12)·25%·21.000.000 = 

72.919 

2. 

28.09.88 

9.000.000 

(28/30)-(1/12)·25%·9.000.000 = 

175.000 

3. 

14.10.88 

1.650.000 

(44/30)·( 1 /12)-255ί · 1.650.000 - 

50.000 

4. 

10.11.88 

15.000.000 

(130/30Μ1[/12)·257<.· 15.000.000 = 

1.354.166 

5. 

08.03.89 

15.000.000 

(188/30)·( 1 /12)·23%· 15.000.000 = 

3.244.027 

6. 

25.05.89 

15.000.000 

(265/30)·( 1 /12)·25ί? · 15.000.000 - 

2.760.417 

7. 

14.06.89 

20.000.000 

(284/30)-( 1/12)·259ί -20.000.000 = 

3.944.444 




ΣΥΝΟΛΟ 1 1.601.383 


1. 

05.09.88 

6.000.000 

(5/301(1/12)-25%·6.000.000 = 20.833 

2. 

10.11.88 

5.000.000 

(70/30)-(1/12)·257ί··5.000.000 - 243.055 

3. 

30.12.88 

6.800.000 

(4/12Γ257,.-6.800.000 - 566.666 

4. 

17.01.89 

10.000.000 

(137/30)·(1/12)·257< 10.000.000 - 951.388 

5. 

20.04.89 

22.200.000 

(230/30)·(Ι/12)·257«·22.200.000 - 3.545.834 




ΣΥΝΟΛΟ 5.327.776 


ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 11.601.383+5.327.776 - 16.029.169 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Απαιτήσεις της ΙπΙογλΙοιπ 

Η ίηΙΟΓΒίοιτι έχει εκτελέσει το πλαίσιο των στόχων της συμβάσεως 
παραδώσεως στο διάστημα μεταξύ 1.7.88 και 30.9.89. για την εξα¬ 
σφάλιση της επιτυχίας του προγράμματος. 

1. Διευθυντής λειτουργίας 

Η ΙηΙβΓβΙΟΓΠ έχει τη συμβατική υποχρέωση να διαθέτει ένα Διευθυ¬ 
ντή Λειτουργίας μετά τη Τελική Παραλαβή, η περίοδος εταξύ 1.7.88 
και Τελικής παραλαβής δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα σύμβαση 
παραδώσεως. Ο διευθυντής λειτουργίας της ΙιιΙεταΙοιιι θα έχει σα στόχο 
να παρέχει τη τεχνογνωσία στην Ελληνική Ομάδα Λειτουργίας και ΣΥ- 
ντηρήσεως και να λειτουργήσει το σύστημα πό την έναρξη μέχρι τότε 
που η Ελληνική Ομάδα λειτουργίας και Συντηρήσεως θα αναλάβει την 
ευθύνη για τη λειτουργία του συστήματος, κατά συνέπεια η σχετική πε¬ 
ρίοδος προβλέπεται για ένα χρόνο, (10,5 εκατομ. ϋΜ προβλέπονται 
στο προϋπολογισμό του Χρονικού Σχεδιασμού καταστάσεως εργασίας τι 
γη φάση IV χρονική περίοδος μεταξύ 1.7.88 και 15.5.89). 

Η ΙπΙεταΙοπι δεν έχει αποσύρει τον Διευθυντή Λειτουργίας, ο οποίος 
θα παραμείνεί μέχρι τη Τελική Παραλαβή ώστε να εξασφαλισθεί η λει¬ 
τουργία του συστήματος καθώς και η επιτυχία των στόχων της Φάσεως 
IV. ι- 

Κόστος για τη περίοδο: 

1.7.88 έως 30.9.89 417.6000Μ 

2. Συλλέκτης Ανακλαστήρος 

Ευρέθηκε άτι ο Συλλέκτης Ανακλαστήρος δεν άντεξε σε μη ομαλές 
συνθήκες λειτουργίας (απεργίες ΔΕΗ κλπ.) κατά τη περίοδο όταν οι 
ανακλαστήρες εγκαταστάθηκαν για λειτουργία με φορτίο. Μιας πλήρης 
ανακαίνιση ήταν αναγκαία προκειμένου να πετύχουμε το στόχο του να 
συγκριθεί ο συλλέκτης αυτό με άλλους τύπους συλλεκτών. 

κόστος: 104 ώρες εφαρμοστής της Ιιιΐ6Γ3ΐοηι με το βοηθό του 

30 ώρες προετοιμασία και οδηγίες 20.000 ΰΜ 

3. Περιοχή 0 

3.1. Αεραγωγός στην οροφή 

Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στα συστήματα σωλήνων στην οροφή, 
όλων των συστημάτων συλλογής. Ανοίγματα έγιναν με μαχαίρια ή κα¬ 
τσαβίδια. η ομάδα Συντηρήσεως και Λειτουργίας δε μπορούσε να φέρει 
σε πέρας τις αναγκαίες εκτεταμένες εργασίες επισκευής. Η ΙιιίεΓΒίοιτι 
επισκεύασε τις ζημιές αυτές για ν’ αποφευχθούν νέες αφ' ενός και να δω- 
θεί η δυνατότητα μετρήσεων αφ’ ετέρου. 

κόστος: 112 ώρες εφαρμογής της ΙιιΙετοΙοιη με το βοηθό του 

50 ώρες οδηγίες και προετοιμασία 24.000 ΩΜ 

3.2. στάθμη θορύθου. 

Μία από τις παρατηρήσεις για τη τελική παραλαβή ήταν η υψηλή 
στάθμη θορύβου στη Περιοχή 0. Στην εκτίμηση που έγινε για τη μεί¬ 
ωση της στάθμης ανακαλύψαμε ότι, αφ’ ενός η μονάδα του ανεμιστήρα 
δεν είχε εγκατασταθεί σωστά ώστε να μειώσει το θόρυβο του σώματος 
στο κτίριο, αφ’ ετέρου με τον υπάρχοντα σχεδίασμά της δομικής εργα¬ 
σίας δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί μείωση του θορύβου. Υπήρχαν 
ανοίγματα στο κλιμακοστάσιο, οι τοίχοι των κλιμακοστασίων είναι ξύλι¬ 
νες κατασκευές και η δομή όλων αυτών έχει γίνει κατά ένα τέτοιο τρόπο 
που μάλλον ενισχύει παρά μειώνει τη στάθμη του θορύβου. 

Η μείωση της στάθμης του θορύβου της κατασκευής είναι καθαρά ευ¬ 
θύνη της ΙηΙβΓΟΙοπι, οι αλλαγές όμως που έχουν γίνει από την 
ΙηΙεΓΒίοιη, είναι εκτός του πλαισίου που ορίζεται στα πακέτα εργασίας 
της συμβάσεως παραδώσεως. 

^ Με τη βοήθεια του ειδικού καθηγητού ΚοδΙοολ και με μια εταιρεία 
ειδική στην ακουστική που βρίσκονταν στο χώρο των εργασιών για μο¬ 
νωτικές εργασίες, θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση που στο τέλος θα 
ήταν επιτυχής. Όλα τα ανοίγματα κλείστηκαν με μεταλλικά φύλλα, όλα 
τα «ελαφρά» υλικά συγκολλήθηκαν με ειδικό χαρτόνι, εισαγμένο από τη 
Γερμανία, ώστε ν’ αυξηθεί το ειδικό βάρος, εγκαστάθηκε μια καμπίνα 
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ήχου με μεταλλοβάμβαχα υψηλής συχνότητας στο φρεάτιο και με ένα 
νέο ηχοαποροφητή η στάθμη θορύβου είναι τώρα στα πλαίσια του επιπέ¬ 
δου του περιβάλλοντος. 

Εγκατάση ΟΜ 26.280 

Υλικά και Μεταφορά ϋΜ 15.660 

Ευθύνης της ΙηΙβΓ&ΙοΓη και υλικά 25% ϋΜ 10.585 

Απαίτηση Ο Μ 31.755 

δεν περιλαμβάνεται η επίβλεψη της ΙιΗ6Γ3ΐοιπ. 

.Η εργασία αυτή εκτελείται από την ΙηΙβΓ3ΐοπι. δίχως προηγούμενη 
άδεια της Ε.Ε., προκειμένου να εξασφαλισθεί η περάτωαη των εργασιών 
πριν από την εγκατοίκιση των διαμερισμάτων. 

4. Τα έξοδα των ειδικών δεν καλύπτονται από τη σύμβαση. 

4.1. Βοηθητική Παροχή Ισχύος για έκτακτες περιπτώσεις από την 
Μονάδα Συμπαραγωγής της Μ ΑΝ. 

"Οπως ανακοινώθηκε στη τελευταία σύνοδο της Ε.Ε., η Ιιιΐ6Γ3ΐοηι. 
σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τη Μονάδα Συμπαραγωγής σαν μονάδα 
παροχής ενέργειας στο σύστημα κενού σε έκτακτες περιπτώσεις. Η με¬ 
τατροπή θα γίνει όταν η θερμοκρασία, εποχιακά, αρχίσει ν’ ανεβαίνει. Η 
λειτουργρία των συστημάτων ήταν πολύ πιο σταθερή το καλοκαίρι αυτό 
παρά την άνοιξη, ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρξε απεργία από τη ΔΕΗ και 
οι υπάρχουσες ΙΙΡ5 (μονάδες τροφοδοσίας αδιάλειπτης λειτουργίας) 
μπόρεσαν να καλύψουν τις διακοπές. 

Αναμενόμενο κόστος ΜΑΝ ϋΜ 15.000 

Ιηΐ6Γ3ΐοπι ΟΜ 25.000 

4.2. Βαλβίδα ασφαλείας, αντλία δεξαμενής οικίματος Ε. 

Στα συστήματα κενού υπάρχει το φαινόμενο ανώτατου σημείου πίε¬ 
σης, όταν αρχίζει λειτουργία η αντλία συλλογής. Δεν έχει ακόμη βρεθεί 
μια τελική λύση για το πρόβλημα αυτό. Βλέπε την έκθεση για τη φάση 
IV προς τη 16η σύνοδο της Ε.Ε. 

Αναμενόμενο κόστος «υδραυλικής λύσης», 
μηχανήματα (ΗΕπΙνί&Γβ) 
λογισμικό (5θίΐ\ν3Γβ) 

Αναμενόμενο κόστος της «ηλεκτρικής λύσης» 
μηχανήματα (ΙΐΕπΙινδΓβ) 
λογισμικό (εοίΐιναΓβ) 
ϋΜ2.000 

4.3. Τοποθέτηση του κέντρου ελέγχου Ενέργειας στο υπάρχον 
πλέγμα θερμάνσεως. 

Όπως εκτιμήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κέντρου 
ενέργειας, το δίκτυο θερμάνσεως δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
ενός συστήματος θερμάνσεως χαμηλής θερμοκρασίας. 

Η ρύθμιση του ελέγχου της αντλίας θερμότητας ΜΑΝ και η ανα¬ 
γκαία αλλαγή στον έλεγχο του καυστήρα αναμένεται να κοστίσει: 
ΜΑΝ 40.000 ϋΜ 

Διάφορα άλλα 5.000 ΘΜ 

ΙηΐβΓβΙοπι 20.000 ϋΜ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Εν Αθήναις σήμερον μεταξύ: 

α) Ηλιακό Χωριό ΑΕ. με έδρα σύμφωνα με το νόμο, Μιχαλακοπού- 
λου 2 Αθήναι, από εδώ και στο εξής αποκαλούμενης «Εργοδότης». 

β) Γεωργίου - Μπακαλπάσης ΑΕ. με έδρα σύμφωνα με το νόμο. 
Στρατιωτικού Συνδέσμου 15 Αθήναι, από εδώ και στο εξής άποκαλού- 
μενης «Ανάδοχος». 

γ)'ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ ΟγπΒΗ με έδρα σύμφωνα με το νόμο, Βοι^ίδΙι 
ΟΙαάΒαεΗ Οβηηβηγ, υπεύθυνη μόνο για τις υπηρεσίες του Διευθυντή 
Λειτουργίας από εδώ και στο εξής αποκαλούμενης «ΙΑ» τα κάτωθι συμ- 
φωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά. 

1. Δυνάμει συμβολαίου το οποίο υπεγράφει στις 26.3.87 μεταξύ των 
ανωτέρω συμβαλλομένων μερών, ο Ανάδοχος ανέλαβε την ευθύνη για 
τη λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ενεργείας του Ηχ 3 και 
τη σταδιακή μεταφορά της σχετικής τεχνολογίας, πείρας και ευθύνης 
από την ΙΑ στον Εργοδότη ή στα διοικητικά πρόσωπα που τελικά θα δη- 
μιουργηθούν, σύμφωνα με τους λεπτομερείς όρους και ρήτρες που περιέ- 
χονται στη σύμβαση αυτή. 

Ως διάρκεια της συμβάσεως ορίσθηκε το διάστημα μέχρι τις 
31.12.88 και παρατάθηκε μέχρι το Σεπτέμβριο του 1989, με τους 
ίδιους όρους και συνθήκες που ορίζονται με τις παρατάσεις συμβάσεως 
με ημερομηνίες 26.1.89 και 11.4.89. 


3. Η Ε.Ε. ενέκρινε, με γραπτή διαδικασία, την απόφαση του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου της Ηλιακό Χωριό ΑΕ., η οποία ελήφθη κατά τη συ¬ 
νάντηση 157/20/9/89, για παράταση της ισχύος της συμβάσεως μέ¬ 
χρι τις 31/12/89. 

4. Η Ε.Ε. περαιτέρω ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου της Ηλιακό Χωριό ΑΕ., η οποία ελήφθη κατά τη συνάντηση 161/ 
26/3/87, για παράταση της ισχύος της συμβάσεως μέχρι τις 31.3.90. 

5. Με τη παρούσα παράταση τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνούν και 
δέχονται ότι η ημερομηνία λήξεως της συμβάσεως που είχε ορισθεί η 
26.3.87, παρατείνεται στην 31.3.90, εφαρμόζοντας την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ηλιακό Χωριό ΑΕ. 

Όλοι οι άλλοι όροι της αρχικής συμβάσεως, με ημερομηνία 26.3.87 
και τα έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρη της συμβάσεως αυτής, εξακο¬ 
λουθούν να παραμένουν εν ισχύ με τη πρόσθεση του παρακάτω όρου: 

-κατά τη διάρκεια της ισχύος της συμβάσεως, δηλαδή από τη 1.1.90 
έως τις 31.3.90 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει στη διάθεση 
του Προγράμματος μία ομάδα η οποία θα αποτελείται από έναν ηλε¬ 
κτρολόγο, έναν υδραυλικό και έναν αποθηκάριο. Ακόμη ένας διπλωμα¬ 
τούχος Μηχανολόγος θα είναι διαθέσιμος στο χώρο των εργασιών με 
απασχόληση μέχρι 60 ώρες το μήνα, εξαρτώμενο από τις ανάγκες του 
Προγράμματος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Ηλιακό Χωριό ΑΕ. Για την ΓΩΡΓΙΟΥ 

ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ 

Για την ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 
“μόνο για πληροφόρηση” 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Σήμερον εν Αθήναις την.1990, και μεταξύ 

α) Ηλιακό Χωριό ΑΕ. η.οποία έχει έδρα σύμφωνα με το νόμο, Αθήναι 
Μιχαλακοπούλου 2, από εδώ και στο εξής αποκαλούμενης «Εργοδό¬ 
της». 

β) Μηχανική ΑΕ. η οποία έχει έδρα σύμφωνα με το νόμο, στη Θεσσα¬ 
λονίκη και με διεύθυνση του γραφείου Αθηνών Εθνικής Αντιστάσεως 
ΙΟΙ Ν. Ψυχικό από εδω και στο εξής αποκαλούμενης «Ανάδοχος» τα 
.ακόλουθα συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά. 

1. Βάσει συμβάσεως με ημερομηνία 13.10.88 μεταξύ των συμβαλ¬ 

λομένων μερών, ο Εργοδότης ανέθεσε στον Ανάδοχο να προχωρήσει με 
τις εργασίες της φύσεως Μετρήσεως και Εκτιμήσεως. όπως προβλέπέ- 
ται στο άρθρο 1 τις Διμερούς Συμφωνίας. \ ' .·. '.*·.· 

2. Η διάρκεια της συμβάσεως αυτής είχε αρχικά προβλεφθεί στους 
εννέα μήνες και έχει παραταθεί με Επεκτάσεις Συμβάσεως μέχρι τις 
31.9.89, ημερομηνία παρατάσεως 17.4.89, και μέχρι τις 31.12.89, 
ημερομηνία παρατάσεως 4/10/89. 

3. Η Ε.Ε. της διμερούς Συμφωνίας έχει εγκρίνει τη σύσταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ηλιακό Χωριό ΑΕ. να παραταθεί η ισχύς 
της συμβάσεως αυτής μέχρι τις 31.3.90 με τους ακόλουθους ειδικούς 
όρους: 

α) Να αντικατασταθούν στο άρθρο 2 οι παράγραφοι 4 και 5 με τις 
(ακόλουθες: 

Παράγραφος 4 - Δια του παρόντος συμφωνείται η ομάδα που θα πα- 
ραμείνει στο χώρο εργασιών να αποτελείται από: 

1 άτομο για τη προστασία του κτιρίου 

3 άτομα για τη προστασία του χώρου εργασιών. 

Παράγραφος 5. Το άτομο που αναφέρεται ανωτέρω για τη προστα¬ 
σία του κτιρίου θα είναι διπλωματούχος υδραυλικός. 

β) Να αντικατασταθούν στο Άρθρο 5 οι παράγραφοι 1 και 2 με τις 
ακόλουθες: 

Παράγραφος 1. Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην παράταση 
αυτή, δηλαδή από 1.10.89 έως 31.12.89, με την ομάδα που αναφέρε- 
ται ανωτέρω, είναι 10.000.000 δρχ. 

Παράγραφος 2. Η πληρωμή του ανωτέρω ποσού θα γίνει από την 
Ηλιακό Χωριό Α.Ε. στον Ανάδοχο σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

4. Με το παρών, οι συμβαλλόμενοι, σε εφαρμογή της ανωτέρω απο- 
φάσεως της Ε.Ε. και της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου της Ηλιακό Χωριό ΑΕ., συμφωνούν και δέχονται τα ακόλουθα: 

α) να παρατείνουν την ισχύ της αναφερόμενης συμβάσεως, η οποία 
κατά συνέπεια λήγει στις 31.12.89 και 

β) να αντικατασταθούν τα: Άρθρο 2 παράγραφος 4 & 5 και Αρθρο 5 
παράγραφος 1 & 2 της αρχικής συμβάσεως σύμφωνα με το Άρθρο 3 
της παρούσης παρατάσεως. 


ΟΜ27.000 
ϋΜ 15.000 

ϋΜ5.000 
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Όλοι οι υπόλοιποι όροι της αρχικής συμβάσεως καθώς επίσης και 
όλα τα έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρη αυτής παραμένουν εν ισχύ. 

Οι Συμβαλλόμενοι 

Για την Ηλικαό Χωριό ΑΕ. Για τη Μηχανική ΑΕ. 

Παράρτημα 5. 

Βελτιώσεις των Ενεργητικών Συστημάτων 

1. Κέντρο ενέργειας 

Η τοποθέτηση του ελέγχου του κέντρου ενέργειας στο δίκτυο θερμάν- 
σεως, έγινε, μερικώς, κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 89/ 
90. Το κατ’ εκτίμηση κόστος: 

ΜΑΝ Περατώθηκε 30.000 ϋΜ 

'Αλλοι (έλεγχος) 5.000 ΟΜ 

Ιηΐβπιΐοπι 30.000 ΟΜ 

Φίλτρα καυσαερίων 20.000 ϋΜ 

Φίλτρο καυσίμου 2.000 ϋΜ 

87.000 ΟΜ 

2. Αποθήκευση ϋΗΨ (θερμό νερό για οικιακή χρήση). 

Σχέδιο πιλότος 11ΑΕ. Επιπρόσθετη σύνδεση μεταξύ της ζήτησης και 
της δεξαμενής αποθήκευσης με βαλβίδα τριών διευθύνσεων για καλύ¬ 
τερη σύζευξη της ηλιακής ενέργειας με τους χρήστες. Η εργασία θα διε- 
ξαχθεί από την ομάδα Λειτουργίας και Συντηρήσεως. 

Εκτίμηση κόστους υλικών 3,000 ΟΜ 

3. ϋΡ5 (μονάδες τροφοδοσίας αδιάλειπτης λειτουργίας) για ΟΑ5. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η χωρίς διακοπές λειτουργία των ΟΑ5 

πρέπει να εγκατασταθεί μία (ϋΡ5) Μονάδα Τροφοδοσίας αδιάλειπτης 
λειτουργίας. 

Εκτίμηση κόστους 60.000 ΟΜ 

4. Συλλέκτες Οοι-ηίη^ 

4.1. Σχέδιο πιλότος ϋΕΑ. Νέα γενεά συλλεκτών κενού. 

Εκτίμηση κόστους 150.000 ϋΜ 

4.2. Ανταλλαγή του συνόλου των συλλεκτών οοΓηίη^ με άλλους τύ¬ 
πους συλλεκτών. 

Εκτίμηση κόστους 300.000 - 800.000ϋΜ 

5. Ανώτατα Σημεία Πιέσεως στα Συστήματα Συλλεκτών Κενού. 
Σχέδιο πιλότος ϋΕΑ. Εγκατάσταση βαλβίδας τριών διευθύνσεων για 

το ξεκίνημα της λειτουργίας. Η εργασία θα γίνει από την ομάδα Λει¬ 
τουργίας και Συντήρησης. 

Εκτίμηση κόστους υλικών 3.000 ΟΜ 


Παραπέρα μετατροπές στα άλλα συστήματα συλλεκτών κενού θα γί¬ 
νουν ανάλογα με την απόφαση στο 4.2. 

6. Μόνωση των σωλήνων οροφής. 

6.1. Σχέδιο πιλότος 11ΓΑ. Βελτίωση της μονώσεως της σωλήνας 
οροφής για ϋΗΨ. 

Εκτίμηση κόστους 6.000 ϋΜ 

6.2. Μόνωση για τα δοκιμαστικά συστήματα συλλογής θερμοσιφώ¬ 
νων. 

Εκτίμηση κόστους 4.000 ΏΜ 

6.3. Μόνωση καμινάδας. Καμινάδες καυσαερίων πετρελαιομηχανής 
κατόπιν παραγγελίας. 

Εκτίμηση κόστους 20.000 ΟΜ 

6.4 Προετοιμασία για εργασίες μονώσεως. 

Εκτίμηση κόστους 10.000 ϋΜ 

7. Παράταση της ϋΑδ 

Η πρόταση της Α5ΕΤ σχετικά με επί πλέον σημεία μετρήσεως είναι 
υπό έρευνα. 

8. Συστήματα ΦΑΝ Κόϊλ 

Συστήματα που περιλαμβάνουν φαν κόϊλ είναι υπό εξέταση, μετά από 
κάποια παράπονα των κατοίκων. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ανταλλακτικά για Σύστημα Υπολογισμού και Χρεώσεως Κοινοχρή¬ 
στων Δαπανών Ενέργειας των Κατοίκων (ΣΥΧΚΔΕΚ). 

1.1. Μπαταρίες 

Οι μπαταρίες του Θερμιδομέτρου θα πρέπει σύντομα ν’ αντικαταστα- 
θούν. (Σε μερικές έχει ήδη λήξει η περίοδος ζωής). 

Το κόστος των καινούργιων μπαταριών θα πρέπει να χρεωθεί στους 
κατοίκους. 

Εκτίμηση κόστους 40.000 ϋ.Μ 

1.2. 'Αλλα ανταλλακτικά 

Στα αποθέματα ανταλλακτικών δεν προβλέπονται ανταλλακτικά για 
το Σύστημα Υπολογισμού και Χρεώσεως Κοινοχρήστων Δαπανών 
Ενέργειας των κατοίκων (ΣΥΧΚΔΕΚ). 

Εκτίμηση κόστους 5.000 ϋΜ 

2. Βαλβίδες ασφαλείας 

Οι βαλβίδες ασφαλείας στα συστήματα επίπεδων συλλεκτών διαμερι¬ 
σμάτων βρίσκονται υπό μεγάλη τάση κατά το κύκλο της ζωής τους. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί συνεχής λειτουργία για τους κατοίκους 
συνίσταται αλλαγή όλων των βαλβίδων ασφαλείας. Η εργασία θα γίνει 
από την ομάδα Λειτουργίας και Συντήρησης. 

Εκτίμηση κόστους 15.000 ϋΜ 


ΦΚΚ 13 
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Εσωτερικάς 
Κανανισμάς 


**** 

* 

* 

* 

* 

>* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


ΟΕΚ 


ΥΒΕΤ 


ΒΜΡΤ 


Σύμβαση 

Παροχής 


Ε.Ε 



Ενέργειας 


ΚΑΤΟΙΚΟΙ 


ΗΧ ΑΕ. 


* 

* 

* 

* 

* 

.* 

* 

* 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 


ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΧ-3 


ΦΑΣΗ 


ΦΑΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 


Μ + Ε 


19-φΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-1990 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟ ΧΟΡΙΟ 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Προτεινόμενα περιεχόμενα 

1. Γενικό υλικό παρουσίασης, κυρίως αρχιτεκτονικά και μηχανολο¬ 
γικά σχέδια, ισομετρικά συστημάτων ενεργείας και φωτογραφίες από 
τα διάφορα στάδια της κατασκευής και της ανέγερσης μέχρι τώρα. 

Το υλικό αυτό θα συνοδεύεται από ένα περιεκτικό κείμενο που θ’ ανα- 
φέρεται στα ενεργειακά συστήματα του Ηλιακού Χωριού. 

2. Ένα κείμενο που θ’ αναφέρεται στις κοινωνιολογικές πλευρές του 
Προγράμματος, που θα περιλαμβάνει την έρευνα και την επαλήθευση 
των κοινωνιολογικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν. 

3. Ένα κείμενο που θ’ αναφέρεται στα μέχρι τώρα αποτελέσματα της 
εκτιμήσεως που συνεχώς θ, αναθεωρούνται με νεώτερα αποτελέσματα 
μέχρι το τέλος του Προγράμματος. 

Στη τελική του μορφή, το κείμενο αυτό θ* αναφέρεται επίσης στη 


πείρα που αποκτήθηκε, επιστημονική ή άλλη, με στόχο τη προετοιμασία 
των βέλτιστων μεθόδων αποδώσεως ενέργειας. 

θα περιλαμβάνει ακόμη κανονισμούς ή πρότυπα που θα χρησιμοποι¬ 
ηθούν σε παρόμοια προγράμματα. 

4. Η εκτύπωση του ανωτέρω υλικού και κειμένων σε τεύχος (η) στην 
Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα με έγχρωμες φωτογραφίες, 
σκίτσα σχέδια κλπ. 

5. Παραγωγή μιας βιντεοταινίας που θα παρουσιάζει τα ενεργειακά 
συστήματα του Ηλιακού Χωριού με σχολιασμό από διάφορους ειδικούς. 

Ακόμη θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις καθώς επίσης και προτάσεις ει¬ 
δικών σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης της 
ενέργειας σε κατοικημένα κτίρια. 

6. Μεταφερόμενο υλικό, κυρίως ταμπλώ για μεταφερόμενες εκθέ¬ 
σεις. 

7. Μοντέλα που δείχνουν τη λειτουργία μερικών ενεργειακών συστη¬ 
μάτων. 


ΠΙΝ · 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΣ 


1989 

1990 

1991 

1992 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΔΜ) 

ΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΟΧΗ 


ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 





1. δν Οο Διοίκηση και συντονισμός 

=== 

====== 

= = = 

= = = 

===- 

_ 

_ 


_ 

_ 



24 

307.200 

12.800 

2. ϋ.Α.δ. Λειτουργία^ έλεγχος 

= = = 

====== 

= = = 

= = = 

= = =- 

— 

— 


_ 

_ 

_ 


24 

74.400 

3.100 

3. 0 & Μ Συστήματα & κτίρια 
















3.1. 0 & Μ Ομάδα 

=== 

====== 

*«* 

*** 

***__ 

— 

— 


_ 

_ 

__ 


24 

187.200 

7.800 

3.2 Ομάδα Μηχανικής 

= = = 

====== 

*** 

**· 

►** 











4. Αναλώσιμα ανταλλακτικά συμβάσεις συντηρή- 
σεως 





























33 

62.000 

1.879 

ΣΥΝΟΛΑ 













105 

630.800 

6.008 


υπάμχον χρονοδιάγραμμα - 

******: προηινόμινο εντός του υπάρχοντος χρονοδιαγράμματος 
-: προτιινόμινη παράταση 


19—Φεβ.—90 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΦΑΣΗ Μ + Ε 


Η δίχως την 

δΥΟο 323.600 


ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΘΗΤΗΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΣ 


1989 

1990 

1991 

1992 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΔΜ) 

ΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΟΧΗ 


ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 


20 

10 

40 

132 

32 



1. Προετοιμασίες και βραχυπρόθεσμες μετρήσεις 

2. Μετρήσεις σε κενά διαμερίσματα και κενές μονά¬ 
δες αναφοράς 

3. Διεξαγωγή μετρήσεων σε κατοικημένα διαμερί¬ 
σματα και προσαρμογή συντηρήσεως εξοπλι¬ 
σμού 

4. Προσομοίωση και εκτίμηση 

5. Τεκμηρίωση των ανωτέρω δραστηριοτήτων 

6. Άδεια Ε.5.Ρ. 

= = = 

====== 

= = = 

=== 



— 


— 




ΣΥΝΟΛΑ ' 













234. 

711.000 

3.000 


=====«: κπάρχον χρονοδιάγραμμα 
-: προτεινόμενη παράταση 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΧ-3 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΑΣΕΩΣ Μ + Ε 


19-Φιβ.-90 
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ΠΙΝ. 2(1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΘΗΤΗΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΣ 


1990 

. 

1991 

■ 

1992 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΔΜ) 

. ΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΟΧΗ 


ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 

1 

. 

• - ■' 


. 


| 



| 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΧ-3 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΑΣΕΩΣ Μ + Ε 


Παράταση της φάσεως Μετρήσεως και Εκτιμήσεως - παθητική 
Εκτίμηση. 

Έχει συμφωνηθεί ότι η εργασία αυτή εξυπηρετεί την ιδέα του να πα¬ 
ρουσιάσουμε στην επόμενη σύνοδο της Ε.Ε., τη κοινή μας κατανόηση 
της Φάσεως 4 (Μέρος 2) στην οποία προτιθέμεθα να προχωρήσουμε, 
για τη μέτρηση και εκτίμηση των ειδικών παθητικών συστημάτων 
εντός έργου 5ν 3. Στη περίπτωση που στην επόμενη σύνοδο της Ε.Ε. 
υπάρξει συμφωνία, κατ’ αρχή, με τη κοινή μας παρουσίαση, η Ελληνική 
και η Γερμανική Ομάδα θ’ αρχίσουν αμέσως τη προετοιμασία λεπτομε¬ 
ρών προτάσεων ερεύνας, βασισμένων στη πείρα της Ελληνικής Ομάδας 
που ήδη έχει δραστηριοποιηθεί. Οι τελικές προτάσεις για την έρευνα, 
κατόπιν θα συζητηθούν και θα γίνουν διορθώσεις σε πολλαπλές συνα¬ 
ντήσεις που θα γίνουν μεταξύ των δύο ομάδων και θα έχουν τελειώσει 
μέχρι τις 30 Απριλίου 1990. 

Κατόπιν οι προτάσεις αυτές θα προωθηθούν αμέσως στα Μέλη της 
Ε.Ε. για τη σχετική απόφαση της Ε.Ε. 

Η προτεινόμενη ηερομηνία ενάρξεως της φάσεως Μετρήσεως και 
Εκτιμήσεως είναι η 1η. Ιουλίου 1990, ώστε να εξασφαλισθεί η κάλυψη 
δύο πλήρων θερμών περιόδων καθώς επίσης και μιάς καλοκαιρινής πε¬ 
ριόδου. Έχοντας υπ, όψη ότι έχουν περάσει ήδη δύο χειμερινές περίοδοι 
δίχως συνεχή μέτρηση και διασταυρούμενο έλεγχο στα στοιχεία, δηλώ¬ 
νουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο για την απόκτηση αξιόπιστων αποτελε¬ 
σμάτων. 

1. Στόχοι και σκοποί 

Ακολουθούν οι στόχοι και οι σκοποί που πρέπει να επιτευχθούν σύμ¬ 
φωνα με τη Κοινή Πρόταση. 

1. Προσομοίωση επιλεγμένων κτιρίων με υπολογισμούς στον υπολο¬ 
γιστή βασισμένους στην ίδια τη σχεδίαση και σε μετεωρολογικά στοι- 
χεία. 

2. Σύγκριση μεταξύ αριθμών που προέκυψαν από μετρήσεις και αυ¬ 
τών που προέκυψαν από υπολογισμούς σε σχέση με την επίδοση και την 
οικονομία. Η σύγκριση αυτή αφορά κυρίως την άνεση και τη κατανά¬ 
λωση ενέργειας. 

2. Στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν 

- Συλλογή των δεδομένων μετρήσεως σε εύχρηστη μορφή με τη βοή¬ 
θεια του υπολογιστή. Αυτό σχετίζεται με όλα τα δεδομένα σχετικά με τις 
παθητικές καθώς και τις μονάδες αναφοράς, την ανάλυση τους, τη σύ¬ 
γκριση τους με σχεδιαστικές υποθέσεις, τη προσομοίωση και τη αντί- 
στοιχη τεκμηρίωση. 

- Προσομοίωση των συστημάτων με τον υπολογιστή, με χρήση υπο¬ 
λογισμών βασισμένων στην ίδια τη σχεδίαση και σε μετεωρολογικά δε- 
δομένα. Η προσομοίωση αυτή αφορά τα επιλεγμένα κτίρια και τα παθη¬ 
τικά και συμβατικά τους υποσυστήματα, τη συμπεριφορά του χρήστη 
και το κλίμα. Τα δεδομένα για το δΙ&Ιιΐδ ςυο δίνονται από τη μέτρηση 
του συστήματος και τη φυσική και γεωμετρική μελέτη των κτιρίων. 

Συλλογή και τεκμηρίωση εμπειριών λειτουργίας των παραπάνω στό¬ 
χων (αξιοπιστία, διαθεσιμότητα κλπ.). 


Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα παθητικά συστήματα θερμάνσεως, τα μέρη 
των κτιρίων για διαμοιρασμό και εξαερισμό κλπ., και συμπεριφορά του 
χρήστη. ή 

Στόχοι που θα εκπληρωθούν σε κάποιο μελλοντικό χρόνο, όταν υπάρ¬ 
χει ο αντίστοιχις προϋπολογισμός. > · ν 

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί αυτοί θα ελεγχούν τα ακό¬ 
λουθα σπίτια και/ή τα διαμερίσματα: 


Μονάδες αναφοράς ΙΙΑΚ 

ιιωβ 

υϋΒ 

υϋΒ 

Υψηλά παθητικές μονάδες ΙΙΒΑ 

ϋΒΑ 

ΙΙΒΑ 

ΙΙΒΩ 

ϋΒΩ 

υΒϋ 

ιιββ 

υΒΒ 

ϋΒΒ 


08 

100 Μ 2 οικία 

3Α4 

60 Μ 2 διαμέρισμα 

03Α1 

60 Μ 2 διαμέρισμα 

03Α0 

70 Μ 2 διαμέρισμα 

03 ·· 

'νέρόχοιτος ισογείου 
νερόχοιτος πρώτου ορόφου 

02 

τοιχοποιία ΙτοιηΒβ ισόγειο 
τοίχος, θερμοκήπιο, 
πρώτος όροφρς, λιθόκτιστος τοί¬ 
χος 

05 

ισόγειο, ννβίβτ νν&ΙΙ 
θερμοκήπιο 11/2 ορόφων 
νερόπαγκος 1ου ορόφου 

02 

φάτνωμα εξαερισμού με κενό δά¬ 
πεδο ισογείου 

φάτνωμα εξαερισμού με κενό δά¬ 
πεδο 1ου ορόφου. 

08 

νερόπαγκος ισογείου · 
ανεστραμένα βενετικά στόρια, 
άμεση αύξηση 
νερόπαγκος 1ου ορόφου 


ανεστραμένα βενετικά στόρια. 
άμεση αύξηση 

09 

θερμοκήπιο ισογείου με ανακυ- 
κλοφορία οροφής ' , 
νερόχοιτος 1ου ορόφου 

02Α2 

διαμέρισμα 60 μ 2 με ΙγογπΒο 
τοίχο με ανοίγματα εξαερισμού. 

02Α2 

διαμέρισμα 60. μ 2 , θερμοκήπιο, 
νερότοιχος. 

02ΑΟ 

διαμέρισμα 60 μ 2 άμεση.άνοδο, 
ανεστραμένο βενετικό στόρι 


Υπάρχει ένα κτίριο που θα χρησιμοποιηθεί σα κοινή αναφορά (από το 
τύπο ΙΙΒΒ που θα εκτιμηθεί εκ παραλλήλου από την Ελληνική και από 
τη Γερμανική πλευρά, προκειμένου να γίνουν πολύ λεπτές ρυθμίσεις στη 
διαδικασία εκτιμήσεως και να εξασφαλισθεί το ότι και οι δύο ομάδες 
χρησιμοποιηθούν την ίδια διαδικασία εκτιμήσεως, ώστε να παράγονται 
. συγκρίσιμα αποτελέσματα σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. , 

Τα άλλα κτίρια που θα εκτιμηθούν θα χωρισθούν σε δύο ομάδες: 



















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ) 


Α. εκτίμηση από την Ελληνική ομάδα: ϋΒΒ 02Α, ϋΒϋ 02Α2, ϋΒΒ 
02Α1 Ιΐαϊ ΙΙΒΒ 02Α0. 

Β. Εκτίμηση από τη Γερμανική ομάδα: υΒΒ 02Α, ϋ'ΒΟ 03, και 
προαιρετικά το ϋΒΟ 09. 

Αρχίζοντας από σήμερα συμφωνήσαμε οι δυο ομάδες να ανταλλάσουν 
οιμεσα τα αποτελέσματα μεταξύ τους. Η συνηθισμένη διαδιακσία της 
πληροφόρησης των διοικητικών σωμάτων δεν θα επηρεαστεί. 

Παράταση της φάσεως Μετρήσεως και Εκτιμήσεως - Ενεργητικά 
Συστήματα Ενέργειας. 

Στόχοι 

. .1·. Ε*τίμηαη σε άδεια διαμερίσματα, επιστημονική εκτίμηση, 1η 

τελική εκθεση. 1 

Η λειτουργία των συστημάτων σε άδεια διαμερίσματα, διαρκεί από 
τις 1.12.88 μέχρι τις 31.8.89. η εκτίμηση των μη επεξεργασμένων δε¬ 
δομένων δίνεται στις εκθέσεις καταστάσεως I έως IV. 

Η επιστημονική εκτίμηση πλησιάζει τώρα στο τέλος της και κάθε 
ομάδα που έχει εμπλακεί στην Α5ΕΤ προετοιμάζει τώρα τη πρώτη τε¬ 
λική έκθεση. 

Η έκθεση αυτή θα δωθεί στο τέλος του Απριλίου 1990. 

2. Εκτίμηση σε διαμερίσματα με ενοίκους. 

2.1. Εκτίμηση δεδομένων που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία. 

Λόγω του ατελούς ελέγχου από το ϋλδ (Σύστημα συλλογής πληρο¬ 
φοριών). Η Α5ΕΤ είναι υποχρεωμένη να εκτιμήσει τα μη επεξεργα¬ 
σμένα δεδομένα. Η εργασία αυτή είναι πολύ δύσκολή γιατί οι ταινίες 
πρέπει να εξετασθούν βήμα προς βήμα (ή συμβάν προς συμβάν) προκει- 
μένου να βρεθεί ποιές τιμές είναι διπλές, αρνητικές κλπ. Πρέπει να γίνει 
μια επιλογή από τις σωστές τιμές προκειμένου αυτές να ομαδοποιηθούν 
ώστε να δωθεί επιστημονικό νόημα. Γεγονότα που λείπουν πρέπει να 
βρεθούν με κατάλληλες μεθόδους περακτάσεως ή παρεμβολής. Σύμ¬ 
φωνα με την εμπειρία της ΑδΕΤ, η διαδικασία αυτή πρέπει επίσης ν’ 
οικολουθηθεί προκειμένου να εξασφαλισθούν ακριβή αποτελέσματα. 


2.2. Επιστημονική εκτίμησης, τελικές εκθέσεις. 

Έχοντας την επεξεργασία των μη επεξεργασμένων δεδομένων θα εί¬ 
ναι δυνατή η εκτίμηση κάθε ενός από τα 54 διαφορετικά συστήματα 
Ό1Πν (ζεστού νερού για οικιακή χρήση) και 5Η (ηλικαή θέρμανση) με 
τη μέθοδο εξιαορροπήσεων ενέργειας. Τα αποτελέσματα θα δίνονται με 
τη μορφή τελικών εκθέσεων μετά από κάθε καλοκαιρινή ή χειμερινή πε¬ 
ρίοδο. Η δομή των τελικών εκθέσεων θα έχει τέτοια μορφή ώστε να δίνει 
τ αποτελέσματα για κάθε ένα από τα συστήματα σε χρονική σειρά. 

3. Σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων. 

Εχοντας την επιστημονική εκτίμηση κάθε συστήματος, μπορεί να γί¬ 
νει η σύγκριση των διαφορετικών συστημάτων. Η σύγκριση των συστη¬ 
μάτων υα δωθεί σε τέτοια μορφή όπως φαίνεται στο πίνακα που δίνεται 
στο τέλος των εξηγήσεων αυτών. 

4. Προτάσεις για βελτίωση προς τις ομάδες μηχανολόγων. 

Με την εκτίμηση των μη επεξεργασμένων δεδομένων για άεια διαμε¬ 
ρίσματα, η ΑδΕΤ έχει βρει πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσε να γί¬ 
νει, λίγο πολύ εύκολα, βελτίωση των συστημάτων. 

Τα πρώτα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των μη επεξεργασμένων 
δεδομένων για τα κατοικιμένα διαμερίσματα δίνουν μια άλλη δυνατό¬ 
τητα προτάσεων για βελτίωση. Οι βελτιώσεις αυτές θα είναι κυρίως 
προς τη κατεύθυνση του ελέγχου ή λειτουργίας τα σύστημα παρά σε οελ- 
λαγές αυτών. 

5. Τεκμηρίωση 

Η ΑδΕΤ προτίθεται να δώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με λει¬ 
τουργία των συστημάτων για μακρά περίοδο. Οι πληροφορίες αυτές θα 
είναι πολύ χρήσιμες για το σχεδίασμά νέων ενεργητικών συστημά¬ 
των. 

6. Έξοδα υπολογιστή 

Λόγω της εκτιμήσεως των μη επεξεργασμένων δεδομένων, όπως 
περιγράφεται στη παράγραφο 2.1. είναι αναγκαία περισσότερα τερμα¬ 
τικά υπολογιστών. Πρέπει ακόμη να προσθέσουμε στο μηχανογραφικό 
μας σύστημα μια πιο γρήγορη μονάδα υπολογιστή. 


ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


1ΡΛΣΤΗΡΙ0ΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΙ 


1989 

1990 


Β 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (ϋΜ) 

ΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΟΧΗ 




ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕ1ΜΩΝ. 


ΙΕ. 







1. Εκτίμηση σι χινά διαμερίσματα ιπιστημονιχί 
εχτίμηση 

1η Τελιχή 'Εχθεση 

2. Εχτίμηση σε διαμερίσματα με χατοίχους 

2.1 Εχτίμηση μη επεξ. δεδομένων 

2.2 Επιστημονιχή εχτίμηση τελιχές εχθέσεις στο 
τέλος χάθε περιόδου (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ή ΧΕΙ- 
ΜΩΝ) 
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====== 
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=== 
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3. Σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών και 

5Η συστημάτων 















4. Προτάσεις για βελτιστοποίηση στις Ομάδες Μη¬ 
χανολόγων 
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5. Τεκμηρίωση 
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6. Δαπάνες 
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Μηχανολογικές Υπηρεσίες της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 

1. Επαλήθευση και διόρθωση των αλγορίθμων και του μοντέλου 
προσομειώσεως που χρησιμοποιήθηκε. 

Εκτός από την αρχική δοκιμή, θα επαληθευτούν οι σημαντικές απο¬ 
κλίσεις στη δευτερεύουσα κατανάλωση ενέργειας (καύσιμα και ηλεκτρι¬ 
σμός) που παρατηρούνται μεταξύ του μοντέλλου και των πραγματικών 
συνθηκών. 

2. Βελτιστοποίηση της στρατηγικής του συστήματος ελέγχου. 

Οι προτάσεις που περιέχονται στη κοινή εργασία των ειδικών για 
βελτίωση, θα εξετεσθούν λεπτομερώς και θα επαληθευθούν. 


3. Συλλογή και επεξεργασία τεχνικών και οικονομικών δεδομέ¬ 
νων 

Όπως στην αρχική έκθεση εργασίας, έτσι και στις εργασίες παρατά- 
σεως. 

4. Οικονομική εκτίμηση 

Όπως στην αρχική έκθεση εργασίας, έτσι και στις εργασίες παρατά- 
σεως. 

5. Υποστήριξη συστήματος πληροφορικής 

Συμβουλή για τα συνεχιζόμενα προβλήματα από το ϋΑ3. 

6. Τεκμηρίωση των εργασιών παρατάσεως. 


ΠΙΝ. 4Β ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3Υ (ίο 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΣ 

1989 

1990 

1991 

1992 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (ϋΜ) 

ΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΟΧΗ 


ΚΑΛ0Κ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 





1. Επαλήθευση χαι διόρθωση των Αλγορίθμων και 
















του μοντέλου προσομοιώσεως που χρησιμοποιή- 
















2. Βελτιστοποίηση της στρατηγικής ελέγχου του 
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3. Συλλογή και επεξεργασία τεχνικών και οικονο- 
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4. Οικονομική εκτίμηση 
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5. Υποστήριξη συστήματος πληροφορικής 
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6. Τεκμηρίωση 
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Παράταση της Φάσεως Μετρήσεως και Εκτιμήσεως - Τμήμα της Ιηίε- 

Γ&ΙΟΓΠ 

Στόχοι 

1. Βελτιστοποίηση της στρατηγικής ελέγχου σε δοθείσα λειτουργία. 

Οι τελικές ρυθμίσεις των παραμέτρων ελέγχου μπορούν να γίνουν 

μόνο σε διαμερίσματα με κατοίκους και αναμένεται να έχουν συμπλη¬ 
ρωθεί το Σεπτέμβριο 1990 το αργότερο. Έτσι η βελτιστοποίηση των 
συστημάτων ΟΗΫΥ μπορεί αμέσως ν’ αρχίσει. Η βελτιστοποίηση των 
συστημάτων 8Η μπορεί να γίνει τη χειμερινή περίοδο 90/91. Για τις 
περιοχές Α, Β, Ε, Ε, και Ο τα διάφορα συστήματα αναμένεται να είναι σε 
τέτοιες συνθήκες που θα πρέπει να ρυθμιστούν μόνο παράμετροι ελέγχου 
στο σύστημα χωρίς καμιά βελτίωση μηχανισμών. 

Στη περιοχή Ο μπορεί να προκύψουν προβλήματαα ρυθμίαεως, λόγω 
των εγκαταστημένων καλοριφέρ (παρόμοια με τα προβλήματα στη πε¬ 
ριοχή Α), αλλά μια τελική εκτίμηση δε μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα. 
Εδώ πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος της χειμερινής περιόδου 89/ 
90. Για το σύστημα φαν κόΐλ, πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή βελτίωση. 

2. Μέτρηση των ενεργητικών συστημάτων από το ΟΑ8. 

Με τη πείρα της διαχειρίσεως δεδομένων και την ανάγνωση των ται¬ 
νιών του ϋΑ3, η ΙΑ μπορεί να εκτιμήσει μόνο εκείνες τις καμπάνιες με¬ 
τρήσεως, στις οποίες έχει κάνει άμεση επί τόπου μέτρηση στις εγκατα¬ 
στάσεις και έχει κάνει έλεγχο της συμπεριφοράς ελέγχου. Εκεί πέρνουμε 
τα δεδομένα που μετρήθηκαν από το ϋΑδ σαν εφεδρικά για καλύτερη 
κατανόηση στην εκτίμηση που θα γίνει στο γραφείο μας. 

Η στρατηγική αυτή έχει δύο πρωτερήματα: 

- Ασφάλεια δεδομένων ϋΑ3. 

. Με τη σύγκριση των δεδομένων που μετρήθηκαν στην εγκατάσταση 
και των δεδομένων που δίνονται από το ΟΑ3 μπορούμε να εξασφαλί¬ 
σουμε το να αποφευχθεί πιθανή κακή λειτουργία των σένσορων και να 
εμπιστευθούμε τα νούμερα του ϋΑ5. 


- Απλοποίηση της εκτιμήσεως. 

Η κατανόηση των δεδομένων του ΌΑδ γίνεται πολύ πιο εύκολη εάν 
ξέρουμε τη συμπεριφορά της εγκαταστάσεως. Έτσι η εκτίμηση είναι ευ¬ 
κολότερη και γίνεται συντομότερα, από τη περίπτωση που γίνεται μόνο 
εκτίμηση με δεδομένα του ϋΑ3. 

3. Επαλήθεση με διαμερίσματα με ενοίκους 

Μέχρι τώρα επαλήθευση του μοντέλου προσομοιώσεως, μπορούσε να 
γίνει μόνο με δοκιμαστική λειτουργεία των συστημάτων Ι)Η\Υ. Με κα¬ 
θορισμένα προφίλ ελέγχου, θα μπορούσε να γίνει σύγκριση μεταξύ του 
μοντέλου προσομοιώσεως και της συμπεριφοράς της εγκαταστάσεως. 
Το πραγματικό προφίλ ελέγχου θα είναι άλλο από αυτό που έχει γίνει 
δεκτό στο σχεδίασμά, έτσι η επαλήθευση πρέπει να επαναληφθεί με το 
πραγματικό προφίλ ελέγχου. 

Δε μπορούσε να γίνει επαλήθευση στα συστήματα 5Η, γιατί η προσο¬ 
μοίωση συμπεριφοράς χρήστη δεν είναι δυνατή. Η επαλήθεση, συνεπώς 
πρέπει να γίνει μετά την εγκατοίκιση των διαμερισμάτων. 

4. Επεξεργασία των δεδομένων για βιομηχανική χρήση 

Αφού περατωθεί η εγκατοίκιση και μετά από ρύθμιση των παραμέ¬ 
τρων ελέγχου στις τελικές τιμές, μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα 
δεδομένα για τα οποία ενδιαφέρονται οι κατασκευαστές των διαφόρων 
συστατικών. 

Η επεξεργασία των αριθμών πρέπει να γίνει από τα δεδομένα του 
προγράμματος επαλήθευσης προσομοιώσεως. 

5. Διαμόρφωση των επεξεργασθέντων δεδομένων 

Πρέπει να επαληθευθούν τα δεδομένα που εκτιμήθηκάν κατά τη πε¬ 
ρίοδο εκτιμήσεως στη περίοδο θερμάνσεως 90/91 στη περίοδο θερμάν- 
σεως 91/92 ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της εκτιμήσεως. 

Ανοικτά σημεία που μπορεί να προκύψουν κατά τη πρώτη εκτίμηση 
μπορεί να κλείσουν. Η εκτίμηση θα πρέπει να έχει τελειώση με το τέλος 
αυτής της περιόδου θερμάνσεως. 
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6. Συμβουλή μηχανολογικής «ρύσεως προς την Ελληνική Πλευρά 
Αυτή η παροχή συμβουλών πρέπει να γίνει παράλληλα με τους στό¬ 
χους εκτίμησης που αναφέρονται πιο πάνω και θα γίνει σε κοινή συζή¬ 
τηση για τις στρατηγικές εκτίμησης, για τη κοινή εκτίμηση, τα ευρή¬ 
ματα των βελτιώσεων και θέματα σχεδιασμού. 

, 7. Διοίκηση του Προγράμματος 

Ακόμη, παράλληλα με τους στόχους που αναφέρονται πιο πάνω, 
υπάρχει η ανάγκη συντονισμού των διαφόρων ομάδων εκτίμησης. Πρέ¬ 
πει να αναμένεται μια υποστήριξη σε ανάγκες τεχνικής φύσεως. όπως 


νέα ανταλλακτικά, και παραγγελία και βελτίωση συσκευών μετρήσεως 
για άλλες ομάδες. Η όλη τεκμηρίωση του προγράμματος περιλαμβάνε¬ 
ται κάτω από το σημείο αυτό. 

8. Διευθυντής Λειτουργίας & Συντηρήαεως 

Η δουλειά του Διευθυντή Λειτουργίας και Συντηρήαεως της ΙηΙεΓΕ- 
Ιοπι είναι ανοικτή στο χρονοδιάγραμμα. Κατά την άποψή μας ο διευθυ¬ 
ντής αυτός είναι οπωσδήποτε αναγκαίος κατά τη διάρκεια των περιό¬ 
δων θερμάνσεως, για να εξασφαλίζει τη λειτουργία των συστημάτων. 
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την επιτυχία της εκτιμήσεως των συστη¬ 
μάτων. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία μια απόφαση της Ε.Ε.. 


Π1Ν. 4ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΣ 

1989 

1990 

1991 

1992 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (ϋΜ) 


ΕΠΟΧΗ 


ΚΑΛΟΚ. 



ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 

ΧΕΙΜΩΝ. 

ΚΑΛΟΚ. 





1. Βελτιοστοποίηση στρατηγικής ελέγχου υπό δο- 
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2. Μέτρηση ενεργητικών συστημάτων 
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3. Επαλήθευση με κατοικημένα διαμερίσματα 
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4. Επεξεργασία δεδ^μένωνγια βιομηχανική χρήση 






— 

— 

- ΠΟΟ 

= = = 

— 



5 



5. Επαλήθευση επεξεργασμένων δεδομένων 
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6. Μηχανολογικές . συμβουλές στην Ελληνικέ 
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7. Διοίκηση προγράμματος 
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8. Διευθυντής λειτουργίας 
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ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜ.-ΔΕΚΕΜ. 


ΕΤΟΣ 1989 


Νο ΛΟΓ/ΣΜ. 02 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 


■ΕΝΟΣ ΕΤΑΓΓ. 

ΚΟΪΒΑΡΑΣ ΔΗΜ. 

ΚΛΜΗΛΟΣ ΓΑΒΡ. 
ΚΑΡΑβΑΝΑΣΗΣ ΣΠΤΡ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. 
ΛΓΓΡΑΑΑΕΞ. 
ΜΑΝΤΣΟΣΒΑΣ. 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛ. 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΤΛΟΣ ΑΗΝ. 
ΠΑΠΑΑΑΤΟΣ ΧΛΡΑΛ. 
ΑΛΠΛΚΙΔΗΣ ΛΣΤ. 
ΓΟΤΡΝΕΛΟΤ ΕΤΘ. 
ΦΛΡΔΕΛΛΑ - ΚΑΪΚΙΑ ΓΕΩΡ. 
ΣΑΓΓΗ · ΠΑΠΑΣΠΤΡΟΤ ΒΑΣ 
ΚΑΤΣΕΑΟΣ ΔΗΜ. 
ΚΟΥΦΟΥΑΛΚΗ ΕΤΑΓΓ. 
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡ. 
ΣΤΕΡΠΩΤΗ ΔΙΟΝ. 
ΕΤΘΤΜΙΟΪ ΣΩΤ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΤ ΣΤΑΤΡ. 
ΓΛΕΖΑΚΟΣ ΑΝΤ. 
ΣΑΤΡΑΖΕΜΗΣ ΓΕΩΡ. 
ΚΟΝΤΟΜΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

Προς 7 Δεκεμβρίου 1989 

Τον Πρόεδρο του 

ΟΕΚ 

Κο Γ. ΧΟΥΝΔΡΑ 

Κύριε Πρόεδρε, . 

Είναι γνωστή η συμβολή του οργανισμού σας στις κοινές μας προ¬ 
σπάθειες για την έρευνα και το τεχνικό πρόγραμμα του Ηλιακού Χω¬ 
ριού, στα πλαίσια της επιστημονικής και τεχνολογικής Ελληνογερμανι- 
κής συνεργασίας. 

Σήμερα, όντας στην πλέον κρίσιμη φάση της υλοποιήσεως του προ¬ 
γράμματος αυτου, για το οποίο έχουμε ζητήσει από τη Γερμανική Κυ¬ 
βέρνηση παράταση ενός έτους, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της μη 
πλήρους εγκατοίκισης του Ηλιακού Χωριού. 

Η επιτάχυνση της εγκατοίκισης του Ηλιακού Χωριού είναι απόλυτα 
αναγκαία, επειδή η εκτίμηση των συστημάτων, οι μετρήσεις και τα 
αποτελέσματα είναι πιο αξιόπιστα όταν τα συστήματα βρίσκονται κάτω 
από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας σε πλήρως κατωκοιμένο χωριό. 

Κάθε καθυστέρηση στη περάτωση της εγκατοίκισης, θα αντιμετωπι- 
σθεί με καχυποψία από τη Γ ερμανική πλευρά, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο 
τη ροή χρηματοδότησης από τη πλευρά τους. 

Είμαστε βέβαιοι ότι η παρακίνησή σας προς τους δικαιούχους του 
ΟΕΚ να επιταχύνουν την εγκατοίκιση των διαμερισμάτων τους, θα φέ¬ 
ρει τα αποτελέσματα τα οποία όλοι ευχόμαστε και για τα οποία όλοι ερ¬ 
γαζόμαστε. 

Υπογραφή 

Καθ. Π. Θεοχάρης/Γενικός Γραμματέας 

Προς 

ΟΕΚ 

Υπ’ όψη: Κο. Γ. ΧΟΥΝΔΡΑ 

Πρόεδρο Διοικητικό Συμβουλίου 
Αντίγραφα σε: - ΥΒΕΤ Γενικό Γραμματέα 
- ΥΒΕΤ Κο. Ε. Καραμπατέα 
θέμα: Επιτάχυνση της εγκατοίκισης του Ηλιακού Χωριού 
Κύριε Πρόεδρε, 

Στις 19.20.21 Φεβρουάριου 1990 συνέρχεται στην Αθήνα η 16η 
σύνοδος της Ελληνογερμανικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Προ¬ 
γράμματος, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις που θα 
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εξασφαλίσουν τη κανονική του συνέχεια. Το πλέον σημαντικό θέμα προς 
συζήτηση, είναι η πρόταση που έχει υποβληθεί για παράταση της Φά- 
σεως μετρήσεως και Εκτιμήσεως, μέχρι το καλοκαίρι του 1991. Ο βα¬ 
σικός όρος για τη παράταση αυτή, είναι η Γερμανική πλευρά να δεχθεί 
να συμμετέχει στη χρηματοδότηση. Η Γερμανική πλευρά θεωρεί σα βα¬ 
σικό όρο για τη συμμετοχή της τη περάτωση της εγκατοικίσεως του 
Ηλιακού Χωριού το συντομώτερο δυνατό. 

Από την ανάλυση αυτή απορρέει και η σπουδαιότητα της πλήρους 
εγκατοικίσεως του Ηλιακού Χωριού, για το όλο πρόγραμμα. Σχετική 
με το θέμα αυτό είναι και η επιστολή του καθηγητού Π. Θεοχάρη, Γεν. 
Γραμματέα του ΤΒΕΤ, προς το Πρόεδρο του ΕΟΚ, με ημερομηνία 
7.12.89. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας πάντα υπ’ όψη το φόρτο εργασίας σας, είμαι πεισμένος ότι η 
προσωπική σας συμβολή θα δώσει τα από όλους επιθυμητά αποτελέ¬ 
σματα, τα οποία είναι αποφασιστικής σημασίας για τη κανονική συνέ¬ 
χιση και περάτωση του προγράμματος Ηλιακό Χωριό. 

Με τους καλύτερους Χαιρετισμούς 
Για την Ηλιακό Χωριό ΑΕ 
Κων. Κανάρης 
Πολιτικός Μηχανικός 
Γενικός Διευθυντής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 
ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3 
Γ. Κουζέλης Αθήνα 3.11.89 

Πρόταση για την εδραίωση του Συστήματος Υπολογισμού και Χρεώ- 
σεως Κονοχρήστων Δαπανών Ενέργειας των κτοίκων (ΣΥΧΚΔΕΚ). 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1. Προτείνεται το σύστημα αυτό αρχικά να εφαρμοσθεί για ένα χρόνο 
σε πειραματική βάση. 

2. Το ΣΥΧΚΔΕΚ θα πρέπει να θεωτείται σαν ένα ενοιαίο, αυτόνομο 
«πακέτο» κανονισμών και σαν τέτοι θα πρέπει να διαμορφωθεί να συμ- 
φωνηθεί και εισαχθεί στους υπεύθυνους οργανισμούς. 

3. Ο Οργανισμός (Ηλιακό Χωριό Α.Ε.) που αναλαμβάνει την εφαρ¬ 
μογή του ΣΥΧΚΔΕΚ δεν είναι επιχείρηση: δεν προσβλέπει σε κέρδη 
ούτε βαρύνεται με όποιες απώλειες. 

4. Προτείνεται στην αρχή, προκειμένου να εξισωθεί το σύστημα και 
να δημιουργηθούν κίνητρα για τη λογική χρήση της ενέργειας, η δα¬ 
πάνη του καυσίμου και της λειτουργικής συντήρησης να κατανεμηθεί 
σύμφωνα με μενονωμένη κατανάλωση και τα έξοδα που μένουν σύμ¬ 
φωνα με το μέγεθος του διαμερίσματος (το οποίο επίσης αντιστοιχεί και 
στο μέγεθος της οικογένειας). Παρομοίως προτείνεται οι δαπάνες να 
υπολογισθούν για ολόκληρο τον οικισμό και να κατανανεμηθούν αναλο¬ 
γικά στους χρήσες, σα να ήταν όλο το Χωριό μια πολυκατοικία. 


5. Στην επεξεργασία του τρόπου χρεώσεως για τις δαπάνες καυσίμου 
και λειτουργικής συντήρησης, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ένας συ¬ 
ντελεστής για τη θέση του διαμερίσματος καθώς επίσης και ένας συντε¬ 
λεστής αποδοτικότητας για το σύστημα θερμάνσεως του διαμερίσμα¬ 
τος. 

6. Έχει προταθεί και έχει γίνει αποδεκτό, ο ΟΕΚ να παρέχει μια επι¬ 
δότηση που θα είναι αρκετό για να υπερκαλύψει τη διαφορά μεταξύ των 
συμβατικών εγκαταστάσεων και αυτών του Ηλιακού Χωριού. Προτεί- 
νεται η επιδότηση αυτή να κατανενηθεί εξ ολοκλήρου στις δαπάνες για 
διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση. Η κατανομή της ετήσιας επιδότη¬ 
σης γιατις δαπάνες αυτές θα γίνεται, σε αναλογική βάση, κάθε δύο μή¬ 
νες. 

7. Δίνεται η εγγύηση οι υπολογισμοί να είναι απόλυτα ανοικτοί, στη 
βάση των πραγματικών δαπανών, και οι λογαριασμοί που θα στέλνο¬ 
νται στους κατοίκους θα παρέχουν πλήρεις πληροφορίες και δεδομένα, 
που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να ελεγχούν τη δίκιά τους κατανά¬ 
λωση. Το ίδιο ισχύει και για τον ετήσιο διακανονισμό των λογαριασμών 
με βάση τους οποίους πιστώνονται ή χρεώνονται με τη διαφορά που 
προκύπτει στη περίοδο ενός έτους. 

8. η πραγματική (και συνεπώς χαμηλή), τιμή μονάδας ενέργειας ορί¬ 
ζεται. Αυτό αποκλείει τη δημιουργία περισσεύματος ή ελλείματος (που 
θα είχε σαν αποτέλεσμα την ανταμοιβή αυξημένης κατανάλωσης) και 
δημιουργεί κίνητρα για την επιθυμητή καταναλωτική συμπεριφορά των 
κατοίκων και παρέχει υψηλό επίπεδο ανέσεως. 


9. Σε σχέση με τα παθητικά σπίτια (περιοχή Β και 0), έχουμε κατα- 
λήξει σε μια λύση που εξαιρεί τα σπίτια αυτά από τις αναλογικές χρεώ¬ 
σεις για κατανάλωση ενέργειας. 

10. Οι διμηνιαίες χρεώσεις των κατοίκων (Κ) θα υπολογίζονται με 
βάση το παρακάτω τόπο: 

Κ = ΗΕ + ΗΟ και πιό αναλυτικά: 

Κ = (ϋΨ + ϋΗ * ορ * οβ) * Ρ + (ϋΨ + ϋΗ * ορ * οο)/ΤΓ * ΤΜ + 
Τ * (ΤΟ - 5) και με παραπέρα ανάλυση: 

[Η = (ϋΨ + ϋΗ * ορ * οβ) * ΤΡ/ΤΟ] + 

[(ϋΨ + ϋΗ * ορ * οο)/Τ0 * ΤΜ] + 

[β/34.830 τετρ. μετρ. * (ΤΟ - 5)] 
όπου: 

ΗΕ: Δαπάνη οικιακής ενέργειας (δρχ.) 

ΗΜ: Δαπάνη συντηρήσεως λειτουργίας οικίας (δρχ.) 

Ηϋ: Δαπάνη λειτουργίας οικίας (δρχ.) 

ϋν7: Διαφορά στις μετρήσεις ζεστού νερού που έχουν μετατραπεί σε 

Κ^Η 

ϋΗ: Διαφορά σε μετρήσεις οικιακής θέρμανσης σε ΚΙδΉ 
ορ: Συντελεστής θέσεως σπιτιού 

οβ: Συντελεστής αποδοτκότητας συστήματος οικιακής ενέργειας 

Ρ: Τιμή ενέργειας (δρχ/ΚΨΗ 

ΤΓ: Συνολική δαπάνη σε καύσιμο (δρχ.) 

ΤΟ: Συνολική κατανάλωση σε Κ\^Η 

ΤΜ: Συνολικά έξοδα σε ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντή¬ 
ρηση λειτουργίας 

ΤΟ: Συνολική δαπάνη για λειτουργία, διοίκηση και τακτική συντή- 
ρηση 

5: Επιδότηση ΟΕΚ (δρχ.) 

Τ: («Χιλιοστά») Λόγος της επιφάνειας της οικίας ρος τη συνολική επι¬ 
φάνεια του Ηλιακού Χωριού 34.830 τετρ. μετρ, 
β: Επιφάνεια οικίας (τετρ. μετρ.) 

ΑΝΝΕΧ ΐν/2 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

2.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

2.2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.2.1 Θέματα Ασφαλείας 

2.2.2 Σκόπιμες κατασκευαστικές βελτιώσεις 

2.2.3 Ανισοσταθμία φρεατίων ΔΕΗ στα πεζοδρόμια 

2.2.4 Επιχρίσματα ΕΟΒΑ 

2.2.5. Συμβατικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

2.3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

3. ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 
ΟπιΒΗ 

3.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑ¬ 
ΛΑΒΗΣ 

3.2 ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3.3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * Αθήνα. 24.11.1989 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Του Συγκροτήματος 435 κατοικιών και κοινωφελών έργων «Ηλιακό 
Χωριό 3» του Ο.Ε.Κ. στη Λυκόβρυση Αττικής. 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ 

Η Επιτροπή Οριστικής παραλαβής (Ε.Ο.Π.) διορίστηκε με απόφαση 
της Ε.Ε. που πάρθηκε στην 15η σύνοδο της την 5-6/4/89 στην Βόννη. 
Τα μέλη που την απαρτίζουν είναι: 

Καθηγητής Β. Σωτηρόπουλος - Πρόεδρος 
Καθηγητής Μ. Παπαδόπουλος - Μέλος 
Θεόδωρος Λαουτάρης - Μέλος 
Νικόλαος Νταβλιάκος - Μέλος 
Ευάγγελος Κυριακίδης - Μέλος 

Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων με τους δύο Αναδόχους 
αλλά και τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε. του Προγράμματος, η ορι¬ 
στική παραλαβή επιτελείται για μεν το'Εργο της Μηχανικής Α.Ε. 15 
μήνες μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, για δε το' Εργο 
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της ΙηΙβΓβΙοπι μετά την επιτυχή θέση σε λειτουργία των εγκαταστά¬ 
σεων εις το σύνολό τους. 

Με βάση τα παραπάνω η Ε.Ο.Π. άρχισε τις εργασίες της την 
10.9.89 και καθόρισε σαν πέρας αυτών την 10.11.89. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

2.1. ΠΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Επιτροπή Οριστικής παραλαβής πραγματοποιώντας σειρά συνε¬ 
δριάσεων και επισκέψεων επί τόπου του Έργου ασχολήθηκε με την εξα¬ 
κρίβωση. 

α) Ποιές από τις παρατηρήσεις των Π.Π.Π. αποκατεστάθηκαν από 
τον Ανάδοχο και 

β) Ποιά προβλήματα προέκύψαν στο χρονικό διάστημα από την ημε¬ 
ρομηνία Προσωρινής παραλαβής μέχρι 10.11.1989. 

2.2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.2.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΤΟΥ Π.Π.Π.) 

1. Κάγκελο ασφαλείας στηθαίου ράμπας ϋΑΟ. Δεν τοποθετήθηκε. 
Δεν προβλέπεται από την σύμβαση. Δόθηκε εντολή στον Ανάδοχο για 
την τοποθέτηση. 

2. Στηθείο ασφαλείας βραχιόνων κλιμακοστασίου. Δεν προβλέπεται 
από την σύμβαση. Τοποθετείται από τον Ανάδοχο με βάση ειδική προς 
τούτο εντολή. 

3. Επανέλεγχος επιχρισμάτων. Δεν παρατηρήθηκαν πτώσεις ή φου¬ 
σκώματα επιχρισμάτων οροφής και σε όσα διαμερίσματα έγινε έλεγχος 
δεν παρουσιάστηκαν ενδείξεις αποκόλλησης. 

4. Παρέμεινε ως έχει η οριζόντια τραβέρσα στα παράθυρα κοινώνων 
των παθητικών διαμερισμάτων. 

5. Ύψος κουπαστής βεραντών. Απεκατεστάθη. 

6. Αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας στα φρέατα των μηχανολογι¬ 
κών κενών. Δεν αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα. Προτείνεται να βιδω¬ 
θούν τα καπάκια με δύο βίδες το καθένα, ώστε η επίσκεψη τους να είναι 
δυνατή μόνο από τον ελέγχοντα. 

7. Κάλυψη κενού μεταξύ κατωφλιού πόρτας μηχανολογικού κενού 
και γραδελάδας. Απεκατεστάθη. 

8. Παράθυρα κλιμακοστασίων με άοπλο υαλοπίνακα. Δεν απεκατε¬ 
στάθη. Επιβάλλεται να γίνει. 

9. Συμβατικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (Π.Π.Π. 130 παρ. 

3 ). 

9.1. Κάιλλυμα καπνοδόχου. Δεν προβλέπεται από την μελέτη. Δεν 
κατεσκευάσθη. 

9.2. Προστατευτικό κιγκλίδωμα καπνοδόχου. Δεν προβλέπεται από 
την μελέτη. Δόθηκε εντολή για την κατασκευή του. 

9.3. Περσίδες αερισμού φρεάτων ανελκυστήρων, κατασκευάσθη- 


σαν. 

9.4. Πιστοποιητικά πυρασφαλείας θυρών κτιρίου Ο. Δεν προσκομί- 
σθηκαν. 

Επειδή οι ελλείψεις που αναφέρθηκαν δεν προβλέπονται στην αρχική 
μελέτη και επομένως δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώ¬ 
σεις του εργολάβου, προτάθηκε η άμεση αντιμετώπισή τους με κατάλ¬ 
ληλες ενέργειες της «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ» (σχέδια, νέες τιμές κλπ.). 
Οι ενέργειες αυτές έγιναν από την ΗΧΑΕ και οι αντίστοιχες εργασίες εί¬ 
ναι εν εξελίξει. 

.. Η παραμένουσα υποχρέωση του αναδόχου στον τομέα αυτό αφορά τα 
πιστοποιητικά πυρασφαλείας των θυρών λεβητοστασίου στο κτίριο Ο. 
Αν εντός έξι μηνών από της κοινοποιήσεως του παρόντος πρωτοκόλλου 
στον ανάδοχο δεν προσκομισθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά για τις 
υπάρχουσες πόρτες προτείνεται η αντικατάστασή τους με πόρτες βιομη¬ 
χανικά κατασκευασμένες που να έχουν τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Συμπληρωματικά υπενθυμίζουμε τις παρατηρήσεις που αναφέρονται 
στα επί μέρους Π.Π.Π. και σχετίζονται με θέματα ασφαλείας όπως. 

1. Το κλείδωμα των θυρών εξόδου από τα κλιμακοστάσια στα δώ¬ 
ματα και την ανάγκη τοποθέτησης σχετικής απαγορευτικής πινακίδας. 
Εγινε. 


2. Την ανάγκη τοποθέτησης κιγκλιδώματος ασφαλείας μεταύ ορο¬ 
φής βιβλιοθήκης και παρακείμενης ρϊΐοΐίδ. Δεν έγινε. 


3. Την λήψη μέτρου αντιολισθητικής προστασίας στις ακμές των 
βαθμιδών του κλιμακοστασίου που οδηγεί από το κτίριο Ο στα κατα¬ 
στήματα. Δεν έγινε. 


Από την Ε.Ο.Π. δεν παρελήφθη η κατασκευή των περιμετρικών δρό¬ 
μων του Οικισμού και των συνδέσεων τους με το δίκτυο εσωτερικής 
οδοποιίας, γιατί βασει απόφασης του Δ.Σ. του ΗΧΑΕ, ανεστάλη η εκτέ¬ 
λεση των παραπάνω εργασιών για λόγους ασφαλείας του Οικισμού μέ¬ 
χρι την πλήρη εγκατοίκηση του. 


2.2.2 ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

Προτείνεται η κατασκευή: 

Κιγκλιδώματων ασφαλείας στα παράθυρα ισογείων κουζινών στα 
παθητικά διαμερίσματα. 

Καλύμματος λαμαρίνας στις απροστάτευτες τέντες των ισογείων πο¬ 
λυκατοικίας ϋΒΒ. 

Καλύπτρας στο κάτω μέρος των νότιων εξωθυρών στα ισόγεια 1)ΒΒ 
και στα θερμοκήπια ΙΙΒΑ, 1)Β0 και ΙΙΒϋ για την προστασία από τα όμ¬ 
βρια ύδατα. 

Μηχανισμών σταθεροποιήσεως των ανοιγομένων εξωθυρών θερμο¬ 
κηπίων. 

Επίσης προτείνεται η λήψη μέτρων για την αποφυγή διϋγράνσεων 
των ισογείων διαμερισμάτων, από την στενή γειτνίαση των βρυσών πο¬ 
τίσματος των κήπων. 

Όλα τα παραπάινω πάντως δεν προβλέπονται από τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του εργολάβου. 

2.2.3. ΑΝΙΣΤΑΘΜΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΗ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

Μα κληθεί η ΔΕΗ να αποκαταστήσει την ισοσταθμία φρεατίων και 
πεζοδρομίων ιδίως στην περιοχή του κτιρίου ϋΑΕ. 

2.2.4 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΟΒΑ 

Σχετικά με αισθητικές ή άλλες ατέλειες των επιχεισμάτων ΕΟΒΑ. 
όπως διαφορά αποχρώσεων, χημικές αλλοιώσεις στα σημεία επαφής με 
μεταλλικές επιφάνειες, αρχικές ρηγματώσεις που μεταγενέστερα επι¬ 
σκευάστηκαν αφήνοντας συχνά εμφανή σημεία, η Επιτροπή έχει τήν 
γνώμη ότι δεν ευθύνεται ο ανάδοχος γιατί πρόκειται για μία νέα τεχνο¬ 
λογία που πρώτη φορά εφαρμόζεται στον ελληνικό χώρο. Για κατα¬ 
σκευαστικές όμως ατέλειες που ευθύνεται ο Ανάδοχος γίνονται οι σχετι¬ 
κές περικοπές που αναφέρονται στον Πίνακα 1. 

2.2.5 Εμφάνιση διύγρανσης τοίχων και οροφών. 

Παρά τις επεμβάσεις του Αναδόχου για την άρση των διυγράνσεών 
που είχαν παρουσιασθεί σε ορισμένα διαμερίσματα και είχαν καταγραφεί 
στο πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής, εξακολουθεί να υφίσταται 
πρόβλημα σε μερικά διαμερίσματα, κυρίως μαιζονέττες. Χαρακτηριστι- 
κώς αναφέρονται οι περιπτώσεις των διαμερισμάτων: ΕΙΕΑ 01 12, 
ΙΙΓΑ02 12, ΌΑΓ 01 11, ϋΑΕ 02 11. υΑΕ 02. υΑΗ 02 κλιμακοστά¬ 
σιο προς δώμα. IIΑΗ 03 από είσοδο προς λεβητοστάσιο ΙΙΒΒ 02 11. 
ϋΒΟ Α5. Α7 Α10. ύϋΟ Α8. ΕΙΕΟ στην είσοδο προς το λεβητοστάσιο. 
ΕΙΕΒ Α5, υΑΕ Α2. καθώς και τα δύο σημεία διύγρανσης της ξύλινης 
επένδυσης οροφής στην Καφετέρεια και στον υμιυπαίθριο χώρο στην 
αρχή της σκάλας ,προς την υπηρεσιακή αυλή. 

Επειδή το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό προτείνεται η άμεση απο¬ 
κατάσταση του από τον Ανάδοχο εντός τετραμήνου από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σ’ αυτόν του πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής. 

Σε περίπτωση μη αποκατάστασής τους προτείνεται η επί πλέον των 
εις τον Πίνακα 1 αναφερομένων περικοπών, πρόσθετη περικοπή ύψους 
3.000.000 δρχ. 

2.2.6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΑΣΕΙΣ (Σχετ. πρωτ. 130) 

Οι συμβατικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις δηλ. ηλεκτρο- 
λογικά (ισχυρά και ασθενή ρεύματα), υδραυλικά (ύδρευση, αποχέ¬ 
τευση), ανελκυστήρες, θέρμανση, οδοφωτισμός, αλεξικέραυνα, κεντρι¬ 
κές κεραίες τηλεόρασης, δίκτυα όμβριων, λειτουργούν καλά. Μικρές 
βλάβες, ελλείψεις ή κακοτεχνίες που παρατηρήθηκαν μετά την εγκατά¬ 
σταση των κατοίκων του οικισμού αποκατεστάθηκαν από τον Εργο¬ 
λάβο. 

Αναφέρονται μόνο τα παρακάτω θέματα, στα οποία υπάρχουν εκκρε¬ 
μότητες που αφορούν όμως Δημόσιους οργανισμούς! 

1) Το κεντρικό δίκτυο απορροής όμβριων είναι ακόμη τυφλό και δεν 
έχει συνδεθεί από την ΕΥΔΑΠ με τον τελικό αποδέκτη. Αυτό εγκυμονεί 
τον κίνδυνο να «βουλώσει» το δίκτυο από τις φερτές ύλες με προφανείς 
δυσμενείς συνέπειες. Η Επιτροπή οριστικής Παραλαβής προτείνει την 
επίσπευση των διαδικασιών για την τακτοποίηση του θέματος. 

2) Το τηλεφωνικό δίκτυο (υπόγειο και μέχρι τους μερικούς κατανε¬ 
μητές των κτιρίων) έχει αποπερατωθεί και παραληφθεί από τον Ο.Τ.Ε. 
Η Επιτροπή οριστικής παραλαβής έχει την γνώμη ότι ο Εργολάβος 
πρέπει να μεριμνήσει για ένα πρωτόκολλο παραλαβής του δικτύου από 
τον Ο.Τ.Ε. 

3) Από τους 37 ανελκυστήρες οι 30 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Οι 
υπόλοιποι 7 δεν έχουν ακόνη τεθεί σε λειτουργία γεγονός που οφείλεται 
στη μη ενεργοποίηση ενοίκων των αντιστοίχων κτιρίων. Παρακαλείται 
ο εργολάβος να μεριμνήσει για την παραλαβή των υπολοίπων ανελκυ¬ 
στήρων από ισάριθμούς ενοίκους, ώστε η ευθύνη λειτουργίας και συντή¬ 
ρησής τους να μετατοπιστεί στον κατά νόμο υπεύθυνο συντήρηση των 
ανελκυστήρων. 
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2.3 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3691/3.7.89 υποβληθέν αίτημα αναφε- 
ρόμενο σε τόκους υπερημερίας για την χρονική περίοδο 1.9.89 - 
20.4.89 που κατά τους υπολογισμούς του αναδόχου ανέρχονται σε 
16.929.159 δρχ. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, λόγω της ιδιαι- 
τερότητος του θέματος (τόκοι κ.λπ.), διεβίβασε το αίτημα στο Δ.Σ. της 
ΗΧΑΕ. 

2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ο Ανάδοχος από την ημ/νία της Π.Π. μέχρι σήμερα έχει αποκατα- 
στήσει το πλείστον των παρατηρήσεων που αναγράφονται στα επί μέ¬ 
ρους Π.Π.Π. 

Επί πλέον έχει αποκαταστήσει σειρά πρόσθετων παρατηρήσεων που 
ανεφάνησαν το τελευταίο τρίμηνο μετά την έναρξη της εγκατοίκησης 
του οικισμού. Από το σύνολο των εναπομεινασών παρατηρήσεων, οι μεν 
αναφερόμενες σε θέματα ασφαλείας έχουν αντιμετωπιαθεί ή αντιμετω¬ 
πίζονται τώρα από τον Ανάδοχο κατόπιν ειδικών εντολών της ΗΧΑΕ 
εφόσον οι αντίστοιχες εργασίες δεν εμπίπτουν στις συμβατικές υποχρεώ¬ 
σεις του, οι δε υπόλοιπες που αναφέρονται κυρίως σε κακοτεχνίες ακμών 
επιχρισμάτων και διάφορες άλλες μικροελλείψεις και ελαττώματα κα¬ 
τασκευής κοστολογούνται από την Ε.Ο.Π. όπως φαίνεται στον Πίνακα 

Ο Πίνακας 1 δίνει αναλυτικά ανά κτίριο την κατά την άποψη της 
Ε.Ο.Π. απομείωση της ποιότητας των κατασκευών λόγω της ύπαρξης 
αυτών των παρατηρήσεων, το σύνολο της οποίας ανέρχεται στο ποσό 
των δρχ. 7.220.000. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα προβλήματα υγρασίας που παρουσιά- 
σθηκαν σε ορισμένα διαμερίσματα (παραγρ. 2.2.5) και η αποκατάσταση 
των οποίων επείγει. 

3. ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ 
ΟιηΒΗ. 

3.1 Παρατηρήσεις του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 

Η Επιτροπή διέτρεξε διεξοδικά όλες τις παρατηρήσεις που διατυπώ¬ 
θηκαν στα επί μέρους Πρωτόκολλα του Π.Π.Π. και διεπίστωσε ότι το 
μέγιστο τμήμα αυτών έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο. 

Οι διαπιστώσεις αυτές αποτυπώθηκαν στον Πίνακα 2. 

3.2 Νεώτερες Παρατηρήσεις. 

Στο διάστημα μεταξύ Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής δη- 
μιουργήθηκαν νεώτερες παρατηρήσεις στα ενεργειακά συστήματα της 
ΙηΙβΓβΙοπι, που προκλήθηκαν από δυσλειτουργίες και βλάβες σε ορι¬ 
σμένα συστήματα ή τμήματα αυτών. 

Μερικές από τις παρατηρήσεις αυτές αποκαταστάθηκαν εν τω με¬ 
ταξύ άλλες παραμένουν εκκρεμείς μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του 
Πρωτοκόλλου αυτού. 

Η κυριώτερη εκκρεμής παρατήρηση αναφέρεται στην πετρελαιομη¬ 
χανή κίνησης της κεντρικής αντλίας θερμότητας του Ενεργειακού Κέ¬ 
ντρου. 

Η εν λόγω μηχανή χρειάστηκε εκτενή επισκευή μετά από λειτουργία 
μόλις 1.000 ωρών, διάστημα που δεν δικαιολογεί τέτοιας έκτασης 
επέμβαση. 

Επιπροσθέτους και παρά την επισκευή αυτή, που οφειλόταν κατά τις 
υπάρχουσες ενδείξεις σε αυξημένη δημιουργία αιθάλης, παρατηρείται 
και σήμερα αυξημένο ποσό εκπομπών καπνού (μεγαλύτερο από την κλί¬ 
μακα 3 κατά Β&οΗβτβοΗ). 

3.3 Ποιοτική Παραλαβή 

Αντικείμενο της ποιοτικής αυτής παραλαβής είναι η διαπίστωση από 
την Ε.Ο.Π. των συνθηκών λειτουργίας των διαφορών ενεργητικών 
ενεργειακών συστημάτων. 

Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στην δεδομένη μελέτη και δεν αποτε¬ 
λούν κριτική των δεδομένων και επιλογών της μελέτης. 

Η Ε.Ο.Π. δέχεται ότι ο Ανάδοχος όφειλε να κατασκευάσει τα συστή¬ 
ματα όπως αυτά μελετήθηκαν. 

Η Ε.Ο.Π. έλαβε υπόψης της: 

- τις επί τόπου παρατηρήσεις της 

- τα αποτελέσματα των δοκιμών λειτουργίας 

- τις περιοδικές αναφορές της Ομάδας Λειτουργίας και Συντήρησης 
των συστημάτων 

- τις περιοδικές αναφορές και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των Ομάδων Αξιολόγησης. 

Οι διαπιστώσεις της Ε.Ο.Π. όσον αφορά την ποιοτική παραλαβή συ¬ 
νοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Όλα τα συστήματα λειτουργίας σε ικανοποιητικό βαθμό και πα¬ 


ρουσιάζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Ορισμένα προβλήματα έχουν όμως παρουσιασθεί στα συστήματα 
ελέγχου λειτουργίας που δεν λειτουργούν όπως ακριβώς έχουν μελετη¬ 
θεί, ειδικώτερα όταν πρόκειται για συνεργασία συμβατικού στοιχείου 
της εγκατάστασης (π.χ. λέβητας, αντλία κ.λπ.) με μη συμβατικό στοι¬ 
χείο (π.χ. αντλία θερμότητας, ηλιακό συλλέκτη κ.λπ.). 

Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί, για το αρχικό τουλάχιστο 
διάστημα, με το ότι τα κατασκευασθέντα συστήματα είναι πρωτοεφαρ- 
μοζόμενα σε τέτοιας κλίμακα εγκαταστάσεις. 

Μέσα στα χρονικά πλαίσια των εγγυήσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να 
ελέγχει περαιτέρω την λειτουργία των συστημάτων και να επιφέρει τις 
αλλαγές εκείνες στα συστήματα ελέγχου που θα καταστήσουν την λει¬ 
τουργία τους βέλτιστη. 

2. Στα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων 11ΑΙ, 11ΑΚ, 11ΑΕ διαπι¬ 
στώθηκαν χαμηλότερες θερμοκρασίες χώρου απ’ αυτές που προβλέπει 
η μελέτη. 

Η διαπίστωση αυτή έγινε από μετρήσεις σε κενά διαμερίσματα. 

Η Ε.Ο.Π. προτείνει την δημιουργία μιας επιτροπής ειδικών να απο- 
φανθεί για τα αίτια αυτής της διαφοράς. 

3. Σε μερικά συστήματα παρουσιάστηκαν βλάβες σε ορισμένα στοι¬ 
χεία της εγκατάστασης μετά από σχετικά μικρό διάστημα λειτουργίας. 

Οι βλάβες αποκαταστάθηκαν αλλά είναι πολύ πιθανό να παρουσια- 
σθούν άλλες σε όμοια συστήματα στο μέλλον. 

4. Η πετρελαιομηχανή της Μ.Α.Ν. που κινεί την αντλία θερμότητας 
της περιοχής Α υπέστη εκτεταμένη επισκευή μετά από μόλις 1.000 
ώρες λειτουργίας. 

Το γεγονός αυτό είναι ασυνήθιστο για πετρελαιομηχανή που λειτουρ¬ 
γεί κάτω από αυστηρά προκαθορισμένες συνθήκες λειτουργίας. 

Η Οριστική Παραλαβή αναστέλλεται όσον αφορά την αντλία θερμό¬ 
τητας της περιοχής Α μέχρις ότου η Ε.Ο.Π. συλλέξει όλες τις πληροφο¬ 
ρίες από τον κατασκευαστή της μηχανής και την ΙηίβΓαΙοηι επί του θέ¬ 
ματος. 

5. Μετά την Προσωρινή Παραλαβή η ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ παρέδωσε στην 
ΑΕ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ σειρά από Πρωτόκολλα λειτουργίας τα οποία στο 
σύνολό τους έχουν θέσιν Πρωτοκόλλου Περαιώσεως. 

Το Σύστημα Συλλογής Πληροφοριών (ϋΑδ) .παρουσίασε σε όλο το 
διάστημα μεταξύ Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής συχνές βλά¬ 
βες που αποκαταστάθηκαν από την ΙΑ. 

Οι μηνιαίες αναφορές των Ομάδων Αξιολόγησης δίνουν ενδιαφέρο¬ 
ντα στοιχεία αναφερόμενα στην λειτουργία του ϋΑ3. Από τις αναφορές 
αυτές προκύπτουν φόβοι για την μελλοντική εύρυθμη και αξιόπιστη λει¬ 
τουργία του συστήματος. 

_ Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλο πεδίο για βελτιώσεις του εν 
λόγω συστήματος ώστε να καταστεί η φάση Μ + Α πιό Αξιόπιστη. 

_ Το σύστημα ϋΑδ παραλαμβάνεται με όλες τις επιφυλάξεις που ανα- 
φέρόνται στην παράγραφο 5. 

3.4 Συμπέρασμα. 

1. Η Οριστική Παραλαβή αναστέλλεται ως προς την Αντλία θερμό¬ 
τητας της περιοχής Α. 

2. Τα συμβατικά στοιχεία των συστημάτων θέρμανσης χώρων και 
νερού χρήσης λειτουργούν καλώς και εξασφαλίζουν την κάλυψη των 
αναγκών των κατοίκων, πλήν των περιπτώσεων θέρμανσης χώρων των 
διαμερισμάτων των κτιρίων ΙΙΑ1, 11ΑΚ, 11ΑΕ. 

3. Τα μη συμβατικά στοιχεία των ενεργειακών συστημάτων παρου¬ 
σίασαν εν γένει ορισμένα προβλήματα «αρχικής λειτουργίας» και ειδι- 
κώτερα όσον αφορά την συνεργασία τους με τα συμβατικά στοιχεία. 

Τούτο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τον πειραματικό χαρα¬ 
κτήρα του Έργου. 


Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1989 
Ο Πρόεδρος 

Καθηγ. Β. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Τα Μέλη 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΒΛΙΑΚΟΣ 

Καθηγ. Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Οι Ανάδοχοι 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ ΟγπΒΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ! 

Ενδεικτική Κοστολόγηση 
παραμενουσών κακοτεχνιών 


Κτίριο Αρ. Π.Π.Π. Γενικές παρατ.- 

-Ειδικές παράτ. 

Ποσό 

ϋΑΒ 

(101) 

παρ. 2 


100.000 

υΑϋ 

(102) 
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παρ. 12 
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20.000 
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υΑΟ 

(104) 

3 

8 

-ρ 

Ν3 

παρ. 16 
παρ. 17 
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15.000 
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15.000 
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15.000 
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20.000 

Η 




παρ. 24 

15.000 

11 

ϋΑΗ 

(107) 

παρ. 2 


150.000 





παρ. 7Ν 
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σες ρωγμές) 

20.000 

υΕΑ 




παρ. 8/β 

30.000 





παρ. 22 

15.000 


ϋΑΚ 

(108) 
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ϋΑ) 
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(110) 
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υΕΒ 
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20.000 
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υΑΕ 
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παρ. 1/Ν 
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παρ. 2/2 
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25.000 
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- 
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παρ. 30/1 

15.000 





παρ. 32 

30.000 





παρ. 33/1 

15.000 
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5.000 

υΒϋ 

υϋΒ 
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(125) 
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28 
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36 
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5 

παρ. 

7 
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18 

παρ. 

25 
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34 

παρ. 

35 
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43 


Ν 


εμφανισθείσες ρωγμές, 
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παρ. 6 

παρ. 9 
παρ. 10 
παρ. 12 
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παρ. 18 
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παρ. 24/2 
παρ. 8 
παρ. 11 
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παρ. 22 
(υπόγειο & 
κουζίνα) 

παρ. 2 
παρ. 14 
παρ. 17/1 


παρ, 1/2 
παρ, 6/3 
παρ. 8/1 
παρ. 8/2 
παρ. 9/1 
παρ. 9/6 
παρ. 10/2 
παρ. 11/2 
παρ. 13/2 
παρ. 13/9 
παρ. 14/1 
παρ. 14/3 
παρ. Ν 
Διαμ/τα' Ν 
για έλλειψη 
βενετικού 
στορ 


παρ. 25 
παρ. 17 
παρ. 20 
παρ. 25 
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70.000 

10.000 

30.000 

10.000 

70.000 

20.000 

25.000 

15.000 

20.000 

20.000 


10.000 

20.000 

20.000 

10.000 

10.000 

10.000 

20.000 

35.000 

20.000 

30.000 

30.000 

15.000 

25.000 

50.000 

35.000 

40.000 


. 40.000 
40.000 
150.000 
10.000 
30.000 
; 20.000 
20.000 
,15.000 
, 20.000 
30.000 
15.000 
20.000 
250.000 
15.000 
40.000 


50.000 

150.000 

700.000 

15.000 

70.000 

5.000 

5.000 

70.000 

40.000 

70.000 

70.000 

20.000 

15.000 

70.000 

70.000 

5.000 


30.000 

40.000 

100.000 

120.000 

70.000 
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παρ. 26 

ϋΕϋ (127) παρ. 2 

παρ.1 

128 (Περιβάλ- 
λων χώρος) 

130 

Αποτίμηση κακοτεχνιών στην εφαρμογή του υλι¬ 
κού ΕΟΒΑ σε επιπεδότητες επιφανειών και ευθυ¬ 
γραμμίσεις ακμών, στα διάφορα επιμέρους κτίρια 

ΣΥΝΟΛΟ 


ΤΑΒΕΕ 2 Κείετεποεε: 

Κεί 1: ΙΑ Ιΐτ 8βΐε<1 22.3.89 
Κεί 2: 1023/89/17.7.89 Ηεροπ οί ΙΑ 
Κεί 3: 1017/20.3.89 Ηεροπ οί ΙΑ 
Ηεί 4: 1019/28.3.89 Ηεροπ οί ΙΑ 
Κεί 5: ΙΑ Ιιγ 4.8.89 


Ρ.Α.Ρ. 

Νο ΒΕΏΟ 

ΡΟΙΝΤ Νο ΗΕΜΑΚΚ 

201 

ΙίΑΑ 

1 

δοΐνεεί 



2 

δοΐνεά. 5εε Γβί. 2 



3 

» » » 3 



4 

» » » 1 


- 

5 

ϋΑδ Γυ-ΙεεΙ ρΓοΙ-Γεεείνεά 

202 

ΙΙΑΒ 

Αδ ρεΓ 

201 

203 

υΑΟ 

1 

δοΐνεοΐ. Κεί. 1 



2 

Ιπευίεΐίοπ πιεάε εςυίναΐεηΐ Ιο ονεΓεΙΙ 
ίηευίβΐίοη 



3 

ΝοΙ ερρϋεεΜε 



4 

ϋβε Γα-Ιεεί ρΓΟί-τεεείνει! 

204 

ϋΑΟ 

1 

δοΐνεά. Κεί 1 



2 

» » 4 



3 

* » 3 



4 

» » 1 



5 

ϋΑ5 Γυ-ΙεεΙ ρτοΐ-ΓεεείνειΙ 

205 

ϋΑΕ 

Αβ-ρετ 

203 

206 

ϋΑΓ 

Αε ρεΓ 203 

207 

ϋΑΟ 

Α$ ρεΓ 

203 

208 

ιιαη 

Αε ρετ 

203 

209 

ϋΑΙ 

Αε ρβΓ 

203 

210 

ΙΙΑΚ 

Αε ρεΓ 203 

211 

ϋΑΕ 

Αε ρεΓ 

203 

212 

υΕΑ 

1 

δοΐνειί. δεε τεί. 1. ΡγοΙοοοΙ οη ηοίεε 
1005/4.10.88 



2 

δοΐνειί. δεε τεί. 1. 



3 

* » » 



4 

» » » 1 



5 

» ΚεεείνεεΙ 



6 

» Εχεειιίεά 

213 

υΕΒ 

1 

δοΙνειί 



2 

» ϋοευιηεηΐ ηοΐ Γεεείνεϋ 



3 

» Κεί 1 



4 




5 

ΟΑ5 Γιι-ΙεεΙ ρΓΟΙ-ΓεεείνειΙ 



6 

δοΐνειί. Κεί 1 

214 

υεο/π 

1 

δοΐνεά. Τεε1β(] 



2 

δοΐνεά. Κεεεινειΐ 

215 

ϋΓΑ 

1 

δοΐνειί. Κεί 1 



2 

» » 1 



3 

» Μίεείη§ ίοΓ ΙΙΕΑ-72 



4 

ϋΑ5 Γυ-ΙεεΙ ρΓοί-ΓεεείνειΙ 

216 

υοΑ 

1 

2 

ΝοΙ ροεείδΐε ννίώοιιΐ γπ3)ογ εΐνίΐ ινοΛε 
δοΐνεά 


217 

υΕΒ 

1 

2 

3 

4 

ΝοΙ ροεείΜε ννΐΐΐιουί ΓΟ&ίοΓ είνίΐ ινοΓίιε 
δοΐνεά 

» 

218 

Κεροη 




Α/δΗ 

1 

δοΐνβε) 



2 

δεε τεί. 5 



3 

» τεί. 5 

219 

υϋΑ 

1 

δοΐνειΐ 



2 




3 




4 

» 



5 

» Μίδδίηβ ίοΓ ΙΙϋΑ-61 



6 

» 



7 

» 

220 

ϋϋΒ 

1 

δοΐνειΐ 



2 

» 



3 




4 




5 




6 

» 



7 

» 

221 

ιιβα 

1 

δοΐνειΐ 



2 

» 



3 

» 

222 

ϋΒΒ 

1 

δοΙνεώ Μίε$ΐη§ ίοΓ ϋΒΒ-32 



2 

» 



1 

» 

223 

ϋΒΟ 

1 

δοΐνεά 



2 

» 



3 


224 

υΒϋ 

1 

δοΐνεά 



2 




3 

» 

225 

ϋϋΟ 

1 

δοΐνεά 



2 

» 



3 

ϋΑδ Γυ-ΙεεΙ τεοείνειΐ 



4 

δοΐνεεί 

226 


1 

δο1νε<3 



2 

» 



3 

» 



4 




5 

» 



6 

» 



7 · 

» 



8 

» 



9 

» 



10 

» 



11 

» 



12 

» 



13 

» 



14 

» 

Νε« Κειτΐ3τΙ< 

ΕχΙεηεΐνε ΚεραίΓ οί ϋΐεεεί ΜοΙογ οί Ηεεί Ριιπιρ 



ΑΝΝΕΧ V 

. ΙΝΤΕΚΑΤΟΜ ΟΕΑΙΜ5 

2. ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΜΑΝΑΟΕΚ 

480 

2. ΒΟΟδΤΕΚ ΟΟΕΕΕΟΤΟΚ 

20 

3. αικ ϋυοτ 

24 

ΝΟΙ5Ε ΕΕνΕΕ 

32 

ΤΟΤΑΕ 

556 

(556 X 64,5%=359,5 

Β. ΑΜΕΕΙΟΚΑΤΙΟΝ8 

ΕΝΕΚΟΥ 0ΕΝΤΕΚ 

87 

ϋΗΨ 5ΤΟΚΑΟΕ 

3 

ϋΑ8 ΡΟΨΕΚ δυΡΡΕΥ 

(ΙηΙβΓ3ΐ0Γη) 

ΟΟΚΝΙΝΟ ΟΟΕΕΕΟΤΟΚδ 

300 (4 ΒϋΠ8.) 

ΡΚΕδδυΚΕ ΡΕΑΚ5 υΕΑ 

3 


50.000 

50.000 

10.000 


900.000 

7.220.000 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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ΙΝ81ΙΕΑΤΙΟΝ8 

40 

3ΡΑ0Ε ΡΑΚΤδ 

45 

8ΑΓΕΤΥ νΑΐνΕδ 

15 

ΤΟΤΑΕ 

493 

ΟΚΕΕΚ 8ΙϋΕ 

ΜΙΟΗΑΝΙΚΙ αρίο 31.12.89 

125 

ΟΕΟΚΟΙΟϋ - ΒΑΚΑΕ. υρίο 31.12.89 

42 

ΜΙΟΗΑΝΙΚΙ ΕΧΤ. (1.1.90 - 30.4.90) 

140 


ΟΕΟΚΟ. - ΒΑΚΑΕ. ΕΧΤ. (1.1.90 - 31.3.90) 53 

ΤΟΤΑΕ 360 

Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 

ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΕΘΙΜΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Ταχ. Κώδικας: 

104 32 

ΤΕΙΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤ 6Β 


Οι Υπηρεσίες του ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
λειτουργούν καθημερινά από 8.00’ έως 13.30’ 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


• Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 
•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

• Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

• Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 60. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 100, από 17 έως 24 δρχ. 120 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 40 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αηοστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για το Τεύχος Α' 

Δρχ. 

13.000 

Ρ) 

» » 

» 

Β’ 

» 

23.000 

Υ 

» » 

» 

Γ 

» 

7.000 

δ) 

» » 

» 

Δ’ 

» 

22.000 

ε) 

» » 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

15.000 

στ) 

» » 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

7.000 

ζ> 

» » 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

4.000 

η) 

» » 

» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

» 

7.000 

θ) 

» » 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

2.000 

ι) 

» » 

» 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

50.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη 

» 

100.000 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

Δρχ. 650 

» 1.150 

» 350 

» 1.100 

» 750 

» 350 

» 200 

» 350 

» 100 

» 2.500 

» 5.000 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











